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ECONOMIA Y FINANZAS 


Decreto Supremo que modifica el 
Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado por el 
Decreto Supremo N° 350-2015-EF 

DECRETO SUPREMO 
N° 056-201 7-EF 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante la Ley N° 30506, el Congreso de la 
Republica ha delegado en el Poder Ejecutivo la facultad 
de legislar en materia de reactivacion economica y 
formalizacion, seguridad ciudadana, lucha contra la 
corruption, agua y saneamiento y reorganization de 
Petroperu S.A por el plazo de noventa (90) dlas calendario; 

Que, mediante el Decreto Legislativo N° 1341 se 
modified la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del 
Estado, en el marco de la delegacion de facultades para 
legislar otorgada por el Congreso de la Republica al Poder 
Ejecutivo mediante Ley N° 30506; 

Que, la Primera Disposition Complementaria Final 
del Decreto Legislativo N° 1341 dispone que, mediante 
Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Economi'a 
y Finanzas se modificara el reglamento de la Ley N° 
30225, Ley de Contrataciones del Estado en un plazo 
no mayor de sesenta (60) dias contados a partir de la 
publicacion del Decreto Legislativo N° 1341; 

De conformidad con lo establecido en el inciso 8) del 
artfculo 118 de la Constitucion Politica del Peru, la Ley 
N° 29158, Ley Organica del Poder Ejecutivo y el Decreto 
Legislativo N° 1341; 


DECRETA: 

Articulo 1.- Modification de los articulos 1, 3, 4, 5, 
6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 28, 
29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 

48, 51, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 62, 64, 65, 67, 71, 72, 73, 

74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 91, 

92, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 106, 

107, 108, 111, 114, 115, 116, 117, 120, 122, 124, 126, 128, 
135, 138, 139, 142, 143, 145, 149, 151, 152, 153, 154, 

159, 160, 163, 164, 166, 170, 171, 175, 176, 182, 183, 

184, 185, 186, 187, 189, 190, 191, 192, 193, 195, 196, 

197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 207, 212, 

213, 215, 216, 218, 219, 220, 222, 223, 224, 225, 226, 

227, 228, 229, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 240, 242, 

243, 244, 245, 246, 248, 249; Octava, Novena, Decima 
Cuarta, Decima Sexta y Decima Septima Disposiciones 
Complementarias Finales; Primera y Decima Tercera 
Disposiciones Complementarias Transitorias; y, la 
definition de Metrado y Requerimiento del Anexo 
Unico de Definiciones del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto 
Supremo N° 350-2015-EF. 

Modificase los articulos 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 

33, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 51, 53, 54, 

55, 57, 58, 59, 62, 64, 65, 67, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 

78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 94, 95, 96, 

97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 111, 
114, 115, 116, 117, 120, 122, 124, 126, 128, 135, 138, 139, 
142, 143, 145, 149, 151, 152, 153, 154, 159, 160, 163, 

164, 166, 170, 171, 175, 176, 182, 183, 184, 185, 186, 

187, 189, 190, 191, 192, 193, 195, 196, 197, 198, 199, 

200, 201, 202, 203, 204, 205, 207, 212, 213, 215, 216, 

218, 219, 220, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 

233, 234, 235, 236, 237, 238, 240, 242, 243, 244, 245, 

246, 248, 249; Octava, Novena, Decima Cuarta, Decima 
Sexta y Decima Septima Disposiciones Complementarias 
Finales; Primera y Decima Tercera Disposiciones 
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Complementarias Transitorias; y, la definition de Metrado 
y Requerimiento del Anexo Unico de Definiciones del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF, en los 
siguientes terminos: 

“Articulo 1.- Referencias 

Cuando en el presente Reglamento se mencione la 
palabra Ley, se entiende que se esta haciendo referenda 
a la Ley N° 30225 - Ley de Contratadones del Estado, 
«OSCE» al Organismo Supervisor de las Contrataciones 
del Estado, «la Entidad» a las Entidades senaladas 
en el articulo 3 de la Ley, «el Tribunal)) al Tribunal de 
Contrataciones del Estado, «PERU COMPRAS» a la 
Central de Compras Publicas, «SEACE» al Sistema 
Electronico de Contrataciones del Estado, «RNP» al 
Registro Nacional de Proveedores y «UIT» a las Unidades 
Impositivas Tributarias. Asimismo, la mention a oferta se 
entiende que alude a propuesta y cuando se mencione un 
articulo sin hacer referenda a norma alguna, esta referido 
al presente Reglamento.” 

"Articulo 3.- De las otras organizaciones 

Pueden realizar contrataciones en el marco de la Ley 
y el Reglamento, las organizaciones creadas conforme 
al ordenamiento juridico nacional, asi como los organos 
desconcentrados de las Entidades siempre que cuenten 
con capacidad para gestionar sus contrataciones, 
conforme a sus normas autoritativas. 

Articulo 4.- Organizacion de la Entidad para las 
contrataciones 

4.1. Cada Entidad identifica en su Reglamento 
de Organizacion y Funciones u otros documentos de 
organizacion y/o gestion al organo encargado de las 
contrataciones, de acuerdo con lo que establece el 
presente Reglamento. 

4.2. El organo encargado de las contrataciones tiene 
como funcion la gestion administrativa del contrato, que 
involucra el tramite de perfeccionamiento, la aplicacion 
de las penalidades, el procedimiento de pago, en lo 
que corresponda, entre otras actividades de indole 
administrative. La supervision de la ejecucion del contrato 
compete al area usuaria o al organo al que se le haya 
asignado tal funcion. 

4.3. Los servidores del organo encargado de las 
contrataciones de la Entidad que, en razon de sus 
funciones intervienen directamente en alguna de las fases 
de la contratacion, deben ser profesionales y/o tecnicos 
certificados. 

4.4. El OSCE establece las estrategias, los 
procedimientos y requisitos para la certification, 
incluyendo niveles y perfiles, entre otros. 

4.5. Las Entidades deben implementar, de manera 
gradual, medidas dirigidas a delimitar las funciones y las 
competencias de los distintos servidores que participan 
en las diferentes fases de los procesos de contratacion, 
a fin de promover que, en lo posible, las mismas sean 
conducidas porfuncionarios o equipos de trabajo distintos. 

Articulo 5.- Formulacion del Plan Anual de 
Contrataciones 

5.1 . En el primer semestre de cada ano fiscal, durante 
la fase de programacion y formulacion presupuestaria, 
las areas usuarias de las Entidades deben programar, 
en el Cuadro de Necesidades, sus requerimientos de 
bienes, servicios en general, consultorias y obras cuya 
contratacion se convocara en el ano fiscal siguiente, 
para cumplir los objetivos y resultados que se buscan 
alcanzar, sobre la base del proyecto de Plan Operativo 
Institucional respectivo, adjuntando, para tal efecto, las 
especificaciones tecnicas de bienes y los terminos de 
referenda de servicios en general y consultorias y, en el 
caso de obras, la descripcion general de los proyectos a 
ejecutarse, los mismos que deben ser remitidos por las 
areas usuarias. 

5.2. Para elaborar el Cuadro Consolidado de 
Necesidades, el organo encargado de las contrataciones, 
en coordinacion con el area usuaria, consolida y valoriza 


las contrataciones de bienes, servicios en general, 
consultorias y obras. 

5.3. Antes de la aprobacion del proyecto de presupuesto 
de la Entidad, las areas usuarias deben efectuar los 
ajustes necesarios a sus requerimientos programados 
en el Cuadro Consolidado de Necesidades en armonia 
con las prioridades institucionales, actividades y metas 
presupuestarias previstas, remitiendo sus requerimientos 
priorizados al organo encargado de las contrataciones, 
con base a lo cual se elabora el proyecto del Plan Anual 
de Contrataciones. 

5.4. Para elaborar el proyecto del Plan Anual 
de Contrataciones, el organo encargado de las 
contrataciones, en coordinacion con el area usuaria, debe 
determinar el monto estimado de las contrataciones de la 
Entidad. 

5.5. Una vez aprobado el Presupuesto Institucional de 
Apertura, el organo encargado de las contrataciones, en 
coordinacion con las areas usuarias de la Entidad, ajusta 
el proyecto del Plan Anual de Contrataciones. 

5.6. El Plan Anual de Contrataciones debe contemplar 
las contrataciones de bienes y servicios a ser efectuadas 
mediante Compras Corporativas, asi como las 
contrataciones por Acuerdo Marco. Las contrataciones 
iguales o menores a ocho (8) UIT a ser efectuadas 
mediante Compras Corporativas deben estar incluidas en 
el Plan Anual de Contrataciones. 

5.7. El OSCE establece las disposiciones relativas 
al contenido, registro de information y otros aspectos 
referidos al Plan Anual de Contrataciones. 

Articulo 6.- Aprobacion y modificacion del Plan 
Anual de Contrataciones 

6.1. El Plan Anual de Contrataciones es aprobado 
por el Titular de la Entidad o por el funcionario a quien se 
hubiera delegado dicha facultad, dentro de los quince (15) 
dias habiles siguientes a la aprobacidn del Presupuesto 
Institucional de Apertura. 

6.2. Luego de aprobado, el Plan Anual de 
Contrataciones, puede ser modificado en cualquier 
momento durante el ano fiscal para incluir o excluir 
contrataciones y cuando se modifique el tipo de 
procedimiento de seleccion, conforme a los lineamientos 
establecidos por el OSCE. 

6.3. La Entidad debe publicar su Plan Anual de 
Contrataciones y sus modificaciones en el SEACE 
y, cuando lo tuviere, en su portal de internet. Dicha 
publicacion debe realizarse dentro de los cinco (5) dias 
habiles siguientes a la aprobacion del Plan Anual de 
Contrataciones o de sus modificaciones e incluir la 
publicacion del correspond iente documento aprobatorio o 
modificatorio, de ser el caso. 

6.4. Es requisito para la convocatoria de los 
procedimientos de seleccion, salvo para la comparacion 
de precios, que esten incluidos en el Plan Anual de 
Contrataciones, bajo sancion de nulidad.” 

"Articulo 8.- Requerimiento 

8.1. Las Especificaciones Tecnicas, los Terminos 
de Referencia o el Expediente Tecnico, que integran 
el requerimiento, contienen la descripcion objetiva 
y precisa de las caracteristicas y/o requisitos 
funcionales relevantes para cumplir la finalidad 
publica de la contratacion, y las condiciones en las que 
debe ejecutarse la contratacion. El requerimiento debe 
incluir, ademas, los requisitos de calificacion que se 
consideren necesarios. 

8.2. Para la contratacidn de obras, la planificacion debe 
incluir la identification y asignacion de riesgos previsibles 
de ocurrir durante la ejecucion, asi como las acciones 
y planes de intervention para reducirlos o mitigarlos, 
conforme a los formatos que apruebe el OSCE. El analisis 
de riesgos implica clasificarlos por niveles en funcion a: 
(i) su probabilidad de ocurrencia y (ii) su impacto en la 
ejecucion de la obra. 

8.3. Al definir el requerimiento no debe incluirse 
exigencias desproporcionadas al objeto de la contratacion, 
irrazonables e innecesarias referidas a la calificacion 
de los potenciales postores que limiten o impidan la 
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concurrencia de los mismos u orienten la contratacion 
hacia uno de ellos. 

8.4. En la definicion del requerimiento no se hace 
referenda a fabricacion o procedenda, procedi miento de 
fabrication, marcas, patentes o tipos, origen o production 
determinados, ni description que oriente la contratacion 
hacia ellos, salvo que la Entidad haya implementado el 
correspondiente proceso de estandarizacion debidamente 
autorizado por su Titular, en cuyo caso deben agregarse 
las palabras “o equivalente” a continuation de dicha 
referencia. 

El requerimiento puede incluir las referencias antes 
mencionadas tratandose de material bibliografico 
existente en el mercado, cuya adquisicion obedezca a 
planes curriculares y/o pedagogicos, por su contenido 
tematico, nivel de especializacion u otras especificaciones 
debidamente justificadas por el area usuaria, debiendo 
establecerse el titulo, autor y edition que corresponda a 
las caracteristicas requeridas. 

8.5. Adicionalmente, el requerimiento debe incluir 
las exigencias previstas en leyes, reglamentos tecnicos, 
normas metrologicas y/o sanitarias, reglamentos y demas 
normas que regulan el objeto de la contratacion con 
caracter obligatorio. Asimismo, puede incluir disposiciones 
previstas en normas tecnicas de caracter voluntario, 
siempre que: (i) sirvan para asegurar el cumplimiento 
de los requisitos funcionales o tecnicos; (ii) se verifique 
que existe en el mercado algun organismo que pueda 
acreditar el cumplimiento de dicha norma tecnica; y, 
(iii) no contravengan las normas de caracter obligatorio 
mencionadas. 

8.6. El requerimiento de bienes o servicios en general 
de caracter permanente, cuya provision se requiera de 
manera continua o periodica se realiza por periodos no 
menores a un (1) ano. 

8.7. El area usuaria es responsable de la adecuada 
formulacion del requerimiento, debiendo asegurar la 
calidad tecnica y reducir la necesidad de su reformulation 
por errores o deficiencias tecnicas que repercutan en el 
proceso de contratacion. 


8.8. En la definicion del requerimiento la Entidad 
debe analizar la necesidad de contar con prestaciones 
accesorias a fin de garantizarel mantenimiento preventivo 
y correctivo en funcion de la naturaleza del requerimiento. 

8.9. Las especificaciones tecnicas, los terminos 
de referencia, asi como los requisitos de calificacion 
pueden ser formulados por el organo encargado de las 
contrataciones, a solicitud del area usuaria, cuando por 
la naturaleza del objeto de la contratacion dicho organo 
tenga conocimiento para ello, debiendo tal formulacion 
ser aprobada por el area usuaria. 

8.10. El requerimiento puede ser modificado para 
mejorar, actualizar o perfeccionar las especificaciones 
tecnicas, los terminos de referencia y el expediente 
tecnico, asi como los requisitos de calificacion hasta antes 
de la aprobacion del expediente de contratacion, previa 
justification que debe formar parte de dicho expediente, 
bajo responsabilidad. Las modificaciones deben contar 
con la aprobacion del area usuaria. 

Articulo 9.- Homologacion 

9.1. Mediante la homologacion las Entidades del 
Poder Ejecutivo que formulan politicas nacionales y/o 
sectoriales, establecen las caracteristicas tecnicas de 
los requerimientos y/o los requisitos de calificacion en 
general relacionados con el ambito de su competencia, 
priorizando aquellos que sean de contratacion 
recurrente, de uso masivo por las Entidades y/o 
aquellos identificados como estrategicos para el 
sector, conforme a los lineamientos establecidos por 
PERU COMPRAS. 

9.2. El uso de la ficha de homologacion es obligatorio 
a partir del dia siguiente de la publication en el Diario 
Oficial “El Peruano’’, siempre que no se haya convocado 
el procedimiento de selection correspondiente. 

9.3. Las fichas de homologacion aprobadas son 
de uso obligatorio para todas las contrataciones que 
realizan las Entidades, con independencia del monto de 
la contratacion, incluyendo aquellas que no se encuentran 
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baio el ambito de la Lev o aue se suieten a otro reaimen 
leaal de contratacion. 

9.4. La contratacion de los reauerimientos aue 
cuenten con ficha de Homoloaacion aorobada se realiza 
mediante el Drocedimiento de seleccion de Adiudicacion 
SimDlificada. 

9.5. En el caso de las Entidades baio el ambito de la 
Lev. si el bien o servicio es incluido en el Listado de Bienes 
v Servicios Comunes corresDondera aue se contrate 
mediante Subasta Inversa Electronica. Asimismo. en el 
caso aue el bien o servicio este incluido en un Cataloao 
Electronico de Acuerdo Marco, se utiliza este metodo 
especial Dara su contratacion. 

Articulo 10.- Del Droceso de homoloaacion 

10.1. La aDrobacion. la modificacion v la exclusion de 
la ficha de homoloaacion se efectua mediante resolution 
del Titular de la Entidad aue realiza la homoloaacion. 
conforme al Drocedimiento v Dlazos aue establezca PERU 
COMPRAS. Dichos actos deben contar con la ODinion 
favorable de PERU COMPRAS v Dublicarse en el Diario 
Oficial “El Peruano”. La facultad del Titular a aue se refiere 
este numeral es indeleaable. 

10.2. El Drovecto de ficha de homoloaacion debe 
DreDublicarse en el Dortal institucional de la Entidad 
aue realiza la homoloaacion. de PERU COMPRAS 
v en el del SEACE a fin de recibir comentarios. 
recomendaciones v observaciones sobre su contenido. 
Dor un Deriodo minimo de diez CIO') dias habiles. La 
Entidad tiene un Dlazo de diez (101 dias habiles Dara 
evaluar v. de ser el caso. modificar el Drovecto de ficha 
de homoloaacion. 

10.3. PERU COMPRAS debe Dublicar en su Dortal 
institucional la relacion v las fichas de homoloaacion 
viaentes. 

Articulo 11.- Estudios de Mercado 

11.1. El oraano encaraado de las contrataciones 
realiza un estudio de mercado Dara determinar el valor 
referencial. sobre la base del reauerimiento. tomando 
en cuenta las esDecificaciones tecnicas o terminos 
de referencia. asi como los reauisitos de calificacion 
definidos Dor el area usuaria. El estudio de mercado 
debe contener como minimo la siauiente information: al 
Existencia de Dluralidad de marcas o Dostores: v bl Si 
existe o no la Dosibilidad de distribuir la buena Dro. 

11.2. El estudio de mercado debe indicar los criterios v la 
metodoloaia utilizados. a oartir de las fuentes Dreviamente 
identificadas Dara lo cual se recurre a cotizaciones. 
DresuDuestos. Dortales o Daainas web. cataloaos. Drecios 
historicos. estructuras de costos entre otros. seaun 
corresDonda al obieto de la contratacion. Las cotizaciones 
deben Drovenir de Droveedores cuvas actividades esten 
directamente relacionadas con el obieto de la contratacion. 

11.3. En la elaboracion del estudio de mercado 
se encuentra Droscrita toda Dractica aue oriente la 
contratacion hacia un Droveedor o aue incida de manera 
neaativa o distorsione la comDetencia en el Droceso de 
contratacion o la aDlicacion del Drocedimiento de seleccion 
aue le corresDonda. 

Articulo 12.- Valor referencial 

1 2.1 . El valor referencial es Dublico. ExceDcionalmente. 
en el caso de bienes v servicios. Dor la naturaleza de la 
contratacion o Dor las condiciones del mercado. el valor 
referencial Duede ser reservado. en cuvo caso el oraano 
encaraado de las contrataciones de la Entidad debe emitir 
un informe fundamentado. el cual debe ser aDrobado 
Dor el Titular de la Entidad v adiuntarse al exDediente de 
contratacion. 

12.2. La reserva del valor referencial cesa cuando 
el comite de seleccion lo hace de conocimiento de los 
Dostores. en el acto Dublico de aDertura de los sobres aue 
contienen la oferta economica o en el acto de la buena 
Dro. seaun corresDonda. 

12.3. En los Drocedimientos de seleccion con valor 
referencial reservado no se aDlican los limites minimos v 


maximos oara admitir la oferta economica. Drevistos en la 
Lev v el Realamento. 

12.4. En cualauiera de los suDuestos. es obliaatorio 
reaistrar el valor referencial en el SEACE. debiendo 
aarantizarse los mecanismos de confidencialidad en el 
caso de ser reservado. 

12.5. Tratandose de bienes v servicios. la antiailedad 
del valor referencial no Duede ser mavor a tres (31 
meses contados a Dartir de la aDrobacion del exDediente 
de contratacion. Dudiendo actualizarse antes de la 
convocatoria. 

12.6. En el caso de eiecucion v consultoria de obras. 
el valor referencial Dara convocar el Drocedimiento de 
seleccion no Duede tener una antiauedad mavor a los seis 
(61 meses. contados a Dartir de la fecha de determinacion 
del DresuDuesto de obra o del DresuDuesto de consultoria 
de obra. seaun corresDonda. Dudiendo actualizarse antes 
de la convocatoria. 

12.7. El valor referencial se determina conforme a lo 
siauiente: 

al En la contratacion de bienes v servicios. el valor 
referencial se determina conforme a lo Drevisto en el 
articulo 11 v Dara su calculo debe incluirse todos los 
tributos. seauros. transDorte. insDecciones. Druebas v. de 
ser el caso. los costos laborales resDectivos conforme a la 
leaislacion viaente. asi como cualauier otro conceDto aue 
le sea aDlicable v aue Dueda incidir sobre el valor de los 
bienes v servicios a contratar. 

bl En la contratacion Dara la eiecucion de obras. 
corresDonde al monto del DresuDuesto de obra 
establecido en el ExDediente Tecnico de Obra aDrobado 
Dorla Entidad. Para obtenerdicho monto. ladeDendencia 
de la Entidad o el consultor de obra aue tiene a su carao 
la elaboracion del exDediente tecnico debe realizar las 
indaaaciones de mercado necesarias aue le Dermitan 
contar con el analisis de Drecios unitarios actualizado 
Dor cada Dartida v subDartida. teniendo en cuenta los 
insumos reaueridos. las cantidades. Drecios o tarifas: 
ademas de los aastos aenerales variables v fiios asi 
como la utilidad. 

El DresuDuesto de obra debe estar suscrito Dor 
los consultores de obra v/o servidores Dublicos aue 
DarticiDaron en su elaboracion. evaluation v/o aDrobacion. 
seaun corresDonda. 

cl En el caso de consultoria de obras. el area usuaria 
debe DroDorcionar los comDonentes o rubros. a traves 
de una estructura aue Dermita al oraano encaraado de 
las contrataciones determinar. de manera Drevia a la 
convocatoria. el DresuDuesto de la consultoria lueao de la 
interaction con el mercado. 

El DresuDuesto de consultoria de obra debe detallar 
los costos directos. los aastos aenerales. fiios v variables, 
v la utilidad. de acuerdo a las caracteristicas. Dlazos v 
demas condiciones definidas en el reauerimiento. 

dl El DresuDuesto de obra o de la consultoria de obra 
debe incluir. con suficiente detalle. todos los tributos. 
seauros. transDorte. insDecciones. Druebas. seauridad 
en el trabaio v los costos laborales resDectivos conforme 
a la leaislacion viaente. asi como cualauier otro conceDto 
aue le sea aDlicable v aue Dueda incidir sobre el 
DresuDuesto. 

12.8. En el caso de los Drocedimientos de seleccion 
seaun relacion de items, el valor referencial del coniunto 
sirve Dara determinar el tiDO de Drocedimiento de 
seleccion. el cual se determina en funcion a la sumatoria 
de los valores referenciales de cada uno de los Items 
considerados. 

12.9. El oraano encaraado de las contrataciones 
esta facultado Dara solicitar el aDovo aue reauiera de las 
deDendencias o areas Dertinentes de la Entidad. las aue 
estan obliaadas a brindarlo baio resDonsabilidad. 

12.10. Cuando el valor referencial es observado Dor 
los DarticiDantes. el oraano a carao del Drocedimiento 
de seleccion debe hacerlo de conocimiento del oraano 
encaraado de las contrataciones o de la deDendencia 
encaraada de la determinacion del valor referencial Dara 
su ODinion v. si fuera el caso. Dara aue aDruebe un nuevo 
valor referencial. 
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Articulo 13.- Valor referencial de los servicios 
relacionados a los seauros oatrimoniales 

13.1. En el caso de la contratacion de seauros 
Datrimoniales. la Entidad Duede contratar los servicios 
de asesoramiento de un corredor de seauros. a fin de 
estructurar su Droarama de seauros v reaseauros. cuando 
lo considere Dertinente. asi como obtener la informacion 
necesaria sobre el mercado aseaurador nacional o 
internacional Dara determinar el valor referencial de la 
Drima comercial. 

13.2. El corredor de seauros debe encontrarse 
inscrito en el Reaistro de Intermediaries v Auxiliares de 
Seauros de la SuDerintendencia de Banca. Seauros v 
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones v 
cumDlir con los demas reauisitos aue establezca dicha 
entidad. 

13.3. La Entidad Duede solicitar aue la cotizacion de 
las aseauradoras nacionales contenaa una estructura 
de costos aue incluva la comision del corredor de 
seauros. o convenir dicha comision con el corredor 
de seauros nombrado. seaun carta de nombramiento 
corresDondiente. Dara incoroorarla como Darte del valor 
referencial antes referido. 

13.4. La SuDerintendencia de Banca. Seauros v 
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones Duede 
emitir las disDosiciones aue sean necesarias Dara una 
adecuada DarticiDacion de los corredores de seauros en 
dichos Drocesos. 

Articulo 14.- Sistema de Contratacion 

Las contrataciones Dueden contemDlar alauno de los 
siauientes sistemas de contratacion: 

1. A suma alzada. aDlicable cuando las cantidades. 
maanitudes v calidades de la Drestacion esten definidas en 
las esDecificaciones tecnicas. en los terminos de referenda 
o. en el caso de obras. en los Dlanos. esDecificaciones 
tecnicas. memoria descriDtiva v DresuDuesto de obra. 
resDectivas. El Dostor formula su oferta Dor un monto fiio 
intearal v Dor un determinado Dlazo de eiecucion. Dara 
cumDlir con el reauerimiento. 

Tratandose de obras. el Dostor formula dicha oferta 
considerando los trabaios aue resulten necesarios Dara 
el cumDlimiento de la Drestacion reauerida seaun los 
Dlanos. esDecificaciones tecnicas. memoria descriDtiva. 
DresuDuesto de obra aue forman Darte del exDediente 
tecnico. en ese orden de Drelacion: debiendo Dresentar 
Dara la suscriDcion del contrato el desaareaado de 
Dartidas aue da oriaen a la oferta. El mismo orden de 
Drelacion se aDlica durante la eiecucion de la obra. 

Tratandose de consultorla de obras. el Dostor formula 
su oferta considerando los trabaios necesarios Dara 
el cumDlimiento de la Drestacion reauerida. seaun los 
terminos de referenda v el valor referencial. en ese orden 
de Drelacion. 

No Duede emDlearse el sistema de contratacion a 
suma alzada en obras de saneamiento v viales. 

2. A Drecios unitarios. aDlicable en las contrataciones 
de bienes. servicios en aeneral. consultorlas v obras. 
cuando no Duede conocerse con exactitud o Drecision las 
cantidades o maanitudes reaueridas. 

En el caso de bienes. servicios en aeneral v 
consultorlas. el Dostor formula su oferta DroDoniendo 
Drecios unitarios en funcion de las cantidades referenciales 
contenidas en los documentos del Drocedimiento de 
seleccion v aue se valorizan en relacion a su eiecucion 
real, durante un determinado Dlazo de eiecucion. 

En el caso de obras. el Dostor formula su oferta 
DroDoniendo Drecios unitarios considerando las Dartidas 
contenidas en los documentos del Drocedimiento. las 
condiciones Drevistas en los Dlanos v esDecificaciones 
tecnicas v las cantidades referenciales. aue se valorizan 
en relacion a su eiecucion real v Dor un determinado Dlazo 
de eiecucion. 

3. Esauema mixto de suma alzada v Drecios unitarios. 
aDlicable Dara la contratacion de servicios en aeneral v 
obras. 

Tratandose de servicios. cuando las Drestaciones 
comDrendan maanitudes o cantidades aue Dueden 


conocerse con exactitud v Drecision. se contratan baio el 
sistema de suma alzada: los elementos cuvas maanitudes 
o cantidades no Duedan conocerse. se contratan baio el 
sistema de Drecios unitarios. 

En el caso de obras. cuando en el exDediente tecnico 
uno o varios comDonentes tecnicos corresDonden a 
maanitudes v cantidades no definidas con Drecision. se 
contratan baio el sistema de Drecios unitarios. en tanto 
los comDonentes. cuvas cantidades v maanitudes esten 
definidas en el exDediente tecnico. se contratan baio el 
sistema de suma alzada. 

4. Tarifas. aDlicable Dara las contrataciones de 
consultoria en aeneral v de suDervision de obra. 
cuando no Duede conocerse con Drecision el tiemDO de 
Drestacion de servicio. En este caso. el Dostor formula su 
oferta DroDoniendo tarifas en base al tiemDO estimado o 
referencial Dara la eiecucion de la Drestacion contenido 
en los documentos del Drocedimiento v aue se valoriza 
en relacion a su eiecucion real. Los Daaos se basan 
en tarifas. Las tarifas incluven costos directos. caraas 
sociales. tributos. aastos aenerales v utilidades. 

5. En base a Dorcentaies. aDlicable en la contratacion 
de servicios de cobranzas. recuDeraciones o Drestaciones 
de naturaleza similar. Dicho Dorcentaie incluve todos los 
conceDtos aue comDrende la contraDrestacion aue le 
corresDonde al contratista. 

6. En base a un honorario fiio v una comision de 
exito. aDlicable en las contrataciones de servicios. En 
ese caso el Dostor formula su oferta contemDlando un 
monto fiio v un monto adicional como incentivo aue debe 
oaaarse al alcanzarse el resultado esDerado. El honorario 
fiio v la comision de exito Dueden calcularse en base a 
Dorcentaies. 

Articulo 1 5.- Modalidad de eiecucion Nave en mano 

El Drocedimiento de seleccion se convoca baio la 
modalidad de eiecucion Nave en mano cuando el Dostor 
debe ofertar en coniunto la construccion. eauiDamiento v 
montaie hasta la Duesta en servicio de determinada obra 
v. de ser el caso. la ODeracion asistida de la obra. En el 
caso de contratacion de bienes el Dostor oferta. ademas 
de estos. su instalacion v Duesta en funcionamiento." 

“Articulo 17.- Formulas de reaiuste 

17.1. En los casos de contratos de eiecucion Deriodica 
o continuada de bienes servicios en aeneral. consultorlas 
en aeneral. Dactados en moneda nacional. los documentos 
del Drocedimiento de seleccion Dueden considerar 
formulas de reaiuste de los Daaos aue corresDonden 
al contratista. asi como la ODortunidad en la cual se 
debe hacer efectivo el Daao. conforme a la variation 
del Indice de Precios al Consumidor aue establece el 
Instituto Nacional de Estadistica e Informatica - INEI. 
corresDondiente al mes en aue debe efectuarse el Daao. 

Cuando se trate de bienes suietos a cotizacion 
internacional o cuvo Drecio este influido Dor esta. no se 
aDlica la limitation del indice de Precios al Consumidor a 
aue se refiere el Darrafo Drecedente. 

17.2. En el caso de contratos de obra Dactados en 
moneda nacional. los documentos del Drocedimiento 
de seleccion establecen las formulas de reaiuste. Las 
valorizaciones aue se efectuen a Drecios oriainales del 
contrato v sus amDliaciones son aiustadas multiDlicandolas 
oor el resDectivo coeficiente de reaiuste “K” aue se 
obtenaa de aDlicar en la formula o formulas Dolinomicas. 
los indices Unificados de Precios de la Construccion 
aue Dublica el Instituto Nacional de Estadistica e 
Informatica - INEI. corresDondiente al mes en aue debe 
ser Daaada la valorization. Una vez Dublicados los indices 
corresDondientes al mes en aue debio efectuarse el Daao. 
se realizan las reaularizaciones necesarias. 

Tanto la elaboration como la aDlicacion de las formulas 
Dolinomicas se suietan a lo disDuesto en el Decreto 
SuDremo N° 011-79-VC v sus modificatorias. amDliatorias 
v comDlementarias. 

17.3. En el caso de contratos de consultoria de obras 
Dactados en moneda nacional. los Daaos se suietan 
a reaiuste Dor aDlicacion de formulas monomicas o 
Dolinomicas. seaun corresDonda. las cuales deben 
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estar Drevistas en los documentos del Drocedimiento de 
seleccion. Para tal efecto. el consultor calcula v consiana 
en sus facturas el monto resultante de la aDlicacion de 
dichas formulas, cuvas variaciones son mensuales. 
hasta la fecha de Daao Drevista en el contrato resDectivo. 
utilizando los indices de Precios al Consumidor Dublicados 
Dorel Instituto Nacional de Estadistica e Informatica - INEI 
a la fecha de facturacion. Una vez Dublicados los indices 
corresDondientes al mes en aue debio efectuarse el Daao. 
se realizan las reaularizaciones necesarias. 

17.4. No son de aDlicacion las formulas de reaiuste 
cuando los documentos del Drocedimiento de seleccion 
establezcan aue las ofertas se exDresen en moneda 
extraniera. salvo el caso de los bienes suietos a cotizacion 
internacional o cuvo Drecio este influido Dor esta. 

17.5. En el caso de contratos baio modalidad mixta. 
Dactados en moneda nacional. los documentos del 
Drocedimiento de seleccion Dodran considerar mas de 
una formula de reaiuste de los Daaos aue corresDonden 
al contratista. asi como la ODortunidad en la cual debe 
hacerse efectivo el Daao. 

Las disDOSiciones Dara reaular la elaboracion de las 
formulas de reaiuste se aDrueban mediante Decreto 
SuDremo refrendado Dor el Ministro de Economia v 
Finanzas.” 

Articulo 19.- Prohibicion de fraccionamiento 

19.1. El area usuaria. el oraano encaraado de las 
contrataciones v/u otras deDendencias de la Entidad cuva 
funcion este relacionada con la correcta Dlanificacion de 
los recursos. son resDonsables Dor el incumDlimiento 
de la Drohibicion de fraccionar. debiendo efectuarse 
en cada caso el deslinde de resDonsabilidad. cuando 
corresDonda. 

19.2. No se incurre en Drohibicion de fraccionamiento 
cuando: 

al Se contraten bienes o servicios identicos a los 
contratados anteriormente durante el mismo eiercicio 
fiscal, cuando la contratacion comDleta no se Dudo 
realizar en su ODortunidad. debido a aue no se contaba 
con los recursos disDonibles suficientes Dara realizar 
dicha contratacion comDleta. o surae una necesidad 
imDrevisible adicional a la Droaramada. 

bl La contratacion se efectue a traves de los Cataloaos 
Electronicos de Acuerdo Marco, salvo en los casos aue 
determine el OSCE. 

Articulo 20.- Reauisitos Dara convocar 

20.1. Para convocar un Drocedimiento de seleccion. se 
debe contar con el exDediente de contratacion aDrobado. 
estar incluido en el Plan Anual de Contrataciones. haber 
desianado al comite de seleccion cuando corresDonda. 
v contar con los documentos del Drocedimiento de 
seleccion aDrobados aue se Dublican con la convocatoria. 
de acuerdo a lo aue establece el Realamento. 

20.2. Tratandose de Drocedimientos de seleccion Dara 
la eiecucion de obras se reauiere contar adicionalmente 
con el exDediente tecnico v la disDonibilidad flsica del 
terreno. salvo aue. Dor las caracteristicas de la obra. se 
Dermita entreaas Darciales del terreno. En este caso. 
la Entidad debe adoDtar las medidas necesarias Dara 
aseaurar la disDonibilidad ODortuna del terreno. a efecto 
de no aenerar mavores aastos Dor demoras en la entreaa. 
baio resDonsabilidad. 

Articulo 21.- Contenido del exDediente de 
contratacion 

21.1. El oraano encaraado de las contrataciones 
debe llevar un exDediente del Droceso de contratacion. 
en el aue debe ordenarse. archivarse v Dreservarse la 
documentacion aue resDalda las actuaciones realizadas 
desde la formulation del reauerimiento del area usuaria 
hasta el cumDlimiento total de las obliaaciones derivadas 
del contrato. incluidas las incidencias del recurso de 
aDelacion v los medios de solucion de controversias de la 
eiecucion contractual, seaun corresDonda. 


21.2. Las demas deDendencias de la Entidad deben 
facilitar coDia de las actuaciones relevantes Dara mantener 
el exDediente comDleto. tales como comDrobantes de 
Daao. resultados de los mecanismos de solucion de 
controversias. entre otros. 

21.3. El oraano encaraado de las contrataciones es 
el resDonsable de remitir el exDediente de contratacion 
al funcionario comDetente Dara su aDrobacion. en forma 
Drevia a la convocatoria. de acuerdo a sus normas de 
oraanizacion interna. Para su aDrobacion. el exDediente 
de contratacion debe contener: 

at El reauerimiento. indicando si cuenta con ficha de 
homoloaacion aDrobada. se encuentra en el listado de 
bienes v servicios comunes o en Cataloao Electronico de 
Acuerdo Marco: 

bl El documento aue aDrueba el Droceso de 
estandarizacion. cuando corresDonda: 

cl El informe tecnico de evaluacion de software, 
conforme a la normativa de la materia, cuando 
corresDonda: 

dl El sustento del numero maximo de consorciados. 
de corresDonder: 

el El estudio de mercado realizado. v su actualization 
cuando corresDonda: 

ft El Resumen eiecutivo: 

al El valor referencial: 

hi La certification de credito DresuDuestario v/o la 
Drevision DresuDuestal. de acuerdo a la normatividad 
viaente: 

it La ODcion de realizar la contratacion Dor Daauete. 
lote v tramo. cuando corresDonda: 

il La determination del Drocedimiento de seleccion. 
el sistema de contratacion v. cuando corresDonda. 
la modalidad de contratacion con el sustento 
corresDondiente: 

kl La formula de reaiuste. de ser el caso: 

It La declaratoria de viabilidad v verification de 
viabilidad. cuando esta ultima exista. en el caso de 
contrataciones aue forman Darte de un Drovecto de 
inversion Dublica. 

ml En el caso de modalidad mixta debe cumDlir 
con las disDosiciones del Sistema Nacional de 
Proaramacion Multianual v Gestion de Inversiones. en 
caso corresDonda. 

nl En el caso de obras contratadas baio la modalidad 
Nave en mano aue cuenten con comDonente eauiDamiento. 
las esDecificaciones tecnicas de los eauiDos reaueridos: 

ol En el caso de eiecucion de obras. el sustento de 
aue Drocede efectuar la entreaa Darcial del terreno. de ser 
el caso: v. 

d1 Otra documentacion necesaria conforme a la 
normativa aue reaula el obieto de la contratacion. 

21.4. Cuando un Drocedimiento de seleccion sea 
declarado desierto. la nueva convocatoria reauiere contar 
con una nueva aDrobacion del exDediente de contratacion. 
solo cuando asi lo disDonaa el informe de evaluacion de 
las razones aue motivaron la declaratoria de desierto. 
elaborado Dor el oraano a carao del Drocedimiento de 
seleccion. 

21.5. El oraano encaraado de las contrataciones tiene 
a su carao la custodia del exDediente de contratacion. 
salvo en el Derlodo en el aue dicha custodia este a carao 
del comite de seleccion.” 

Articulo 23.- Desianacion. suDlencia. remocion v 
renuncia de los intearantes del comite de seleccion 

23.1. El comite de seleccion esta intearado Dor tres 
(31 miembros. de los cuales uno (11 debe Dertenecer al 
oraano encaraado de las contrataciones de la Entidad v 
Dor lo menos uno (11 debe tener conocimiento tecnico en 
el obieto de la contratacion. 

23.2. Tratandose de los Drocedimientos de seleccion 
Dara la contratacion de eiecucion de obras. consultoria 
en aeneral. consultoria de obras v modalidad mixta, 
de los tres (31 miembros aue forman Darte del comite 
de seleccion. Dor lo menos. dos (21 deben contar con 
conocimiento tecnico en el obieto de la contratacion. 
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23.3. Cuando la Entidad no cuente con esoecialistas 
con conocimiento tecnico en el obieto de la contratacion. 
Duede contratar exoertos indeDendientes o aestionar 
el aDovo de exoertos de otras Entidades a fin de aue 
intearen el comite de seleccion. 

23.4. El Titular de la Entidad o el funcionario a auien 
se hubiera deleaado esta atribucion. desiana Dor escrito 
a los intearantes titulares v sus resDectivos suDlentes. 
indicando los nombres v aoellidos comDletos. la 
desianacion del Dresidente v su suDlente: atendiendo a 
las realas de conformacion senaladas en los numerales 
Drecedentes Dara cada miembro titular v su suDlente. La 
desianacion es notificada oor la Entidad a cada uno de 
los miembros. 

El oraano encaraado de las contrataciones entreaa 
al Dresidente del comite de seleccion el exDediente de 
contratacion aorobado. Dara aue dicho comite se instale v 
elabore los documentos del Drocedimiento de seleccion v 
realice la convocatoria. 

23.5. Los intearantes suDlentes solo actuan ante la 
ausencia del titular. En dicho caso. la Entidad evalua el 
motivo de la ausencia del titular a efectos de determinar 
su resDonsabilidad. si la hubiere. sin aue ello imDida la 
DarticiDacion del suDlente. 

23.6. Los intearantes del comite de seleccion solo 
Dueden ser removidos Dor caso fortuito o fuerza mavor. 
Dor cese en el servicio. conflicto de intereses u otra 
situation iustificada. mediante documento debidamente 
motivado. En el mismo documento Duede desianarse al 
nuevo intearante. 

23.7. Los intearantes del comite de seleccion no 
Dueden renunciar al carao encomendado. salvo conflicto 
de intereses. En este caso. la renuncia se Dresenta Dor 
escrito detallando las razones aue sustentan el conflicto 
de intereses. Incurre en resDonsabilidad el servidor aue 
temeraria o maliciosamente aleaa un conflicto de intereses 
inexistente con la finalidad de sustraerse del cumDlimiento 
de sus obliaaciones.” 

“Articulo 25.- Quorum, acuerdo v resDonsabilidad 

25.1 . El comite de seleccion actua en forma coleaiada 
v es autonomo en sus decisiones. las cuales no reauieren 
ratification alauna Dor Darte de la Entidad. Todos los 
miembros del comite de seleccion aozan de las mismas 
facultades. no existiendo ierarauia entre ellos. Sus 
intearantes son solidariamente resDonsables Dor su 
actuation. salvo en relation a los actos Dor los cuales 
aauellos havan senalado en el acta corresDondiente su 
voto discreDante. 

25.2. Para sesionar v adoDtar acuerdos validos. el 
comite de seleccion se suieta a las siauientes realas: 

al El auorum Dara el funcionamiento del comite 
de seleccion se da con la Dresencia del numero total 
de intearantes. En caso de ausencia de alauno de los 
titulares. se Drocede a su reemDlazo con el resDectivo 
suDlente. 

bl Los acuerdos se adootan Dor unanimidad o Dor 
mavoria. No cabe la abstention Dor Darte de ninauno de 
los intearantes. 

25.3. Los acuerdos aue adoDte el comite de seleccion v 
los votos discreDantes. con su resDectiva fundamentacion. 
constan en actas aue deben ser suscritas Dor estos. aue 
se incorDoran al exDediente de contratacion. A solicitud 
del miembro resDectivo. si en la fundamentacion de 
su voto este ha hecho uso de material documental, el 
mismo debera auedar incomorado en el exDediente de 
contratacion. 

25.4. Durante el desemDeno de su encarao. el comite 
de seleccion esta facultado Dara solicitar el aDovo aue 
reauiera de las deDendencias o areas Dertinentes de 
la Entidad. las aue estan obliaadas a brindarlo baio 
resDonsabilidad. 

25.5. Los intearantes del comite de seleccion se 
encuentran obliaados a actuar con honestidad. Drobidad. 
transDarencia e imDarcialidad en el eiercicio de sus 
funciones. debiendo informar con oDortunidad sobre 
la existencia de cualauier conflicto de intereses v de 


comunicar a la autoridad comDetente sobre cualauier 
acto de corruDcion de la funcion Dublica del aue tuvieran 
conocimiento durante el desemDeno de su encarao. baio 
resDonsabilidad.” 

“Articulo 27.- Contenido minimo de los documentos 
del Drocedimiento 

27.1. Las bases de la licitacion Dublica. el concurso 
Dublico. la adjudication simDlificada v la subasta inversa 
electronica deben contener: 

al La denominacion del obieto de la contratacion: 
bl Las EsDecificaciones Tecnicas. los Terminos de 
Referenda, la Ficha de Homoloaacion. la Ficha Tecnica o 
el ExDediente Tecnico de Obra. seaun corresDonda: 

cl El valor referencial. Para el caso de obras v 
consultoria de obras se debe indicar el limite suDerior 
aue senala el articulo 28 de la Lev. Este limite se calcula 
considerando dos decimales v sin efectuar el redondeo en 
el seaundo decimal: 

dl La moneda en aue se exDresa la oferta economica: 
el La modalidad de eiecucion de Nave en mano. 
cuando corresDonda: 

ft El sistema de contratacion: 

al Las formulas de reaiuste. cuando corresDondan: 

hi El costo de reDroduccion: 

il Los reauisitos de Drecalificacion. cuando 
corresDonda: 

il Los reauisitos de calificacion: 
kl Los factores de evaluacion: 

II Las instrucciones Dara formular ofertas: 
ml Las aarantias aDlicables: 

nl En el caso de eiecucion de obras. cuando se 
hubiese Drevisto las entreaas Darciales del terreno. la 
Drecision de aue cualauier demora iustificada en dicha 
entreaa. no aenera mavores Daaos: 

ol Los mecanismos Dara aseaurar la termination 
de la obra. en caso de nulidad o resolution del contrato 
Dor causas imDutables al contratista. siemDre aue exista 
necesidad uraente de continuar con las Drestaciones 
no eiecutadas. atendiendo los fines Dublicos de la 
contratacion: 

d1 Las demas condiciones contractuales: v. 
al La Droforma del contrato. cuando corresDonda. 

27.2. Las solicitudes de exDresion de interes del 
Drocedimiento de seleccion de consultores individuales 
deben contener: 

al La denominacion del obieto de la contratacion: 
bl Los Terminos de Referenda: 
cl El valor referencial. aue constituve el Drecio de la 
contratacion: 

dl El formato de hoia de vida: 
el Los reauisitos de calificacion. los factores de 
evaluacion v el Drocedimiento de calificacion v evaluacion: 
v. 

fl Las instrucciones Dara formular exDresion de interes. 

27.3. En caso se ODte Dor elaborar una solicitud 
de cotizacion en el caso de la comDaracion de Drecios 
debe contener como minimo lo disDuesto en el literal bl 
del numeral 27.1 del articulo 27. Cuando no se elabore 
una solicitud de cotizacion v la information se obtenaa 
de manera telefonica. Dresencial o mediante Dortales 
electronicos la Entidad debe elaborar un informe aue 
contenaa los detalles de dicha indaaacion. 

Articulo 28.- Reauisitos de calificacion 

28.1. La Entidad verifica la calificacion de los 
oostores conforme a los reauisitos aue se indiauen en 
los documentos del Drocedimiento de seleccion. a fin 
de determinar aue estos cuentan con las caDacidades 
necesarias Dara eiecutar el contrato. Para ello. en los 
documentos del Drocedimiento de seleccion se deben 
establecer de manera clara v Drecisa los reauisitos 
aue deben cumDlir los Dostores a fin de acreditar su 
calificacion. 
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28.2. Los reauisitos de calificacion aue Dueden 
adoDtarse son los siauientes: 

al CaDacidad leaal: aauella documentacion aue 
acredite la reoresentaclon v habilitacion Dara llevar a cabo 
la actividad economica materia de contratacion. 

bl CaDacidad tecnica v Drofesional: aauella aue 
acredita el eauiDamiento estrateaico. infraestructura 
estrateaica. asi como la exoeriencia del Dersonal clave 
reauerido. Las calificaciones del Dersonal Dueden ser 
reaueridas Dara servicios en aeneral. obras. consultoria 
en aeneral v consultoria de obras. 

cl ExDeriencia del Dostor. 

La caDacidad leaal es un reauisito de Drecalificacion 
en aauellas licitaciones Dublicas aue se convoauen con 
esta modalidad. 

28.3. La Entidad no Duede imDoner reauisitos 
distintos a los senalados en el Dresente articulo v en los 
documentos estandar aDrobados Dor el OSCE. 

28.4. En el caso de consorcios. solo se considera 
la exoeriencia de aauellos intearantes aue eiecutan 
coniuntamente el obieto del contrato conforme a lo 
Drevisto en el numeral 13.1 del articulo 13 de la Lev. 

28.5. El area usuaria Duede establecer un numero 
maximo de consorciados en funcion a la naturaleza de la 
Drestacion. debiendo dicha decision encontrarse debidamente 
sustentada. Asimismo. Duede establecer un Dorcentaie 
minimo de DarticiDacion en la eiecucion del contrato. Dara el 
intearante del consorcio aue acredite mavor exDeriencia. 

Articulo 29.- Procedimiento de evaluacion 

29.1. Los documentos del orocedimiento deben 
contemDlar lo siauiente: 

al La indication de todos los factores de evaluacion. 
los cuales deben auardar vinculacion. razonabilidad v 
DroDorcionalidad con el obieto de la contratacion. 

bl La Donderacion de cada factor en relation con los 
demas. los Duntaies maximos relativos Dara cada factor 
v la forma de asianacion del Duntaie en cada uno de 
estos. En las contrataciones de consultoria en aeneral v 
consultoria de obras. el Duntaie tecnico minimo se define 
en las Bases estandar. 

cl En las contrataciones de bienes. servicios en 
aeneral v obras. la evaluacion se realiza sobre la base 
de cien (1001 Duntos. En la evaluacion se debe observar 
la Donderacion aue establecen los documentos del 
Drocedimiento estandar aDrobados Dor el OSCE. 

dl En las contrataciones de consultoria en aeneral v 
consultoria de obras. la evaluacion tecnica v economica 
se realiza sobre cien (1001 Duntos en cada caso. 

el La documentacion aue sirve Dara acreditar los 
factores de evaluacion. 

fl Tratandose de la contratacion de servicios en aeneral. 
consultorias v obras aue se Dresten o eiecuten fuera de 
la Drovincia de Lima v Callao, cuvo valor referencial no 
suDere los doscientos mil Soles (SI 200 000.001 Dara 
la contratacion de servicios en aeneral v consultorias v 
no suDeren los novecientos mil Soles (SI 900 000.001 
en el caso de obras. a solicitud del Dostor se asiana una 
bonification eauivalente al diez Dor ciento (10%1 sobre el 
Duntaie total obtenido Dor los Dostores con domicilio en la 
Drovincia donde Dresta el servicio o se eiecuta la obra. o 
en las Drovincias colindantes. sean o no Dertenecientes al 
mismo deDartamento o reaion. El domicilio es el consianado 
en la constancia de inscriDdon ante el RNP. 

29.2. Para evaluar las ofertas. la Entidad utiliza 
unicamente los factores de evaluacion v el Drocedimiento 
aue hava enunciado en los documentos del Drocedimiento. 

29.3. Lo disDuesto en el Dresente articulo no es 
aDlicable Dara la subasta inversa electronica. 

Articulo 30.- Factores de evaluacion 

30.1. La Entidad evalua las ofertas conforme a los 
factores de evaluacion Drevistos en las Bases, a fin de 
determinar la meior oferta. 


30.2. En el caso de bienes. servicios en aeneral. 
modalidad mixta v obras. el Drecio debe ser un factor de 
evaluacion v. adicionalmente. Dueden establecerse los 
siauientes factores: 

al El Dlazo Dara la entreaa de los bienes o la Drestacion 
de los servicios: 

bl Las caracteristicas Darticulares aue se ofrecen 
Dara el obieto de contratacion. como Dueden ser las 
relacionadas a la sostenibilidad ambiental o social, 
meioras Dara bienes v servicios. entre otras: 
cl Garantia comercial v/o de fabrica: v. 
dl Otros factores aue se Drevean en los documentos 
estandar aue aDrueba el OSCE. 

Los factores de evaluacion senalados deben ser 
obietivos. 

30.3. En el caso de consultoria en aeneral o 
consultoria de obra. debe establecerse al menos uno de 
los siauientes factores de evaluacion: 

al La metodoloaia DroDuesta: 

bl Calificaciones v/o exDeriencia del Dersonal clave 
con formation. conocimiento. comDetencia v/o exDeriencia 
similar al camDO o esDecialidad aue se DroDone. asi como 
en administration de riesaos en obra. de ser el caso: 

cl Referidos al obieto de la convocatoria. tales como 
eauiDamiento. infraestructura. entre otros: 

dl Otros aue se orevean en los documentos estandar 
aue aDrueba el OSCE. 

Adicionalmente. debe considerarse el Drecio como un 
factor de evaluacion. 

30.4. En el caso de seleccion de consultores 
individuales. los factores de evaluacion deben ser: 

al ExDeriencia en la esDecialidad: 
bl Calificaciones: v. 
cl Entrevista. 

Articulo 31.- Contenido minimo de las ofertas 

Los documentos del Drocedimiento establecen el 
contenido de las ofertas. El contenido minimo es el 
siauiente: 

1. Declaracion iurada declarando aue: 

al No tiene imDedimento Dara Dostular en el 
Drocedimiento de seleccion ni Dara contratar con el 
Estado. conforme al articulo 11 de la Lev: 

bl Conoce. aceDta v se somete a los documentos 
del Drocedimiento de seleccion. condiciones v realas del 
Drocedimiento de seleccion: 

cl Es resDonsable de la veracidad de los documentos 
e information aue Dresenta en el Drocedimiento: 

dl No ha incurrido v se obliaa a no incurrir en actos de 
corruDcion. asi como a resDetar el DrinciDio de intearidad: 

el Se comDromete a mantener su oferta durante el 
Drocedimiento de seleccion v a Derfeccionar el contrato 
en caso de resultar favorecido con la buena Dro: v. 

fl Conoce las sanciones contenidas en la Lev v su 
Realamento. asi como las disDosiciones aolicables de 
la Lev N° 27444. Lev del Procedimiento Administrative 
General. 

2. Declaracion iurada v/o documentacion aue acredite 
el cumDlimiento de las esDecificaciones tecnicas. terminos 
de referenda o exDediente tecnico. seaun corresDonda. 

3. Carta de comDromiso del Dersonal clave con 
firma leaalizada. de ser el caso. Tratandose de obras v 
consultorias este constituve un reauisito obliaatorio. 

4. Promesa de consorcio leaalizada. de ser el caso. 
en la aue se consiane los intearantes. el reDresentante 
comun, el domicilio comun v las obliaaciones a las aue se 
comDromete cada uno de los intearantes del consorcio. 
asi como el Dorcentaie eauivalente a dichas obliaaciones. 
El reDresentante comun del consorcio se encuentra 
facultado Dara actuar en nombre v reDresentacion del 
mismo en todos los actos referidos al Drocedimiento 
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de seleccion. suscriDcion v eiecucion del contrato. con 
amDlias v suficientes facultades. La Dromesa de consorcio 
constituve un reauisito de calificacion. 

Los intearantes de un consorcio no Dueden Dresentar 
ofertas individuales ni conformar mas de un consorcio en 
un Drocedimiento de seleccion. o en un determinado item 
cuando se trate de Drocedimientos de seleccion seaun 
relacion de items. 

5. El monto de la oferta v el detalle de Drecios unitarios. 
tarifas. Dorcentaies. honorario fiio v comision de exito. 
cuando dichos sistemas havan sido establecidos en los 
documentos del Drocedimiento de seleccion. 

Las ofertas deben incluir todos los tributos. seauros. 
transDorte. insoecciones. Druebas v. de ser el caso. los 
costos laborales conforme la leaislacion viaente. asi como 
cualauier otro conceDto aue Dueda tener incidencia sobre 
el costo del bien. servicio en aeneral. consultoria u obra 
a adauirir o contratar. Aauellos Dostores aue aocen de 
alauna exoneration leaal. no incluiran en su oferta los 
tributos resDectivos. 

El monto total de la oferta v los subtotales aue lo 
comDonen deben ser exoresados con dos decimales. Los 
Drecios unitarios o tarifas Dueden ser exoresados con mas 
de dos decimales. 

Articulo 32,-Procedimientos de seleccion 

32.1. Para la contratacion de bienes. servicios en 
aeneral. consultorias u obras. la Entidad debe utilizar. 
seaun corresDonda. los siauientes Drocedimientos de 
seleccion: 

at Licitacion Publica. 

bt Concurso Publico. 

ct Adiudicacion SimDlificada. 

dt Subasta Inversa Electronica. 

et Seleccion de Consultores Individuales. 

ft ComDaracion de Precios. 

at Contratacion Directa. 

La determination del Drocedimiento de seleccion se 
realiza en atencion al obieto de la contratacion. la cuantia 
del valor referencial. v las demas condiciones Dara su 
emDleo Drevistos en la Lev v el Realamento. 

32.2. En el caso de contrataciones aue involucren un 
coniunto de Drestaciones de distinta naturaleza. el obieto 
se determina en funcion a la Drestacion aue reDresente la 
mavor incidencia Dorcentual en el valor referencial de la 
contratacion. 

Articulo 33.- Convocatoria 

33.1. La convocatoria de los Drocedimientos de 
seleccion. con exceDcion de la comDaracion de Drecios. 
se realiza a traves de la Dublicacion en el SEACE. v debe 
incluir la siauiente informacion: 

at La identificacion. domicilio v RUC de la Entidad aue 
convoca: 

bt La identificacion del Drocedimiento de seleccion: 
ct La descriDdon basica del obieto del Drocedimiento: 
dt El valor referencial a aue se refiere el articulo 18 
de la Lev. salvo en el caso de aue este sea reservado 
conforme a lo Drevisto en el articulo 12 del Realamento: 

et El costo de reDroduccion de los documentos del 
Drocedimiento de seleccion aue se reaistren con la 
convocatoria: 

ft El calendario del Drocedimiento de seleccion: 
at El Dlazo Dara el cumDlimiento de las Drestaciones: v. 
ht La indicacion de los instrumentos internacionales 
baio cuvos alcances se encuentra cubierto el 
Drocedimiento de seleccion. informacion aue es incluida 
Dor el SEACE. 

33.2. En aauellos Drocedimientos de seleccion aue se 
encuentren baio la cobertura de uno o mas instrumentos 
internacionales. el OSCE se encaraa de elaborar v 
Dublicar una version en idioma inales de la convocatoria. 

33.3. Las Entidades Dueden utilizar. adicionalmente. 
otros medios a fin de aue los Droveedores Duedan tener 


conocimiento de la convocatoria del Drocedimiento de 
seleccion.” 

“Articulo 36.- Prorroaas o Dosteraaciones 

La Drorroaa o Dosteraacion de las etaoas de un 
Drocedimiento de seleccion deben reaistrarse en el 
SEACE modificando el calendario oriainal. El comite de 
seleccion o el oraano encaraado de las contrataciones. 
seaun corresDonda. comunica dicha decision a traves del 
SEACE v. ODcionalmente. a los correos electronicos de 
los DarticiDantes. 

Articulo 37.- Reaimen de notificaciones 

37.1. Todos los actos aue se realicen a traves 
del SEACE durante los Drocedimientos de seleccion. 
incluidos los realizados Dor el OSCE en el eiercicio de sus 
funciones. se entienden notificados el mismo dia de su 
Dublicacion. 

37.2. El Dostor debe consianar en su oferta una 
direction de correo electronico Dara ser notificado 
adicionalmente. a traves de ese medio, de todos los actos 
a los aue se refiere el numeral Drecedente. 

37.3. La notification a traves del SEACE 
Drevalece sobre cualauier medio aue se hava utilizado 
adicionalmente. siendo resDonsabilidad de auienes 
intervienen en el Drocedimiento el Dermanente 
seauimiento de este a traves del SEACE. 

Articulo 38.- Idioma de la documentacion v otras 
formalidades 

38. 1 . Los documentos aue acomDanan a las solicitudes 
de Drecalificacion. las exDresiones de interes. las ofertas v 
cotizaciones. seaun corresDonda. se Dresentan en idioma 
castellano o. en su defecto. acomoanados de traduction 
simDle con la indicacion v suscriDcion de auien oficie 
de traductor debidamente identificado. salvo el caso de 
la informacion tecnica comDlementaria contenida en 
folletos. instructivos. cataloaos o similares. aue Duede ser 
Dresentada en el idioma oriainal. El Dostor es resDonsable 
de la exactitud v veracidad de dichos documentos. 

38.2. Las solicitudes de Drecalificacion. exDresiones de 
interes. ofertas v cotizaciones deben ser suscritas Dor el 
Dostor o su reDresentante leaal. aDoderado o mandatario 
desianado Dara dicho fin." 

“Articulo 40.- Acceso a la informacion 

40.1. DesDues de la aDertura de los sobres aue 
contienen las ofertas no debe darse a conocer informacion 
alauna acerca del analisis. subsanacion v evaluation de 
las ofertas hasta aue se hava Dublicado la adiudicacion 
de la buena Dro. 

40.2. Una vez otoraada la buena Dro. el comite de 
seleccion o el oraano encaraado de las contrataciones. 
seaun corresDonda. esta en la obliaacion de Dermitir el 
acceso de los DarticiDantes v Dostores al exDediente de 
contratacion. salvo la informacion calificada como secreta. 
confidencial o reservada Dor la normativa de la materia, a 
mas tardar dentro del dia siauiente de haberse solicitado 
Dor escrito. Asimismo. tambien Duede solicitarse dicho 
acceso en el acto Dublico de otoraamiento de buena Dro. 
mediante la anotacion de su solicitud en el acta. 

40.3. En el caso de Drocedimientos convocados 
Dara la contratacion de bienes. servicios en aeneral. 
consultorias v obras. lueao de otoraada la buena Dro 
no debe darse a conocer las ofertas cuvos reauisitos de 
calificacion no fueron analizados v revisados Dor el comite 
de seleccion o el oraano encaraado de las contrataciones. 
seaun corresDonda. 

Articulo 41.- Distribucion de la buena Dro 

41.1. En el caso aue. del estudio de mercado se 
hubiese establecido aue el reauerimiento de la Entidad 
no Duede ser cubierto Dor un solo Droveedor. las Bases 
deben Drever la oosibilidad de distribuir la buena Dro. Lo 
senalado en el Dresente numeral no es aDlicable Dara la 
subasta inversa electronica. 
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41 .2. El comite de seleccion o el oraano encaraado de 
las contrataciones. seaun corresDonda. otoraa la buena 
Dro al Dostor aue hubiera obtenido el meior Duntaie. en 
los terminos de su oferta v Dor la cantidad aue hubiese 
ofertado. El saldo del reauerimiento no atendido Dor el 
Dostor aanador es otoraado a los Dostores aue le siaan. 
resDetando el orden de Drelacion. siemDre aue cumDlan 
con los reauisitos de calificacion v los Drecios ofertados 
no sean suDeriores al cinco Dor ciento (5%1 del Drecio del 
Dostor aanador. 

41.3. En caso aue los Drecios ofertados suDeren 
dicho limite. Dara efectos de otoraarse la buena Dro. 
los Dostores tienen la ODcion de reducir su oferta Dara 
adecuarse a la condicion establecida en el numeral 
anterior. 

Articulo 42.- Notificacion del otoraamiento de la 
buena Dro 

42.1. El otoraamiento de la buena Dro en acto Dublico 
se Dresume notificado a todos los Dostores en la fecha 
del acto. ODortunidad en la aue se entreaa a los Dostores 
coDia del acta de otoraamiento de la buena Dro v el cuadro 
comDarativo. detallando los resultados de la calificacion 
v evaluacion. Dicha Dresuncion no admite Drueba en 
contrario. Esta informacion se Dublica el mismo dia en el 
SEACE. 

42.2. El otoraamiento de la buena Dro en acto Drivado 
se Dublica v se entiende notificado a traves del SEACE. 
el mismo dia de su realizacion. baio resDonsabilidad 
del comite de seleccion u oraano encaraado de las 
contrataciones. debiendo incluir el acta de otoraamiento 
de la buena Dro v el cuadro comDarativo. detallando los 
resultados de la calificacion v evaluacion. Adicionalmente. 
se Duede notificar a los correos electronicos de los 
Dostores. de ser el caso. 

Articulo 43.- Consentimiento del otoraamiento de 
la buena Dro 

43.1. Cuando se havan Dresentado dos (21 o mas 
ofertas. el consentimiento de la buena Dro se Droduce a 
los ocho (81 dias habiles siauientes a la notificacion de 
su otoraamiento. sin aue los Dostores havan eiercido el 
derecho de interooner el recurso de aDelacion. En el caso 
de adiudicaciones simDlificadas. seleccion de consultores 
individuales v comDaracion de Drecios. el Dlazo es de 
cinco (51 dias habiles. 

43.2. En el caso de subasta inversa electronica. el 
consentimiento de la buena Dro se Droduce a los cinco (51 
dias habiles de la notificacion de su otoraamiento. salvo 
aue su valor referencial corresDonda al de una licitacion 
Dublica o concurso Dublico. en cuvo caso se Droduce 
a los ocho (81 dias habiles de la notificacion de dicho 
otoraamiento. 

43.3. En caso aue se hava Dresentado una sola oferta. 
el consentimiento de la buena Dro se Droduce el mismo 
dia de la notificacion de su otoraamiento. 

43.4. El consentimiento del otoraamiento de la buena 
Dro debe ser Dublicado en el SEACE al dia siauiente de 
Droducido. 

43.5. Una vez consentido el otoraamiento de la buena 
Dro. el comite de seleccion remite el exDediente de 
contratacion al oraano encaraado de las contrataciones 
de la Entidad. el aue se encaraa de eiecutar los actos 
destinados a la formalization del contrato. 

43.6. Asimismo. consentido el otoraamiento de la 
buena Dro. la Entidad realiza la inmediata verification 
de la DroDuesta Dresentada Dor el Dostor aanador 
de la buena Dro. En caso de comDrobar inexactitud 
o falsedad en las declaraciones. informacion o 
documentation Dresentada. la Entidad declara la 
nulidad del otoraamiento de la buena Dro o del contrato. 
deDendiendo de la ODortunidad en aue se hizo la 
comDrobacion. de conformidad con lo establecido en 
la Lev v en el Realamento. Adicionalmente. la Entidad 
comunica al Tribunal de Contrataciones del Estado Dara 
aue inicie el Drocedimiento administrative sancionador 
v al Ministerio Publico Dara aue intemonaa la action 
Denal corresDondiente. 


Articulo 44.- Declaracion de Desierto 

44.1. El Drocedimiento aueda desierto cuando no 
se recibieron ofertas o cuando no exista ninauna oferta 
valida. salvo en el caso de la subasta inversa electronica 
en aue se declara desierto cuando no se cuenta con dos 
ofertas validas. 

44.2. Cuando un Drocedimiento de seleccion es 
declarado desierto total o Darcialmente. el oraano 
encaraado de las contrataciones o el comite de 
seleccion. seaun corresDonda. debe emitir un informe 
al Titular de la Entidad o al funcionario a auien hava 
deleaado la facultad de aDrobacion del exDediente de 
contratacion en el aue iustifiaue v evalue las causas 
aue no Dermitieron la conclusion del Drocedimiento. 
debiendose adoDtar las medidas correctivas antes de 
convocar nuevamente. 

44.3. Cuando los Drocedimientos de seleccion se 
declaran desiertos. la siauiente convocatoria debe 
efectuarse siauiendo el mismo Drocedimiento de 
seleccion. En el caso de licitacion Dublica sin modalidad 
o concurso Dublico. la siauiente convocatoria debe 
efectuarse siauiendo el Drocedimiento de adiudicacion 
simDlificada. 

44.4. En el suDuesto aue en una licitacion Dublica 
con Drecalificacion no existieran dos o mas DarticiDantes 
Drecalificados. debe declararse desierta. corresDondiendo 
a la Entidad definir si resulta necesario convocar un nuevo 
Drocedimiento con Drecalificacion o uno sin modalidad. 

44.5. Si una subasta inversa electronica es declarada 
desierta Dor seaunda vez. la siauiente convocatoria se 
realiza baio el Drocedimiento de adiudicacion simDlificada. 

44.6. En el suDuesto aue se hava excluido la ficha 
tecnica obieto del Drocedimiento antes de la seaunda 
convocatoria. esta debe efectuarse siauiendo el 
Drocedimiento de adiudicacion simDlificada. 

44.7. La Dublicacion de la declaratoria de desierto 
de un Drocedimiento de seleccion debe reaistrarse en el 
SEACE. el mismo dia de Droducida.” 

“Articulo 46.- Cancelacion del Drocedimiento de 
seleccion 

46.1. Cuando la Entidad decida cancelar total o 
Darcialmente un Drocedimiento de seleccion. Dor causal 
debidamente motivada. de acuerdo a lo establecido 
en el articulo 30 de la Lev. debe comunicar su decision 
dentro del dia siauiente v Dor escrito al comite de 
seleccion o al oraano encaraado de las contrataciones. 
seaun corresDonda. debiendo reaistrarse en el SEACE 
la resolucion o acuerdo cancelatorio al dia siauiente de 
esta comunicacion v. de ser el caso. al correo electronico 
senalado Dor los DarticiDantes. Esta cancelacion irrtDlica 
la imDosibilidad de convocar el mismo obieto contractual 
durante el eiercicio DresuDuestal. salvo aue la causal de la 
cancelacion sea la falta de DresuDuesto. 

46.2. La resolucion o acuerdo aue formaliza la 
cancelacion debe estar debidamente motivada v ser 
emitida Dor el funcionario aue aDrobo el exDediente de 
contratacion u otro de iaual o suDerior nivel. 

46.3. El alcance del numeral 30.2 de la Lev se 
determina. cuando menos. en funcion del analisis de la 
motivation de la resolucion o acuerdo aue formaliza la 
cancelacion. 

Articulo 47.- Rechazo de ofertas 

47.1. En el suDuesto contemDlado en el numeral 28.1 
del articulo 28 de la Lev. resDecto al rechazo de ofertas Dor 
debaio del valor referencial. en el caso de la contratacion 
de bienes. servicios en aeneral v consultoria en aeneral. 
el comite de seleccion o el oraano encaraado de las 
contrataciones. debe solicitar al Dostor la descriDdon a 
detalle de todos los elementos constitutivos de su oferta. 
asi como contar con la informacion adicional aue resulte 
Dertinente. otoraandole Dara ello un Dlazo minimo de 
dos (21 dias habiles de recibida dicha solicitud. Para tal 
efecto. se consideran razones obietivas. entre otras: (il 
cuando la oferta se encuentra sustancialmente Dor debaio 
del valor referencial: o (iil cuando no se incoroore alauna 
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de las Drestaciones reaueridas o estas no se encuentren 
suficientemente DresuDuestadas. 

Una vez cumDlido con lo indicado en el Darrafo 
Drecedente. el comite de seleccion o el oraano encaraado 
de las contrataciones. seaun corresDonda. determina si 
rechaza la oferta en la etaoa de evaluacion. decision aue 
debe ser fundamentada. 

47.2. En el caso de consultorla de obras. eiecucion 
de obras v modalidad mixta, se rechaza la oferta aue 
suDere el valor referencial en mas del 10%. Las ofertas 
aue excedan el valor referencial en menos del 10% seran 
rechazadas en tanto no se hava obtenido el incremento de 
la disDonibilidad DresuDuestal corresDondiente. Asimismo. 
la Entidad rechaza las ofertas aue se encuentren Dor 
debaio en un veinte Dor ciento (20%1 del Dromedio de 
todas las ofertas admitidas. incluido el valor referencial. 

47.3. De no estar conformes. los Dostores Dueden 
solicitar aue se anote tal circunstancia en el acta, 
debiendo el notario o iuez de Daz mantener en custodia 
la oferta economica hasta el consentimiento de la buena 
Dro. salvo aue en el acto de Dresentacion de ofertas o en 
fecha Dosterior el Dostor solicite su devolucion. 

47.4. Lo disDuesto en los numerales Drecedentes no 
es aDlicable Dara la subasta inversa electronica. 

Articulo 48.- Culminacion de los Drocedimientos 
de seleccion 

Los Drocedimientos de seleccion culminan cuando se 
produce alauno de los siauientes eventos: 

1. Se Derfecciona el contrato. 

2. Se cancela el Drocedimiento. 

3. Se deia sin efecto el otoraamiento de la buena Dro 
Dor causa imDutable a la Entidad. 

4. No se suscriba el contrato Dor las causales 
establecidas en el articulo 114.” 

“Articulo 51.- Consultas v observaciones 

51.1. Todo DarticiDante Duede formular consultas v 
observaciones resDecto de las Bases. Las consultas son 
solicitudes de aclaracion u otros Dedidos de cualauier 
extremo de las Bases. Se Dresentan en un Dlazo no menor 
a diez f101 dias habiles contados desde el dia siauiente 
de la convocatoria. 

51 .2. En el mismo Dlazo. el DarticiDante Duede formular 
observaciones a las bases, de manera fundamentada. Dor 
suDuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones 
u otra normativa aue tenaa relacion con el obieto de 
contratacion. 

51 .3. Si como resultado de una consulta u observacion 
debe modificarse el reauerimiento. debe solicitarse la 
autorizacion del area usuaria v remitir dicha autorizacion a 
la deDendencia aue aDrobo el exDediente de contratacion 
Dara su aDrobacion. 

51.4. El Dlazo Dara la absolucion simultanea de 
las consultas v observaciones Dor Darte del comite de 
seleccion v su resDectiva notificacion a traves del SEACE 
no Duede exceder de cinco (51 dias habiles contados 
desde el vencimiento del Dlazo Dara recibir consultas v 
observaciones sehaladas en las bases. 

51.5. La absolucion se realiza de manera motivada 
mediante Dlieao absolutorio de consultas v observaciones 
aue se elabora conforme a lo aue establece el OSCE: en 
el caso de las observaciones se debe indicar si estas se 
acoaen. se acoaen Darcialmente o no se acoaen. 

51.6. En el Dlazo de tres (31 dias habiles siauientes a 
la notificacion del Dlieao absolutorio a traves del SEACE. 
los DarticiDantes Dueden solicitar la elevacion de los 
cuestionamientos al Dlieao de absolucion de consultas v 
observaciones conforme a lo establecido Dor el OSCE, a 
fin de aue este emita el Dronunciamiento corresDondiente. 
debiendo la Entidad remitirle el exDediente comDleto al 
dia habil siauiente de recibida la solicitud de elevacion. El 
OSCE no Duede solicitar a la Entidad la informacion aue 
se encuentre reaistrada en el SEACE. 

51.7. El Dronunciamiento aue emite el OSCE debe 
estar motivado e incluve la revision de oficio sobre 
cualauier asDecto de las bases. El Dlazo Dara emitir v 
notificar el Dronunciamiento a traves del SEACE es de 


siete (71 dias habiles. es imDrorroaable v se comDuta 
desde el dia siauiente de la receDcion del exDediente 
comDleto Dor el OSCE. 

51.8. Contra el Dronunciamiento emitido Dor el OSCE 
no cabe interDosicion de recurso administrative alauno. 
siendo de obliaatorio cumDlimiento Dara la Entidad v 
los Droveedores aue DarticiDan en el Drocedimiento de 
seleccion.” 

“Articulo 53.- Presentacion de ofertas 

53.1. La Dresentacion de ofertas se realiza en acto 
Dublico en Dresencia de notario o iuez de Daz en el luaar 
indicado en las bases, en la fecha v hora establecidas en 
la convocatoria. salvo aue estos se Dosterauen de acuerdo 
a lo establecido en la Lev v el Dresente Realamento. 

53.2. El acto Dublico se inicia cuando el comite de 
seleccion emDieza a llamar a los DarticiDantes en el 
orden en aue se reaistraron en el Drocedimiento. Dara 
aue entreauen sus ofertas. Si al momento de ser llamado 
el DarticiDante no se encuentra Dresente. se le tiene Dor 
desistido. 

53.3. Las ofertas se Dresentan Dor escrito. rubricadas. 
foliadas v en un (11 sobre cerrado. La Dresentacion Duede 
realizarse Dor el mismo DarticiDante o a traves de un 
tercero. sin aue se exiia formalidad alauna Dara ello. 

53.4. En la aDertura del sobre aue contiene la oferta. 
el comite de seleccion debe anunciar el nombre de cada 
DarticiDante v el Drecio de la misma: asimismo. verifica 
la Dresentacion de los documentos reaueridos en los 
numerales 1. 2. 3 v 5 del articulo 31. De no cumDlir con 
lo reauerido. la oferta se considera no admitida. Esta 
informacion debe consianarse en el acta, con lo cual se da 
Dor finalizado el acto Dublico. DesDues de abierto el sobre 
aue contiene la oferta. el notario o iuez de Daz Drocedera 
a sellar v firmar cada hoia de los documentos de la oferta. 

53.5. El comite de seleccion devuelve las ofertas aue 
no se encuentren dentro de los limites del valor referencial. 
teniendose estas Dor no admitidas. 

53.6. En caso el comite de seleccion no admita la oferta. 
el Dostor Duede solicitar aue se anote tal circunstancia en 
el acta, debiendo el notario o iuez de Daz mantenerla en 
custodia hasta el consentimiento de la buena Dro. salvo 
aue en el acto de Dresentacion de ofertas o en fecha 
Dosterior el Dostor solicite su devolucion. 

53.7. En el acto de Dresentacion de ofertas se Duede 
contar con un reDresentante del Sistema Nacional de 
Control, auien DarticiDa como veedor v debe suscribir el 
acta corresDondiente. 

Articulo 54.- Evaluacion de las ofertas 

54.1. Previo a la evaluacion. el comite de seleccion 
debe determinar si las ofertas resDonden a las 
caracteristicas v/o reauisitos funcionales v condiciones de 
las EsDecificaciones Tecnicas esDecificadas en las bases. 
De no cumDlir con lo reauerido. la oferta se considera no 
admitida. 

Solo se evaluan las ofertas aue cumDlen con lo 
senalado en el Darrafo anterior. La evaluacion tiene Dor 
obieto determinar la oferta con el meior Duntaie v el 
orden de Drelacion de las ofertas. seaun los factores de 
evaluacion enunciados en las bases. 

54.2. El comite de seleccion evalua la oferta economica 
de conformidad con lo establecido en el articulo 47. de ser 
el caso. 

54.3. En el caso de bienes. en el suDuesto de ofertas 
aue suDeren el valor referencial de la convocatoria. Dara 
efectos aue el comite de seleccion considere valida 
la oferta economica debe contar con la certificacion de 
credito DresuDuestario corresDondiente v la aDrobacion 
del Titular de la Entidad. aue no Duede exceder de cinco 
(51 dias habiles. contados desde la fecha Drevista en el 
calendario Dara el otoraamiento de la buena Dro. baio 
resDonsabilidad. salvo aue el Dostor aceDte reducir su 
oferta economica. 

54.4. Tratandose de obras Dara aue el comite de 
seleccion considere valida la oferta economica aue 
suDere el valor referencial. hasta el limite maximo Drevisto 
el articulo 28 de la Lev. se debe contar con la certificacion 
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de credito DresuDuestario suficiente v la aDrobacion del 
Titular de la Entidad. Drevia ODinion favorable del area 
usuaria. en el mismo Dlazo establecido en el numeral 
Drecedente. salvo aue el Dostor aceDte reducir su oferta 
economica. 

En caso no se cuente con la certification de credito 
DresuDuestario se rechaza la oferta. 

54.5. Tratandose de bienes. oara determinar la oferta 
con el meior Duntaie. se toma en cuenta lo siauiente: 

at Cuando la evaluacion del Drecio sea el unico factor, 
se le otoraa el maximo Duntaie a la oferta de Drecio mas 
baio v otoraa a las demas ofertas Duntaies inversamente 
DroDorcionales a sus resoectivos Drecios. seaun la 
siauiente formula: 

p _ Om x PMP 

' O, 

Donde: 

i = Oferta. 

P. = Puntaie de la oferta a evaluar. 

O i = Precio i. 

O m = Precio de la oferta mas baia. 

PMP = Puntaie maximo del Drecio. 

bl Cuando existan otros factores de evaluacion 
ademas del Drecio. aauella aue resulte con el meior 
Duntaie. en funcion de los criterios v Drocedimientos de 
evaluacion enunciados en las bases. La evaluacion del 
Drecio se suieta a lo disDuesto en el literal anterior. 

En el suDuesto de aue dos (21 o mas ofertas emoaten. 
la determinacion del orden de Drelacion de las ofertas 
emDatadas se realiza a traves de sorteo. 

54.6. En el caso de obras. Dara determinar la oferta 
con meior Duntaie. se toma en cuenta lo siauiente: 

at Cuando la evaluacion del Drecio sea el unico 
factor, el comite de seleccion evalua las ofertas 
economicas, asianando un Duntaie de cien flOOt 
a la oferta mas Droxima al Dromedio de las ofertas 
admitidas aue auedan en comDetencia. incluvendo el 
valor referencial. v otoraa a las demas ofertas Duntaies. 
seaun la siauiente formula: 


DarticiDar en calidad de veedor un reoresentante del 
Sistema Nacional de Control. 

Articulo 55.- Calificacion 

Lueao de culminada la evaluacion. el comite de 
seleccion debe determinar si los Dostores aue obtuvieron 
el Drimer v seaundo luaar. seaun el orden de Drelacion. 
curriDlen con los reauisitos de calificacion esDecificados 
en las bases. La oferta del Dostor aue no cumDla con 
los reauisitos de calificacion debe ser descalificada. Si 
ninauno de los dos Dostores cumDle con los reauisitos 
de calificacion. el comite de seleccion debe verificar los 
reauisitos de calificacion de los Dostores admitidos. seaun 
el orden de Drelacion obtenido en la evaluacion.” 

“Articulo 57.- Licitacion con Drecalificacion 

57.1 . La Entidad Duede ootar Dor convocar la licitacion 
Dublica con Drecalificacion Dara la eiecucion de obras 
cuando el valor referencial de la contratacion es iaual o 
suDerior a veinte millones de Soles (SI 20 000 000. OOt. 
con la finalidad de Dreseleccionar a Droveedores con 
calificaciones suficientes Dara eiecutar el contrato. e 
invitarlos a Dresentar su oferta. Esta modalidad exiae 
la existencia de. Dor lo menos. dos DarticiDantes 
Drecalificados. 

Para estos efectos. el exDediente de contratacion aue 
se aDruebe en forma Drevia a la convocatoria debe contar 
con los informes aue sustentan la DroDuesta de su uso. 
elaborados Dor el area usuaria v el oraano encaraado de 
las contrataciones. 

57.2. Lueao de la intearacion de Bases, se conterriDlan 
las etaDas de Dresentacion de solicitudes de Drecalificacion. 
evaluacion de documentos de Drecalificacion v Dublicacion 
de Drecalificados. continuandose con las demas etaDas 
desde la Dresentacion de ofertas donde unicamente los 
Droveedores Drecalificados Dresentan su oferta. 

57.3. Los DarticiDantes reaistrados deben Dresentar 
su solicitud de Drecalificacion en acto Dublico dentro 
del Dlazo de diez (101 dias habiles. comDutados desde 
el dia siauiente de la intearacion de Bases. Dicho Dlazo 
Duede ser amDliado con la finalidad de incentivar mavor 
comDetencia. 

57.4. El comite de seleccion debe determinar si los 
Droveedores aue Dresentaron solicitud de Drecalificacion 
curriDlen los siauientes reauisitos: 


Pi = 


Om 

— — — xPMP 

0m + 10m - 0 1 


Donde: 

i = Oferta. 

Pi = Puntaie de la oferta a evaluar. 

Oi = Precio i. 

Om = Precio de la oferta mas Droximo al 
Dromedio de ofertas validas incluido el valor 
referencial. 

PMP = Puntaie maximo del Drecio. 

En el suDuesto de aue dos o mas ofertas obtenaan 
el mismo Duntaie. obtiene el meior orden de Drelacion 
aauella oferta mas cercana Dor debaio del Dromedio. 

En caso de emDate en Duntaie v en oferta economica, 
el orden de Drelacion se determina Dor sorteo. 

b) Cuando existan otros factores de evaluacion 
ademas del Drecio. aauella aue resulte con el meior 
Duntaie. en funcion de los criterios v Drocedimientos de 
evaluacion enunciados en las bases. La evaluacion del 
Drecio se suieta a la aDlicacion de la formula Drevista en 
el literal anterior. 

Si dos (21 o mas ofertas emDatan. la determinacion del 
orden de Drelacion de las ofertas emDatadas se realiza a 
traves de sorteo. 

54.7. Para la aDlicacion del sorteo se reauiere la 
DarticiDacion de notario o iuez de Daz v la citation 
ODortuna a los Dostores aue havan emDatado. Dudiendo 


al CaDacidad leaal. 

bl Solvencia economica, aue se Duede medir con 
lineas de credito o el record crediticio. entre otros. 

cl Relacion de las DrinciDales obras eiecutadas. 

d) CaDacidad de aestion. aue se refiere a infraestructura 
estrateaica. eauiDos estrateaicos. oraanizacion. entre 
otros. 

57.5. El comite de seleccion debe Dublicar la relacion 
de los Droveedores Drecalificados en el SEACE dentro 
del Dlazo Drevisto en la convocatoria. el aue no Duede 
exceder de diez (101 dias habiles. contados desde el dia 
siauiente de vencido el Dlazo Dara Dresentar solicitudes de 
Drecalificacion. Entre la Dublicacion de los Drecalificados 
v la Dresentacion de ofertas no Duede mediar menos de 
siete (71 dias habiles comDutados a Dartir del dia siauiente 
de la Dublicacion de los Drecalificados. 

Articulo 58.- Condiciones Dara el uso del concurso 
Dublico 

La Entidad debe utilizar el concurso Dublico Dara 
contratar servicios en aeneral. consultorias en aeneral. 
consultoria de obras v modalidad mixta. 

SUBCAPITULO I 

CONTRATACION DE SERVICIOS EN GENERAL Y 
MODALIDAD MIXTA 

Articulo 59.- Concurso Dublico Dara contratar 
servicios en aeneral v modalidad mixta 

El concurso Dublico Dara contratar servicios en aeneral 
v modalidad mixta se riae Dor las disDosiciones aDlicables 
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a la licitacion Dublica contemDladas en los articulos 49 al 
56. 

En el caso de servicios en aeneral. Dara determinar 
la oferta con el meior Duntaie. se toma en cuenta lo 
establecido en el numeral 54.5 del articulo 54. Tratandose 
de modalidad mixta, se aDlica el numeral 54.6 del articulo 
54.” 


Donde: 

i = Oferta. 

P i = Puntaie de la oferta a evaluar. 

O i = Precio i. 

Om = Precio de la oferta mas baia. 

PMP = Puntaie maximo del precio. 


“Articulo 62.- Presentacion de ofertas 

62.1. La Dresentacion de ofertas se realiza en 
acto Dublico en Dresencia de notario o iuez de Daz 
en el luaar indicado en las bases, en la fecha v hora 
establecidas en la convocatoria. salvo aue estos se 
Dosterauen de acuerdo a lo establecido en la Lev v el 
Realamento. 

62.2. Las ofertas se Dresentan Dor escrito. rubricadas. 
foliadas. v en dos (21 sobres cerrados. uno de los cuales 
contiene la oferta tecnica v. el otro. la economica. La 
Dresentacion Duede realizarse Dorel mismo DarticiDante o 
a traves de un tercero. sin aue se exiia formalidad alauna 
Dara ello. 

62.3. El acto Dublico se inicia cuando el comite de 
seleccion emDieza a llamar a los DarticiDantes en el 
orden en aue se reaistraron en el Drocedimiento. Dara 
aue entreauen sus ofertas. Si al momento de ser llamado 
el DarticiDante no se encuentra Dresente. se le tiene Dor 
desistido. 

62.4. El comite de seleccion solo abre los sobres 
aue contienen las ofertas tecnicas. debiendo anunciar 
el nombre de cada uno de los Droveedores: asimismo. 
verifica la Dresentacion de los documentos reaueridos en 
los numerales 1. 2. v 3 del articulo 31. De no Dresentar 
lo reauerido. la oferta se considera no admitida. Esta 
information debe consianarse en acta, con lo cual se 
da Dor finalizado el acto Dublico. DesDues de abierto 
cada sobre aue contiene la oferta tecnica. el notario o 
iuez de Daz Drocedera a sellar v firmar cada hoia de los 
documentos de la oferta tecnica. 

62.5. En caso el comite de seleccion no admita la oferta. 
el Dostor Duede solicitar aue se anote tal circunstancia en 
el acta debiendo el notario o iuez de Daz mantenerla en 
custodia hasta el consentimiento de la buena Dro. salvo 
aue en el acto de Dresentacion de ofertas o en fecha 
posterior el Dostor solicite su devolution. 

62.6. Las ofertas economicas deben Dermanecer 
cerradas v auedar en Doder de un notario Dublico o iuez 
de Daz hasta el acto Dublico de otoraamiento de la buena 
Dro. 

62.7. En los actos de Dresentacion de ofertas v 
de otoraamiento de la buena Dro. se Duede contar con 
un reDresentante del Sistema Nacional de Control, 
auien DarticiDa como veedor v debe suscribir el acta 
corresDondiente.” 

“Articulo 64.- ADertura v evaluacion de ofertas 
economicas 

64.1 . Las ofertas economicas se abren en acto Dublico 
en la fecha. hora v luaar esDecificado en las bases v 
con la Dresencia del notario Dublico o iuez de Daz aue 
las custodio. Solo se abren las ofertas economicas de 
los Dostores aue alcanzaron el Duntaie tecnico minimo. 
En dicho acto se anuncia el nombre de los Dostores. el 
Duntaie de evaluacion tecnico obtenido v el Drecio total de 
las ofertas. DesDues de abierto cada sobre aue contiene 
la oferta economica el notario Dublico o iuez de Daz 
Drocedera a sellar v firmar dicha oferta. 

64.2. El comite de seleccion evalua las ofertas 
economicas de conformidad con lo establecido en el 
articulo 47. de ser el caso. 

64.3. Tratandose de consultorias en aeneral. el comite 
de seleccion evalua las ofertas economicas, asianando 
un Duntaie de cien (1001 a la oferta de Drecio mas baio 
v otoraa a las demas ofertas Duntaies inversamente 
DroDorcionales a sus resDectivos Drecios. seaun la 
siauiente formula: 

P _ Om x PMP 

' Oi 


64.4. En el caso de consultoria de obras. el comite 
de seleccion evalua las ofertas economicas, asianando un 
Duntaie de cien (1001 a la oferta mas Droxima al Dromedio 
de las ofertas validas aue auedan en comDetencia. 
incluvendo el valor referencial. v otoraa a las demas 
ofertas-Duntaies seaun la siauiente formula: 


Pi = 


Om 

Om + 10m — Oil 


■x PMOE 


Donde: 

i = Oferta. 

P : = Puntaie de la oferta economica i. 

O l = Oferta economica i. 

O m = Oferta economica de monto o Drecio mas 

proximo al Dromedio de las ofertas validas 
incluido el valor referencial. 

PMOE = Puntaie maximo de la oferta economica. 

64.5. En el mismo acto Dublico se Drocede a 
determinar el Duntaie total de las ofertas. aue es el 
Dromedio oonderado de ambas evaluaciones. obtenido 
de la aDlicacion de la siauiente formula: 

PTPi = ^PTt c 2 Pei 

Donde: 

PTPi = Puntaie total del Dostor i 

Pti = Puntaie Dor evaluacion tecnica del Dostor i 

Pei = Puntaie Dor evaluacion economica del 

Dostor i 

c, = Coeficiente de Donderacion Dara la 

evaluacion Tecnica 

c 2 = Coeficiente de Donderacion Dara la 

evaluacion Economica 

Los coeficientes de Donderacion deben cumDlir las 
siauientes condiciones: 

0.80 < c,< 0.90: v 

0.10 <c 2 < 0.20 

La suma de ambos coeficientes debe ser iaual a la 
unidad (1.001. 

La oferta evaluada como la meior es la aue obtiene el 
mavor Duntaie total. 

Articulo 65.- Otoraamiento de la buena Dro 

65.1. La buena Dro se otoraa en el acto Dublico de 
aDertura de sobres economicos lueao de la evaluacion 
corresDondiente. 

65.2. En el suDuesto de aue dos (21 o mas ofertas 
emDaten. el otoraamiento de la buena Dro se efectua 
siauiendo estrictamente el siauiente orden: 

al Al Dostor aue hava obtenido el meior Duntaie 
tecnico: o 

bl A traves de sorteo. 

El ultimo criterio de desemDate se realiza en el acto 
Dublico de aDertura de sobres economicos. 

65.3. En el caso Drevisto en el articulo 28 de la Lev. 
Dara aue el comite de seleccion otoraue la buena Dro 
a las ofertas aue suDeren el valor referencial conforme 
a lo establecido en dicho articulo. se debe contar con 
la certification de credito DresuDuestario suficiente v 
la aDrobacion del Titular de la Entidad. previa opinion 
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favorable del area usuaria. salvo aue el Dostor aue 
hubiera obtenido el meior Duntaie total aceDte reducir su 
oferta economica. 

65.4. El Dlazo Dara otoraar la buena Dro no excede de 
cinco (51 dias habiles. contados desde la fecha Drevista 
en el calendario Dara el otoraamiento de la buena Dro. 
baio resDonsabilidad del Titular de la Entidad. 

65.5. En caso no se Dueda otoraar la buena Dro. 
lueao de seauirse el Drocedimiento Drevisto en los 
Darrafos anteriores. el comite de seleccion siaue el mismo 
Drocedimiento con el Dostor aue ocudo el seaundo luaar. 
En caso no se otoraue la buena Dro. debe continuar con 
los demas Dostores. resDetando el orden de Drelacion.” 

“Articulo 67.- Procedimiento de la adiudicacion 
simolificada 

La adiudicacion simolificada Dara la contratacion de 
bienes. servicios en aeneral v obras se realiza conforme a las 
realas Drevistas en los articulos 49 al 56: en la contratacion 
de consultoria en aeneral v consultoria de obra. se aDlican 
las disDosiciones Drevistas en los articulos 60 al 65: en 
ambos casos debe observarse lo siauiente: 

1. El Dlazo minimo Dara formular consultas v 
observaciones es de dos (21 dias habiles v el Dlazo 
maximo Dara su absolucion es de dos ( 2 ) dias habiles. 
Para el caso de eiecucion de obras. el Dlazo minimo Dara 
formularlas es de tres (31 dias habiles v el Dlazo maximo 
Dara su absolucion es de tres (31 dias habiles. No Duede 
solicitarse la elevacion de los cuestionamientos al Dlieao 
de absolucion de consultas v observaciones. 

2. La intearacion se realiza al dia habil siauiente 
de vencido el Dlazo Dara la absolucion de consultas v 
observaciones. 

3. La Dresentacion de ofertas se efectua en un Dlazo 
minimo de tres ( 3 ) dias habiles. contados desde la 
intearacion de las bases. 

4. En el caso de bienes. servicios en aeneral v obras. 
la Dresentacion de ofertas v aDertura de sobres Duede 
realizarse en acto Drivado o en acto Dublico. 

5. En el caso de consultorias de obras o consultorias 
en aeneral. la Dresentacion de ofertas. aDertura de sobres 
economicos v el otoraamiento de la buena Dro Duede 
realizarse en acto Drivado o en acto Dublico.” 

“Articulo 71.- EtaDas de la seleccion de consultores 
individuales 

La seleccion de consultores individuales contemDla 
las siauientes etaDas: 

1. Convocatoria. 

2. Reaistro de DarticiDantes. 

3. ReceDcion de exDresiones de interes. 

4. Calificacion v evaluacion. 

5. Otoraamiento de la buena Dro. 

Articulo 72.- Convocatoria 

El comite de seleccion realiza una convocatoria 
Dublica a traves del SEACE solicitando la Dresentacion 
de exDresiones de interes. Dara lo cual establece un Dlazo 
maximo de Dresentacion. Dicha convocatoria contiene los 
terminos de referenda del servicio reauerido. aue incluve 
el Derfil del consultor. 

Articulo 73.- ReceDcion de exDresiones de interes 

Los DarticiDantes deben Dresentar sus exDresiones de 
interes dentro del Dlazo Drevisto en la solicitud de exDresion 
de interes. el cual no Duede ser menor de cinco ( 5 ) dias 
habiles contados desde el dia siauiente de la convocatoria. 
mediante la Dresentacion. en la Unidad de Tramite 
Documentario de la Entidad. de un fit sobre aue contiene los 
formatos reaueridos en la solicitud de exDresion de interes. 
adiuntando la documentacion aue sustente los reauisitos de 
calificacion v los factores de evaluacion. La Dresentacion de 
exDresiones de interes imDlica la aceDtacion del Drecio fiiado 
en los documentos del Drocedimiento. 

Articulo 74.- Calificacion v evaluacion 

74.1. El comite de seleccion califica las exDresiones 
de interes. en un Dlazo no mavor a tres (31 dias habiles 


de vencido el Dlazo Dara su receDcion. consianando 
el resultado en acta debidamente motivada. la aue se 
Dublica en el SEACE. coniuntamente con el cronoarama 
de entrevistas Dersonales Dara la evaluacion. 

74.2. El comite evalua a los Dostores calificados 
asianando Duntaies conforme a los siauientes factores: 

al ExDeriencia en la esDecialidad: sesenta (601 Duntos. 

bl Calificaciones: treinta (301 Duntos. 

cl Entrevista: diez (101 Duntos. 

74.3. Los criterios de la entrevista son considerados 
en los documentos estandar aue elabore el OSCE. 

Articulo 75.- Otoraamiento de la buena Dro 

75.1. La buena Dro se otoraa mediante su Dublicacion 
en el SEACE. al Dostor aue obtuvo el meior Duntaie. a mas 
tardar al dia habil siauiente de realizadas las entrevistas. 
En el suDuesto aue dos o mas ofertas emDaten el 
otoraamiento de la buena Dro se efectua a traves de 
sorteo. Para la aDlicacion de este criterio de desemDate 
se reauiere la citation ODortuna a los Dostores aue havan 
emDatado. Dudiendo DarticiDar en calidad de veedor un 
reDresentante del Sistema Nacional de Control, notario 
Dublico o iuez de Daz. 

75.2. Una vez otoraada la conformidad de la Drestacion. 
el Droducto de la consultoria debe ser Dublicado en 
el Dortal institucional de la Entidad contratante. salvo 
la information calificada como secreta. confidencial o 
reservada Dor la normativa de la materia. 

Articulo 76.- Condiciones Dara el emDleo de la 
comDaracion de Drecios 

76.1. Para aDlicar el Drocedimiento de seleccion de 
comDaracion de Drecios. la Entidad debe verificar aue los 
bienes v/o servicios en aeneral obieto de la contratacion 
sean de disDonibilidad inmediata. faciles de obtener en 
el mercado. se comercialicen baio una oferta estandar 
establecida Dor el mercado v aue no se fabrican. Droducen. 
suministran o Drestan siauiendo la descriDcion Darticular o 
instrucciones dadas Dor la Entidad contratante. 

76.2. Una vez definido el reauerimiento de la Entidad. 
el oraano encaraado de las contrataciones elabora 
un informe en el aue debe constar el cumDlimiento de 
las condiciones Dara el emDleo del Drocedimiento de 
seleccion de comDaracion de Drecios. 

76.3. El valor referencial de las contrataciones aue se 
realicen aDlicando este Drocedimiento de seleccion debe 
ser iaual o menor a auince (151 UIT. 

Articulo 77.- Procedimiento 

77.1. Emitido el informe favorable, el oraano encaraado 
de las contrataciones debe solicitar v obtener. de forma 
fisica o electronica. un minimo de tres (31 cotizaciones aue 
cumDlan con lo Drevisto en la solicitud de cotizacion. las 
aue deben acomDanarse con declaraciones iuradas de los 
Droveedores de no encontrarse imDedidos Dara contratar 
con el Estado. La Entidad otoraa la buena Dro a la cotizacion 
de menor Drecio. debiendo verificar Dreviamente aue el 
Droveedor cuente con inscriDcion viaente en el RNP. 

77.2. El otoraamiento de la buena Dro lo realiza el 
oraano encaraado de las contrataciones mediante su 
Dublicacion en el SEACE. debiendo reaistrar la solicitud 
de cotizacion cuando corresDonda. las cotizaciones 
obtenidas v el acta resDectiva de buena Dro. 

77.3. En el suDuesto aue dos o mas ofertas emDaten. 
el otoraamiento de la buena Dro se efectua a traves de 
sorteo. 

Articulo 78.- Definicion 

78.1. Mediante Subasta Inversa Electronica se 
contratan bienes v servicios comunes. El Dostor aanador 
es aauel aue oferte el menor Drecio Dor los bienes 
v/o servicios obieto de dicha Subasta. El acceso al 
Drocedimiento de Subasta Inversa Electronica se realiza 
a traves del SEACE. 
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78.2. PERU COMPRAS aenera v aDrueba las fichas 
tecnicas de los bienes v servicios transables. las aue son 
incluidas en un Listado de Bienes v Servicios Comunes al 
aue se accede a traves del SEACE. Dudiendo ser obieto 
de modification o exclusion. Drevio sustento tecnico. 

78.3. Para aorobar una ficha tecnica. PERU 
COMPRAS Duede solicitar informacion u ODinion 
tecnica a Entidades del Estado. las aue deben brindar 
dicha informacion de manera idonea v ODortuna. baio 
resDonsabilidad. Asi tambien. Duede solicitar informacion 
a aremios. oraanismos u otras aue se estime Dertinente. 

Articulo 79.- Obliaatoriedad 

79.1. La contratacion a traves de la Subasta Inversa 
Electronica es obliaatoria a Dartir del dla calendario 
siauiente de Dublicadas las fichas tecnicas en el SEACE. 
siemore aue dicho bien v/o servicio no se encuentre 
incluido en los Cataloaos Electronicos de los Acuerdo 
Marco. En caso el bien o servicio a contratar tambien 
se encuentre incluido en los Cataloaos Electronicos de 
los Acuerdos Marco, la Entidad evalua v determina la 
alternativa aue resulte mas eficiente Dara el cumDlimiento 
sus obietivos. 

79.2. Las Entidades Dueden emDlear otro 
Drocedimiento de seleccion. Dara lo cual deben obtener 
Dreviamente la autorizacion de PERU COMPRAS. antes 
de efectuar la contratacion. debiendo adiuntar un informe 
tecnico aue iustifiaue su necesidad. conforme a los 
reauisitos aue emita dicha Entidad. 

79.3. En caso aue. con anterioridad a la Dublicacion 
de las fichas tecnicas. una Entidad hava convocado un 
Drocedimiento de seleccion sobre los mismos bienes v 
servicios. debe continuar con dicho Drocedimiento. 

Articulo 80.- EtaDas de la Subasta Inversa 
Electronica 

80.1. El Drocedimiento de subasta inversa electronica 
tiene las siauientes etaDas: 

1. Convocatoria. 

2. Reaistro de DarticiDantes. reaistro v Dresentacion de 
ofertas. 

3. ADertura de ofertas v Deriodo de lances. 

4. Otoraamiento de la buena Dro. 

80.2. La habilitacion del Dostor se verifica en la etaDa 
de otoraamiento de la Buena Pro. 

80.3. El desarrollo del Drocedimiento de seleccion. a 
carao de las Entidades. se suieta a los lineamientos v en 
la documentation de orientation aue emita el OSCE. 

Articulo 81.- Definition 

De conformidad con lo Drevisto en el articulo 31 de 
la Lev. la contratacion a traves de Cataloaos Electronicos 
de Acuerdo Marco se realiza sin mediar Drocedimiento 
de seleccion. siemDre v cuando los bienes v/o servicios 
formen Darte de dichos cataloaos. El acceso a los 
Cataloaos Electronicos de Acuerdo Marco se realiza en 
forma electronica. a traves del SEACE.” 

“Articulo 83.- Desarrollo de Cataloaos Electronicos 
de Acuerdo Marco 

83.1 . La imDlementacion o extension de la viaencia de 
los Cataloaos Electronicos de Acuerdo Marco, a carao de 
PERU COMPRAS. se suieta a lo siauiente: 

al La seleccion de Droveedores se inicia mediante 
una convocatoria aue contemDla realas esDeciales del 
Drocedimiento. asi como las consideraciones necesarias 
Dara tal fin. 

bl Las realas esDeciales del Drocedimiento 
establecen las condiciones aue deben cumDlirse 
Dara la realization de las actuaciones DreDaratorias. 
las realas del Drocedimiento. las condiciones a ser 
aDlicadas durante la eiecucion contractual, entre otros 
asDectos a ser considerados Dara cada acuerdo marco. 
Asimismo. las realas esDeciales del Drocedimiento 


deben reauerir al Droveedor el cumDlimiento de las 
exiaencias Drevistas en normas esDeciales. tales 
como las normas tributarias v laborales. entre otras 
aue resulten aDlicables. 

cl El Droveedor aue DarticiDe en el Drocedimiento 
debe estar inscrito en el RNP. no encontrarse imDedido. 
inhabilitado ni susDendido Dara contratar con el Estado. 

dl Atendiendo a la naturaleza de cada Cataloao 
Electronico de Acuerdos Marco, seaun corresDonda. se 
Duede exiair al Droveedor la acreditacion de exDeriencia. 
caDacidad financiera. el comDromiso de constituir una 
aarantia de fiel cumDlimiento durante la viaencia del 
Cataloao Electronico. el comDromiso de mantener 
determinado stock minimo. entre otras condiciones aue 
se detallen en los documentos del Drocedimiento. 

el Los Acuerdos Marco deben incluir la clausula 
anticorruDdon Drevista en el numeral 116.4 del articulo 
116. El incumDlimiento de lo establecido en la clausula 
anticorruDcion constituve causal de exclusion del total 
de los Cataloaos Electronicos de Acuerdo Marco. 

ft La formalization de un Acuerdo Marco entre PERU 
COMPRAS v los Droveedores adiudicatarios. suDone Dara 
estos ultimos la aceDtacion de los terminos v condiciones 
establecidas como Darte de la convocatoria resDecto a 
la imDlementacion o mantenimiento Dara formar Darte 
de los Cataloaos Electronicos de Acuerdo Marco, entre 
las cuales Dueden establecerse causales de susDension. 
Denalidades. u otros. 

al PERU COMPRAS Duede efectuar la revision de 
los Cataloaos Electronicos de Acuerdo Marco durante su 
viaencia. estando facultada Dara solicitar a los Droveedores 
adiudicatarios v a las Entidades. la informacion aue 
considere necesaria o actuar de oficio Dara aestionar su 
contenido. Los Droveedores adiudicatarios v las Entidades 
deben brindar dicha informacion de manera idonea v 
ODortuna baio resDonsabilidad. 

hi Las Entidades aue contraten a traves de 
los Cataloaos Electronicos de Acuerdo Marco son 
resoonsables de aDlicar las realas establecidas en el 
resDectivo Acuerdo Marco. 

il Un Droveedor adiudicatario Duede rechazar la 
contratacion cuando la Entidad tenaa retraso en el Daao 
de deudas derivadas de cualauier Udo de obliaacion con 
dicho Droveedor. retraso en el Daao de las obliaaciones 
asumidas frente a otro Droveedor adiudicatario. u otros 
casos aue se determinen en los documentos de la 
convocatoria. 

il El Dlazo de viaencia de los Cataloaos Electronicos 
de Acuerdo Marco es esDecificado en los documentos de 
la convocatoria. tanto Dara su imDlementacion como Dara 
su aestion v mantenimiento. siendo aue dicha viaencia 
Duede ser extendida sucesivamente. Drevia aDrobacion 
de PERU COMPRAS. 

kl Las Entidades Dueden exceDtuarse de la 
obliaacion de contratar los bienes v/o servicios 
de los Cataloaos Electronicos de Acuerdo Marco, 
en caso verifiauen en el mercado la existencia de 
condiciones mas ventaiosas. las cuales deben ser 
obietivas v demostrables. Dara lo cual deberan obtener 
Dreviamente la autorizacion de PERU COMPRAS. 
baio sancion de nulidad. 

83.2. PERU COMPRAS aDrueba los lineamientos 
comDlementarios Dara la imDlementacion o extension 
de la viaencia de los Cataloaos Electronicos de Acuerdo 
Marco. 

Articulo 84.- Causales de exclusion de Droveedores 
adiudicatarios de los Cataloaos Electronicos de 
Acuerdo Marco 

Un Droveedor adiudicatario es excluido de los 
Cataloaos Electronicos de Acuerdo Marco, en los 
siauientes casos: 

1 . Cuando este imDedido Dara contratar con el Estado. 
de acuerdo con lo disDuesto en el articulo 11 de la Lev. 

2. Cuando este susDendido. inhabilitado temDoral o 
definitivamente Dara contratar con el Estado. Su exclusion 
es Dermanente durante la viaencia de la susDension o 
inhabilitacion. 
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3. Cuando no cuente con inscriDcion viaente en el 
RNP. En este caso su exclusion es aDlicable durante el 
tiemDO aue no cuente con dicha inscriDcion. 

4. Cuando se incumDla las condiciones exDresamente 
contemDladas en el Acuerdo Marco, en cuvo caso la 
exclusion se efectua conforme a las consideraciones 
establecidas en dicho acuerdo. 

Articulo 85.- Condiciones Dara el emDleo de la 
contratacion directa 

La Entidad Duede contratar directamente con un 
Droveedor solo cuando se confiaure alauno de los 
suDuestos del articulo 27 de la Lev baio las condiciones 
aue a continuation se indican: 

1. Contratacion entre Entidades 

La Entidad aue actue como Droveedor no debe ser 
emDresa del Estado o realizar actividad emDresarial de 
manera habitual. Se considera Dor habitual la suscriDCion 
de mas de dos (2) contratos en el obieto de la contratacion 
en los ultimos doce (12) meses. 

2. Situacion de Emeraencia 

La situacion de emeraencia se confiaura Dor alauno de 
los siauientes suDuestos: 

a) Acontecimientos catastroficos. aue son aauellos de 
caracter extraordinario ocasionados Dor la naturaleza o 
Dor la action u omision del obrar humano aue aeneran 
danos afectando a una determinada comunidad. 

b) Situaciones aue afectan la defensa o seauridad 
nacional diriaidas a enfrentar aaresiones de orden interno 
o externo aue menoscaben la consecution de los fines 
del Estado. 

c) Situaciones aue suDonaan arave Deliaro. aue son 
aauellas en las aue exista la Dosibilidad debidamente 
comDrobada de aue cualauiera de los acontecimientos o 
situaciones anteriores ocurra de manera inminente. 

d) Emeraencias sanitarias. aue son aauellas 
declaradas Dor el ente rector del sistema nacional de 
salud conforme a la lev de la materia. 

En dichas situaciones. la Entidad debe contratar 
de manera inmediata los bienes. servicios en aeneral. 
consultorias u obras estrictamente necesarios. 
tanto Dara Drevenir los efectos del evento Droximo 
a Droducirse. como Dara atender los reauerimientos 
aenerados como consecuencia directa del evento 
Droducido. sin suietarse a los reauisitos formales de 
la oresente norma. Como maximo. dentro del Dlazo 
de diez (10) dlas habiles siauientes de efectuada la 
entreaa del bien. o la Drimera entreaa en el caso de 
suministros o del inicio de la Drestacion del servicio. o 
del inicio de la eiecucion de la obra. la Entidad debe 
reaularizar aauella documentation referida a las 
actuaciones DreDaratorias. el informe o los informes aue 
contienen el sustento tecnico leaal de la contratacion 
directa, la resolucion o acuerdo aue la aDrueba. asi 
como el contrato v sus reauisitos. aue a la fecha de 
la contratacion no hava sido elaborada. aDrobada o 
suscrita. seaun corresDonda: debiendo en el mismo 
Dlazo reaistrar v Dublicar en el SEACE los informes v la 
resolucion o acuerdos antes mencionados. 

Realizada la contratacion directa, la Entidad debe 
contratar lo demas aue reauiera Dara la realizacion de 
las actividades de Drevencion v atencion derivadas 
de la situacion de emeraencia v aue no calificaron 
como estrictamente necesarias de acuerdo al Darrafo 
Drecedente. Cuando no corresDonda realizar un 
Drocedimiento de seleccion Dosterior. debe iustificarse en 
el informe o informes aue contienen el sustento tecnico 
leaal de la contratacion directa. 

3. Situacion de desabastecimiento 

La situacion de desabastecimiento se confiaura ante 
la ausencia inminente de determinado bien. servicio en 
aeneral o consultorla. debido a la ocurrencia de una 
situacion extraordinaria e imDrevisible. aue comoromete 
la continuidad de las funciones. servicios. actividades u 
ODeraciones aue la Entidad tiene a su carao. 


Dicha situacion faculta a la Entidad a contratar bienes 
v servicios solo Dor el tiemDO v/o cantidad necesario Dara 
resolver la situacion v llevar a cabo el Drocedimiento de 
seleccion aue corresDonda. 

No ouede invocarse la existencia de una situacion de 
desabastecimiento en las siauientes contrataciones: 

a) Contrataciones cuvo monto de contratacion se 
encuentre baio la cobertura de un tratado o comDromiso 
internacional aue incluva disDosiciones sobre 
contrataciones Dublicas. cuando el desabastecimiento 
se hubiese oriainado Dor nealiaencia. dolo o cuba 
inexcusable del funcionario o servidor de la Entidad. 

b) Por Derlodos consecutivos aue excedan el laDso 
del tiemDO reauerido Dara suDerar la situacion. salvo 
aue ocurra una situacion diferente a la aue motivo la 
contratacion directa. 

c) Para satisfacer necesidades anteriores a la fecha 
de aDrobacion de la contratacion directa. 

d) Por Drestaciones cuvo alcance exceda lo necesario 
Dara atender el desabastecimiento. 

e) En via de reaularizacion. 

La aDrobacion de la contratacion directa en virtud de 
la causal de situacion de desabastecimiento no constituve 
disDensa. exencion o liberacion de las resDonsabilidades 
de los funcionarios o servidores de la Entidad. en caso su 
conducta hubiese oriainado la Dresencia o confiauracion 
de dicha causal. Constituve aaravante de resDonsabilidad 
si la situacion fue aenerada Dor dolo o culDa inexcusable 
del funcionario o servidor de la Entidad. En estos casos. 
la autoridad comDetente Dara autorizar la contratacion 
directa debe ordenar. en el acto aDrobatorio de la misma. 
el inicio del analisis Dara determinar las resDonsabilidades 
aue corresDondan. 

4. Contrataciones con caracter secreto. secreto 
militar o nor razones de orden interno 

Son aauellas cuvo obieto contractual se encuentra 
incluido en la lista aue. mediante decreto suDremo. hava 
aDrobado el Conseio de Ministros. debidamente refrendado 
Dor el sector corresDondiente. La Dresente causal no es 
aDlicable a la contratacion de bienes. servicios en aeneral. 
consultorias u obras de caracter administrative u ODerativo 
necesarios Dara el normal funcionamiento de las Fuerzas 
Armadas, la Policia Nacional del Peru v los oraanismos 
aue conforman el Sistema de Inteliaencia Nacional. 

La ODinion favorable de la Contraloria General de la 
ReDublica debe sustentarse en la comDrobacibn de la 
inclusion del obieto de la contratacion en la lista a aue se 
refiere el Darrafo anterior v debe emitirse dentro del Dlazo 
de siete (7) dlas habiles a Dartir de Dresentada la solicitud. 

5. Proveedor unico 

En este suDuesto. la verificacion de aue los bienes. 
servicios en aeneral v consultorias solo Dueden obtenerse 
de un determinado Droveedor debe realizarse en el 
mercado Deruano. 

6. Servicios Dersonalisimos 

En este suDuesto Dueden contratarse servicios 
esDecializados Drofesionales. artisticos. cientificos o 
tecnoloaicos brindado Dor Dersonas naturales. siemDre 
aue se sustente obietivamente lo siauiente: 

a) EsDecialidad del Droveedor. relacionada con sus 
conocimientos Drofesionales. artisticos. cientificos o 
tecnoloaicos aue Dermitan sustentar de modo razonable e 
indiscutible su adecuacion Dara satisfacer la comDleiidad 
del obieto contractual. 

b) ExDeriencia reconocida en la Drestacion obieto de 
la contratacion. 

Las Drestaciones aue se deriven de los contratos 
celebrados al amDaro del Dresente numeral no son 
materia de subcontratacion. 

7. Servicios de Dublicidad Dara el Estado 

En este suDuesto la contratacion de los mencionados 
servicios corresDonde a aauellos aue Drestan directamente 
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los medios de comunicacion Dara difundir un contenido 
determinado al Dublico obietivo al aue se auiere lleaar. 

8. Servicios de consultoria distintos a las 
consultorias de obra aue son continuacion v/o 
actualizacion de un trabaio nrevio eiecutado nor un 
consultor individual 

En este suDuesto debe sustentarse aue la contratacion 
resulta necesaria a efectos de mantener el enfoaue tecnico 
de la consultoria oriainal. v el monto de la contratacion no 
debe exceder los maraenes senalados en el articulo 24 de 
la Lev. Esta contratacion se Duede efectuar Dor unica vez. 

9. Contratacion de bienes o servicios con fines 
de investiaacion. exoerimentacion o desarrollo de 
caracter cientifico o tecnoloaico 

Pueden contratarse directamente bienes. servicios 
en aeneral o consultorias en aeneral con fines de 
investiaacion. exDerimentacion o desarrollo de caracter 
cientifico o tecnoloaico vinculadas con las funciones u 
obieto DroDios. aue Dor Lev le corresDonde a la Entidad. 
siemDre aue los resultados Dertenezcan exclusivamente 
a esta. 

10. Contrataciones derivadas de un contrato 
resuelto o declarado nulo cuva continuidad de 
eiecucion resulta uraente 

Este suDuesto se aDlica siemDre aue se hava aaotado 
lo disDuesto en el articulo 138. 

1 1 . Contrataciones de servicios de caDacitacion de 
interes institucional 

La contratacion de los servicios de caDacitacion debe 
realizarse con instituciones acreditadas: fit conforme 
a las normas del Sistema Nacional de Evaluation. 
Acreditacion v Certificacion de la Calidad Educativa. o fiit 
Dor oraanismos internacionales esDecializados. conforme 
a los lineamientos establecidos Dor el Sector Education. 

En el suDuesto aue la caDacitacion sea Drestada 
Dor un oraanismo internacional. debe tener entre su 
finalidad u obieto. la Drestacion de servicios de formation. 
caDacitacion o asistencia tecnica. 

Articulo 86.- Aorobacion de contrataciones 
directas 

86.1. La Dotestad de aDrobar contrataciones directas 
es indeleaable. salvo en los suDuestos indicados en los 
literales et. at. it. kt. It v mt del articulo 27 de la Lev. 

86.2. La resolucion del Titular de la Entidad o acuerdo 
de Conseio Reaional. Conceio MuniciDal o Acuerdo 
de Directorio en caso de emDresas del Estado. aue 
aDruebe la contratacion directa reauiere obliaatoriamente 
del resDectivo sustento tecnico v leaal. en el informe o 
informes Drevios. aue contenaan la justification de la 
necesidad v Drocedencia de la contratacion directa. 

Las resoluciones o acuerdos mencionados en el 
Darrafo Drecedente v los informes aue los sustentan. salvo 
la causal Drevista en el inciso dt del articulo 27 de la Lev. 
se Dublican a traves del SEACE dentro de los diez flOt 
dias habiles siauientes a su emision o adoDcion. seaun 
corresDonda. 

86.3. Se encuentra Drohibida la aorobacion de 
contrataciones directas en via de reaularizacion. a 
exceDcion de la causal de situation de emeraencia. En las 
contrataciones directas no se aDlican las contrataciones 
comDlementarias. 

86.4. En las contrataciones directas Dor 
desabastecimiento v emeraencia. de ser necesario 
Drestaciones adicionales. se reauiere Dreviamente la 
emision de un nuevo acuerdo o resolucion aue las 
aDruebe. 

Articulo 87.- Procedimiento Dara las contrataciones 
directas 

87.1. Una vez aDrobada la contratacion directa, 
la Entidad la efectua mediante acciones inmediatas. 
reauiriendose invitar a un solo Droveedor. cuva oferta 
cumDla con las caracteristicas v condiciones establecidas 


en las Bases, las cuales deben contener como minimo lo 
indicado en los literales at. bf. et. ft. mt v at del numeral 
27.1 del articulo 27. La oferta Duede ser obtenida Dor 
cualauier medio de comunicacion. 

87.2. Las actuaciones DreDaratorias v contratos aue 
se celebren como consecuencia de las contrataciones 
directas deben cumDlir con los reauisitos. condiciones. 
formalidades. exiaencias v aarantias establecidos en la 
Lev v el Realamento. 

87.3. El cumDlimiento de los reauisitos Drevistos Dara 
las contrataciones directas. en la Lev v el Realamento. 
es resDonsabilidad del Titular de la Entidad v de los 
funcionarios aue intervenaan en la decision v eiecucion. 

87.4. Cuando no lleaue a concretarse la suscriDcion 
del contrato. se deiara sin efecto la adjudication efectuada 
debiendo la Entidad continuar con las acciones aue 
corresDondan. 

Articulo 88.- Caracteristicas del Droceso de 
Corrmra Coroorativa 

88.1. Las Entidades Dueden contratar bienes v 
servicios en aeneral en forma coniunta. a traves de un 
Drocedimiento de seleccion unico. aDrovechando los 
beneficios de las economias de escala. en las meiores v 
mas ventaiosas condiciones Dara el Estado. 

Tambien Dueden incoroorarse en las comDras 
coroorativas los reauerimientos de las Entidades cuvos 
valores referenciales no suDeren las ocho f8t UIT. Para 
tal efecto. dichas contrataciones deberan estar incluidas 
en el Plan Anual de Contrataciones de cada Entidad 
DarticiDante. 

88.2. Las ComDras Coroorativas Dueden ser 
facultativas. Dara lo cual las Entidades celebran un 
convenio interinstitucional. u obliaatorias. cuando se 
establezca mediante decreto suDremo emitido Dor el 
Ministerio de Economia v Finanzas. con el voto aDrobatorio 
del Conseio de Ministros. Las ComDras Coroorativas 
Obliaatorias estan a carao de PERU COMPRAS. 

88.3. Los bienes v servicios en aeneral aue Dueden ser 
obieto de ComDras Coroorativas deben ser susceDtibles 
de ser homoaeneizados. 

88.4. Para la aareaacion de la demanda de las 
Entidades se Duede utilizar criterios tales como el 
aeoarafico. el sectorial, el temDoral o la combination de 
estos. entre otros. 

88.5. El Drocedimiento de seleccion se realiza 
conforme a las realas establecidas en la Lev v el Dresente 
Realamento." 

Articulo 91.- Entidades DarticiDantes 

91 . 1 . Se consideran Entidades DarticiDantes a aauellas 
aue estan obliaadas a contratar los bienes v servicios en 
aeneral contenidos en el decreto suDremo aue aDrueba 
las ComDras Coroorativas Obliaatorias. 

91.2. Desianadas las Entidades DarticiDantes. 
estas tienen la obliaacion de remitir los reauerimientos 
resDectivos. con la certificacion v/o Drevision roresuDuestal. 
v la information comDlementaria a PERU COMPRAS. 
conforme a los lineamientos. Dlazos v Drocedimiento 
establecidos. baio resDonsabilidad. 

91.3. Las Entidades DarticiDantes se encuentran 
obliaadas a contratar directa v exclusivamente con los 
Droveedores seleccionados. los bienes v/o servicios 
en aeneral cuvo reauerimiento hava sido materia del 
Droceso de Comoro Coroorativa Obliaatoria. Asimismo. 
se encuentran obliaadas a suscribirtodos los documentos 
aue resulten necesarios Dara la formalization del o 
los contratos aue se deriven del o los Drocedimientos 
de seleccion. Daaar al Droveedor o Droveedores 
seleccionados la contraDrestacion acordada. Drevia 
conformidad con la Drestacion eiecutada. asi como los 
demas actos relacionados con la eiecucion del contrato. 

91.4. PERU COMPRAS Duede desianar un Comite 
Tecnico esDecializado Dara determinar las caracteristicas 
homoaenizadas de los bienes v servicios en aeneral 
reaueridos Dor las Entidades DarticiDantes. Dara lo cual 
estas u otras entidades esDecializadas. a solicitud de 
PERU COMPRAS. asianan los esDecialistas reaueridos. 
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Articulo 92.- ComDras Comorativas Facultativas 

92.1. Para las ComDras CorDorativas aue se realicen 
de manera facultativa. se debe elaborar uno o varios 
convenios aue deben ser suscritos Dor los funcionarios 
comDetentes de las Entidades DarticiDantes. El 
convenlo debe establecer el obieto v alcances. las 
obliaaciones v resDonsabilidades de las Dartes. as! 
como la desianacion de la Entidad encaraada de la 
comDra corDorativa. 

92.2. La Entidad encaraada de la ComDra CorDorativa 
tiene a su carao las siauientes tareas: 

at Recibir los reauerimientos de las Entidades 
DarticiDantes. 

bl Consolidar v homoaeneizar las caracterlsticas de 
los bienes v servicios en aeneral. as! como determinar el 
valor referencial Dara cada Drocedimiento de seleccion a 
convocarse en forma coniunta. 

cl Efectuar todas las actuaciones DreDaratorias 
necesarias Dara elaborar v aDrobar el exDediente de 
contratacion. 

dt Desianar al o a los comites de seleccion aue tienen 
a su carao los Drocedimientos de seleccion Dara las 
comDras coroorativas. 

el ADrobar los documentos del Drocedimiento de 
seleccion aue corresDondan. 

ft Resolver los recursos de aDelacion. en los casos 
aue corresDonda. 

92.3. El funcionamiento. comDetencia. obliaaciones 
v demas atribuciones del comite de seleccion son los 
Drevistos en la Lev v el Realamento. siendo resDonsable 
de: 

at Elaborar las Bases, conforme al contenido del 
exDediente de contratacion. En las Bases debe distinauirse 
claramente el reauerimiento de cada Entidad DarticiDante 
del convenio. Dara los efectos de la suscriDcion v eiecucion 
del contrato resDectivo. 

bt Una vez aue auede consentido el otoraamiento de 
la buena Dro. elevar el exDediente al Titular de la Entidad 
encaraada de la ComDra CorDorativa Dara su remision a 
las Entidades DarticiDantes. 

92.4. Las Entidades DarticiDantes se encuentran 
obliaadas a contratar directa v exclusivamente con los 
Droveedores seleccionados los bienes v/o servicios en 
aeneral cuvo reauerimiento hava sido materia del Droceso 
de ComDra CorDorativa. conforme al Drocedimiento 
establecido en el Realamento. Asimismo. se encuentran 
obliaadas a suscribir todos los documentos aue resulten 
necesarios Dara la formalization del o los contratos aue 
se deriven del o los Drocedimientos de seleccion. asi 
como a Daaar al Droveedor o Droveedores seleccionados 
la contraorestacion acordada. Drevia conformidad con la 
Drestacion eiecutada. 

92.5. Las ComDras CorDorativas no reauieren de la 
modification del Plan Anual de Contrataciones de las 
Entidades DarticiDantes. aunaue debe indicarse aue 
se Drocede a contratar mediante ComDra CorDorativa 
Facultativa. con exDresa mention de la Entidad encaraada 
de la ComDra CorDorativa. 

92.6. La Entidad encaraada de la Comora CorDorativa 
v el o los comites de seleccion aue se desianen Dara tal 
fin. deben observar lo disDuesto en la Lev. el Realamento 
v demas disDosiciones comDlementarias. 

92.7. En caso aue se desee comDlementar o incoroorar 
reauerimientos adicionales a los Drevistos en el convenio. 
las Entidades DarticiDantes Dueden hacerlo mediante la 
suscriDcion de clausulas adicionales. 

92.8. El convenio Dermite la adhesion de cualauier 
otra Entidad siemDre v cuando esta se efectue antes de 
la convocatoria. 

92.9. Los contratos derivados de la ComDra 
CorDorativa. asi como la informacion referida a su 
eiecucion deben ser inaresados al SEACE. Dor cada una 
de las Entidades DarticiDantes. en un Dlazo no mavor de 
diez 1101 dias habiles siauientes a su Derfeccionamiento. 
ocurrencia o aDrobacion. seaun corresDonda.” 


“Articulo 94.- Condiciones Dara el encarao 

94.1. Encarao a otra Entidad 

Una Entidad Duede encaraar a otra Entidad Dublica. 
mediante convenio interinstitucional. la realization de 
las actuaciones DreDaratorias v/o el Drocedimiento de 
seleccion aue aauella reauiera Dara la contratacion 
de bienes. servicios en aeneral. consultorias v obras. 
Drevio informe tecnico leaal aue sustente la necesidad v 
viabilidad del encarao. el mismo aue es aDrobado Dor el 
Titular de la Entidad. 

La comDetencia Dara la aDrobacion del exDediente de 
contratacion v de los documentos del Drocedimiento de 
seleccion es Drecisada en el convenio resDectivo. Una vez 
consentido o administrativamente firme el otoraamiento 
de la buena Dro. debe remitirse el exDediente a la Entidad 
encaraante Dara el Derfeccionamiento v eiecucion del 
contrato resDectivo. 

94.2. Encarao a Oraanismos Internacionales 

at De conformidad con lo disDuesto en el numeral 
6.3 del articulo 6 de la Lev. de manera exceDcional. 
tratandose de contrataciones altamente esDecializadas 
o muv comDleias. las Entidades Dueden encaraar 
determinados Drocedimientos de seleccion a oraanismos 
internacionales debidamente acreditados. El Ministerio de 
Economla v Finanzas. mediante Resolucion Ministerial, 
establece los lineamientos v criterios Dara la utilization 
del encarao. Dicho encarao debe ser aDrobado: fit Dara 
el Poder Eiecutivo mediante Resolucion del Titular de 
la Entidad. (iil Dara los Poderes Leaislativo v Judicial v 
los Oraanismos Constitucionalmente Autonomos. Dor 
el Titular de dichas Entidades. fiiil Dara los Gobiernos 
Reaionales v Locales Dor acuerdo de Conseio Reaional 
o Conceio MuniciDal. seaun corresDonda v fivl Dara las 
emDresas del Estado Dor Acuerdo de Directorio. Esta 
facultad es indeleaable. 

bt El exDediente aue sustenta la necesidad de 
efectuar este encarao debe contener la justification de 
la imDosibilidad de aue el Droceso sea efectuado Dor la 
Entidad. Dor razones de esDecialidad o comDleiidad. 
Drecisando la conveniencia v ventaias de efectuarlo. 
Asimismo. debe contar con el informe favorable de la 
Oficina de PresuDuesto. o la aue haaa sus veces. sobre la 
diSDonibilidad de los recursos Dara el financiamiento de la 
contratacion del oraanismo encaraado. 

cl Constituve reauisito indisDensable aue el oraanismo 
internacional tenaa dentro de sus fines el desarrollo 
de actividades obieto del encarao. conforme a los 
instrumentos aue lo riaen v cuente con Drocedimientos 
formales de caracter aeneral. Dreviamente establecidos. 
Dara eiecutar dicho obieto. 

dl El encarao debe constar en un convenio esDecifico 
v concreto Dara cada Drocedimiento de seleccion. 
detallando las obliaaciones v resDonsabilidades de cada 
una de las Dartes. 

el En el convenio debe auedar exDresamente 
sehalado. baio sancion de nulidad. aue el oraanismo 
internacional se somete a la suDervision del OSCE Dara 
efectos de verificar aue se cumDlen las condiciones 
Dara efectuar el encarao v a las acciones de control aue 
efectue la Contraloria General de la ReDublica resDecto 
del encarao. comDrometiendose a DroDorcionar toda la 
informacion v documentation aue le sea reauerida Dor 
dichas instituciones. 

ft La comDetencia Dara la aDrobacion de los 
documentos del Drocedimiento de seleccion es de la 
Entidad. Una vez consentido o administrativamente 
firme el otoraamiento de la buena Dro. debe remitirse 
el exDediente a la Entidad Dara el Derfeccionamiento v 
eiecucion del contrato resDectivo. 

94.3. La Entidad es resDonsable de reaistrar en 
el SEACE toda la informacion referida al encarao v al 
Drocedimiento encaraado seaun lo disDuesto Dor el OSCE. 

94.4. En caso de Dresentarse recurso de aDelacion. el 
mismo es resuelto Dor el Titular de la Entidad encaraada 
o Dor el Tribunal, seaun corresDonda. Tratandose de los 
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encaraos a Oraanismos Internacionales se aDlican las 
realas de sus resDectivos Drocedimientos. 

Articulo 95.- ComDetencia 

95.1. En Drocedimientos de selection cuvo valor 
referencial sea iaual o menor a cincuenta (501 UIT. 
el recurso de aoelacion se Dresenta ante la Entidad 
convocante. v es conocido v resuelto Dor su Titular. 
Cuando el valor referencial del Drocedimiento de seleccion 
sea mavor a dicho monto o se trate de Drocedimientos 
Dara imDlementar o mantener Cataloaos Electronicos de 
Acuerdo Marco, el recurso de aoelacion se Dresenta ante 
v es resuelto Dor el Tribunal. 

95.2. En los Drocedimientos de seleccion seaun 
relation de Items, incluso los derivados de un desierto. el 
valor referencial total del Drocedimiento oriainal determina 
ante auien se Dresenta el recurso de aDelacion. 

95.3. Con indeDendencia del valor referencial del 
Drocedimiento de seleccion. seaun corresDonda. la 
declaration de nulidad de oficio o la cancelation del 
Drocedimiento se imDuanan ante el Tribunal. 

95.4. Los DarticiDantes aue no havan sido Drecalificados 
v deseen imDuanar. deben Dresentar su oferta en la etaDa 
corresDondiente. la cual aueda en custodia del notario 
Dublico o iuez de Daz hasta aue se resuelva el recurso 
corresDondiente. 

Articulo 96.-Actos no imDuanables 

No son imDuanables: 

1. Las actuaciones materiales relativas a la 
Dlanificacion de las contrataciones. 

2. Las actuaciones oreDaratorias de la Entidad 
convocante. destinadas a oraanizar la realization de 
Drocedimientos de seleccion. 

3. Los documentos del Drocedimiento de seleccion v/o 
su intearacion. 

4. Las actuaciones materiales referidas al reaistro de 
DarticiDantes. 

5. Las contrataciones directas. 

Articulo 97.- Plazo de interposition 

97. 1 . La aoelacion contra el otoraamiento de la buena 
Dro o contra los actos dictados con anterioridad a ella 
debe interoonerse dentro de los ocho ( 8 ) dias habiles 
siauientes de haberse notificado el otoraamiento de la 
buena Dro. En el caso de Adiudicaciones SimDlificadas. 
Seleccion de Consultores Individuals v ComDaracion 
de Precios. la aoelacion se Dresenta dentro de los cinco 
(51 dias habiles siauientes de haberse notificado el 
otoraamiento de la buena Dro. En el caso de Subasta 
Inversa Electronica. el Dlazo Dara la interposition del 
recurso es de cinco (51 dias habiles. salvo aue su valor 
referencial corresDonda al de una licitacion Dublica o 
concurso Dublico. en cuvo caso el Dlazo es de ocho (81 
dias habiles. 

En caso del Drocedimiento de implementation o 
extension de viaencia de los Cataloaos Electronicos de 
Acuerdo Marco, el Dlazo Dara la interDosicion del recurso 
es de ocho (81 dias habiles. 

97.2. La aoelacion contra los actos dictados con 
Dosterioridad al otoraamiento de la buena Dro. contra 
la declaracion de nulidad. cancelacion v declaratoria de 
desierto del Drocedimiento. debe interoonerse dentro de 
los ocho (81 dias habiles siauientes de haberse tornado 
conocimiento del acto aue se desea imDuanar. En el 
caso de Adiudicaciones SimDlificadas. Seleccion de 
Consultores Individuates v ComDaracion de Precios. el 
Dlazo es de cinco (51 dias habiles. En el caso de Subasta 
Inversa Electronica. el Dlazo Dara la interDosicion del 
recurso es de cinco (51 dias habiles. salvo aue su valor 
referencial corresDonda al de una licitacion Dublica o 
concurso Dublico. en cuvo caso el Dlazo es de ocho (81 
dias habiles. 

97.3. El Dlazo Dara interooner el recurso de aoelacion 
en el caso de un Drocedimiento derivado de uno 
declarado desierto se riae Dor las disDosiciones del nuevo 
Drocedimiento aue se convoaue. 


97.4. Los Dlazos indicados resultan aDlicables a todo 
recurso de aoelacion. sea aue se interoonaa ante la 
Entidad o ante el Tribunal, seaun corresDonda. 

Articulo 98.- Efectos de la InterDosicion 

98.1. La interDosicion del recurso de aoelacion 
susDende el Drocedimiento de seleccion. Si el 
Drocedimiento de seleccion fue convocado seaun relacion 
de items, la suspension afecta unicamente al item 
imDuanado. 

Son nulos los actos exDedidos con infraction de lo 
establecido en el Darrafo Drecedente. 

98.2. La interoosicion del recurso de aoelacion no 
susDende el Drocedimiento Dara la incorporation de 
Droveedores a los Cataloaos Electronicos de Acuerdo 
Marco ni el Drocedimiento de extension de viaencia de 
dichos cataloaos. 

98.3. Tanto la Entidad como el Tribunal, seaun 
corresDonda. deben informar de la interoosicion del 
recurso de aoelacion a traves de su reaistro en la ficha 
del Drocedimiento de seleccion obrante en el SEACE. el 
mismo dia de su interDosicion. 

Articulo 99.- Reauisitos de admisibilidad 

El recurso de aoelacion debe cumDlir con los 
siauientes reauisitos: 

1. Ser Dresentado ante la Unidad de Tramite 
Documentario de la Entidad o Mesa de Partes del 
Tribunal, seaun corresDonda. El recurso de aoelacion 
diriaido al Tribunal Duede Dresentarse ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE, las aue lo derivan a la Mesa 
de Partes del Tribunal al dia siauiente de su receDcion. 

2. Identification del imDuanante. debiendo consianar 
su nombre v numero de documento oficial de identidad. 
o su denomination o razon social v numero de Reaistro 
Unico de Contribuventes. seaun corresDonda. En caso 
de actuation mediante reoresentante. se acomDaha 
la documentacion aue acredite tal representation. 
Tratandose de consorcios. el reoresentante comun debe 
interooner el recurso de aoelacion a nombre de todos los 
consorciados. 

3. Identificar la nomenclatura del Drocedimiento de 
seleccion del cual deriva el recurso. 

4. El Detitorio. aue comDrende la determination clara v 
concreta de lo aue se solicita. v sus fundamentos. 

5. Las Druebas instrumentales Dertinentes. 

6. La aarantia Dor interoosicion del recurso. 

7. CoDia simDle de la Dromesa formal de consorcio 
cuando corresDonda. 

8. La firma del imDuanante o de su reoresentante. En 
el caso de consorcios basta la firma del reoresentante 
comun senalado como tal en la Dromesa formal de 
consorcio. 

9. CoDias simDles del escrito v sus recaudos Dara la 
otra Darte. si la hubiera. 

Articulo 100.- Tramite de admisibilidad 

IndeDendientemente aue sea interouesto ante la 
Entidad o ante el Tribunal, el tramite de admisibilidad del 
recurso de aoelacion es el siauiente: 

1 . El analisis referido a la conformidad de los reauisitos 
de admisibilidad se realiza en un solo acto. al momento de 
la presentation del recurso de aoelacion. Dor la Unidad 
de Tramite Documentario de la Entidad. Dor la Mesa de 
Partes del Tribunal o Dor las Oficinas Desconcentradas 
del OSCE, seaun corresDonda. La Mesa de Partes del 
Tribunal v las Oficinas Desconcentradas del OSCE 
notifican en el acto de receDcion. las observaciones v el 
Dlazo de subsanacion. las aue deben ser Dublicadas en el 
SEACE al momento de reaistrar el recurso de aoelacion. 

2. Los reauisitos de admisibilidad indicados en 
los incisos 31 v 81 del articulo Drecedente deben ser 
consianados obliaatoriamente en el Drimer escrito aue 
se Dresente: de lo contrario. el recurso es rechazado 
Dor la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad. 
Dor la Mesa de Partes del Tribunal o Dor las Oficinas 
Desconcentradas del OSCE. 
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3. La omision de los reauisitos senalados en los 
incisos 21. 4V 51. 61 71 v 91 del articulo Drecedente debe 
ser subsanada Dor el aDelante dentro del Dlazo maximo 
de dos (21 dias habiles contados desde el dia siauiente 
de la Dresentacion del recurso de aDelacion. Este Dlazo 
es unico v susDende todos los Dlazos del Drocedimiento 
de imDuanacion. 

4. Transcurrido el Dlazo indicado en el numeral anterior 
sin aue se verifiaue el cumDlimiento de los reauisitos 
Drevistos en el mismo. el recurso de aDelacion se considera 
como no Dresentado. Dublicandose esta condition en el 
SEACE. sin necesidad de Dronunciamiento alauno v los 
recaudos se Donen a disDosicion del aDelante oara aue 
los recabe en la Unidad de Tramite Documentario de 
la Entidad. en la Mesa de Partes del Tribunal, o en las 
Oficinas Desconcentradas del OSCE, seaun corresDonda. 

Si la Entidad o el Tribunal, seaun sea el caso. advierte 
aue el recurso de aDelacion no contiene alauno de los 
reauisitos de admisibilidad v aue esta omision no fue 
advertida en el momento de la Dresentacion del recurso. 
la autoridad comDetente Dara resolver en la Entidad o el 
Presidente del Tribunal, concede un Dlazo maximo de 
dos (21 dias habiles contados desde el dia siauiente de 
la notificacion de las observaciones Dara la subsanacion 
resDectiva. Transcurrido el Dlazo sin aue se realice la 
subsanacion. el recurso se tiene Dor no Dresentado. 

5. El recurso de aDelacion contra el otoraamiento de 
la buena Dro o contra los actos dictados con anterioridad 
a esta aue se Dresente antes de haberse efectuado el 
otoraamiento de la buena Dro. es rechazado de Dlano 
Dor la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad. 
Dor la Mesa de Partes del Tribunal o Dor las Oficinas 
Desconcentradas del OSCE, seaun corresDonda. con la 
simDle verification en el SEACE de la fecha Droaramada 
Dara el otoraamiento de la buena Dro. sin Deriuicio de aue 
el recurso se Dresente cuando corresDonda. 

Articulo 101.- ImDrocedencia del recurso 

El recurso de aDelacion Dresentado ante la Entidad o 
ante el Tribunal es declarado imorocedente cuando: 

1 . La Entidad o el Tribunal, seaun corresDonda. carezca 
de comDetencia Dara resolverlo. No es de aDlicacion en 
estos casos lo establecido en el articulo 130 de la Lev 
N° 27444- Lev del Procedimiento Administrative General. 

2. Sea interDuesto contra alauno de los actos aue no 
son imDuanables. 

3. Sea interDuesto fuera del Dlazo. 

4. El aue suscriba el recurso no sea el imDuanante o 
su reDresentante. 

5. El imDuanante se encuentre imDedido Dara 
DarticiDaren los Drocedimientos de seleccion v/o contratar 
con el Estado. conforme al articulo 11 de la Lev. 

6. El imDuanante se encuentre incaDacitado leaalmente 
Dara eiercer actos civiles. 

7. El imDuanante carezca de interes Dara obrar o 
de leaitimidad Drocesal Dara imDuanar el acto obieto de 
cuestionamiento. 

8. Sea interDuesto Dor el Dostor aanador de la buena 

Dro. 

9. No exista conexion loaica entre los hechos 
exDuestos en el recurso v el Detitorio del mismo. 

El recurso de aDelacion sera declarado imorocedente 
Dorfalta de interes Dara obrar. entre otros casos. si el Dostor 
cuva oferta no ha sido admitida o ha sido descalificada. 
seaun corresDonda. imDuana la adjudication de la buena 
Dro. sin cuestionar la no admision o descalificacion de su 
oferta. 

Articulo 102.- Garantia Dor la interposition 

102.1. La aarantia aue resDalda la interDosicion del 
recurso de aDelacion. de conformidad con el articulo 
41 de la Lev. debe otoraarse a favor de la Entidad o del 
OSCE, seaun corresDonda. Dor una suma eauivalente al 
tres Dor ciento (3%1 del valor referencial del Drocedimiento 
de seleccion imDuanado. En los Drocedimientos de 
seleccion seaun relation de Items, el monto de la aarantia 


es eauivalente al tres Dor ciento (3%1 del valor referencial 
del resDectivo item. 

102.2. En ninaun caso la aarantia es mavor a 
doscientas (2001 UIT viaentes al interoonerse el recurso. 

102.3. La aarantia debe cumDlir los reauisitos 
Drevistos en el articulo 33 de la Lev. Asimismo. la aarantia 
Duede consistir en un deDdsito en la cuenta bancaria de la 
Entidad o del OSCE, seaun corresDonda. 

102.4. En caso el recurso de aDelacion se Dresente 
ante la Entidad. la aarantia debe tener un Dlazo minimo 
de viaencia de treinta (301 dias calendario. contados 
desde el dia siauiente de su emision: de Dresentarse 
ante el Tribunal, la aarantia debe tener un Dlazo minimo 
de viaencia de sesenta (601 dias calendario. contados 
desde el dia siauiente de su emision: debiendo ser 
renovada. en cualauiera de los casos. hasta el momento 
en aue se aaote la via administrativa. siendo obliaacion 
del imDuanante realizar dichas renovaciones en forma 
ODortuna. En el suDuesto aue la aarantia no fuese 
renovada hasta la fecha consianada como vencimiento 
de la misma. es eiecutada Dara constituir un deDosito 
en la cuenta bancaria de la Entidad o del OSCE, seaun 
corresDonda. el cual se mantiene hasta el aaotamiento de 
la via administrativa. 

Articulo 103.- Procedimiento ante la Entidad 

103.1. El Titular de la Entidad Duede deleaar. 
mediante resolucion, la facultad de resolver los recursos 
de aDelacion. sin aue en ninaun caso dicha deleaacion 
Dueda recaer en los miembros del comite de seleccion. 
en el oraano encaraado de las contrataciones de la 
Entidad o en alaun otro servidor aue se encuentre en una 
situation de conflicto de intereses aue Dueda Deriudicar la 
imDarcialidad de la decision. 

103.2. La tramitacion del recurso de aDelacion se 
suieta al siauiente Drocedimiento: 

al La Dresentacion de los recursos de aDelacion debe 
reaistrarse en el SEACE el mismo dia de haber sido 
interouestos. baio resDonsabilidad. 

bl De haberse interDuesto dos (21 o mas recursos 
de aDelacion resDecto de un mismo Drocedimiento de 
seleccion o item, la Entidad debe acumularlos a fin 
de resolverlos de manera coniunta. siemDre aue los 
mismos auarden conexion. La acumulacion se efectua al 
Drocedimiento de imouanacion mas antiauo. Producida la 
acumulacion. el Dlazo oara emitir resolucion se contabiliza 
a oartir del ultimo recurso interDuesto o subsanado. 

cl La Entidad corre traslado de la aDelacion a los 
Dostores aue tenaan interes directo en la resolucion del 
recurso. dentro del Dlazo de dos (21 dias habiles contados 
desde la Dresentacion del recurso o desde la subsanacion 
de las omisiones advertidas en la Dresentacion del mismo. 
seaun corresDonda. Esta notificacion se efectua a traves 
de la Dublicacion del recurso de aDelacion v sus anexos 
en el SEACE. 

dl El Dostor o Dostores emDlazados Dueden absolver 
el traslado del recurso interDuesto en un Dlazo no mavor a 
tres (31 dias habiles. contados a Dartir del dia siauiente de 
notificado a traves del SEACE. La Entidad debe resolver 
con la absolucion del traslado o sin ella. 

Las Dartes deben formular sus Dretensiones v ofrecer 
los medios Drobatorios en el escrito aue contiene el recurso 
de aDelacion v en el escrito de absolucion de traslado del 
recurso de aDelacion. Dresentados dentro del Dlazo leaal. 
La determination de Duntos controvertidos se suieta a lo 
exDuesto Dor las Dartes en dichos escritos. sin Deriuicio 
de la Dresentacion de Druebas v documentos adicionales 
aue coadvuven a la resolucion de dicho Drocedimiento. 
Dresentados dentro del Dlazo leaal. 

Al interooner el recurso o al absolverlo. el imDuanante 
o los Dostores Dueden solicitar el uso de la Dalabra. lo 
cual debe efectuarse dentro de los tres (31 dias habiles 
siauientes de culminado el Dlazo Dara la absolucion del 
traslado del recurso de aDelacion. 

el La Entidad resuelve la aDelacion v notifica su 
decision a traves del SEACE. en un Dlazo no mavor de 
diez (101 dias habiles. contados a Dartir del dia siauiente 
de la Dresentacion del recurso o la subsanacion de las 
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omisiones v/o defectos advertidos en la Dresentacion del 
mismo. 

103.3. A efectos de resolver el recurso de aoelacion. 
el Titular de la Entidad o auien hava sido deleaado con 
dicha facultad. debe contar con la oDinion Drevia de las 
areas tecnica v leaal. cautelando aue en la decision 
de la imDuanacion no intervenaan los servidores aue 
DarticiDaron en el Drocedimiento de seleccion. 

Articulo 104.- Procedimiento ante el Tribunal 

El Tribunal tramita el recurso de aoelacion conforme a 
las siauientes realas: 

1. De haberse interouesto dos 121 o mas recursos 
de aoelacion resoecto de un mismo Drocedimiento de 
seleccion o Item, el Tribunal debe acumularlos a fin 
de resolverlos de manera coniunta. siemore aue los 
mismos auarden conexion. La acumulacion se efectua al 
Drocedimiento de imDuanacion mas antiauo. 

2. Admitido el recurso. el Tribunal notifica a la Entidad v 
a los Dostores distintos al imDuanante aue Dudieran verse 
afectados con la resolucion del Tribunal, con el recurso 
de aoelacion v sus anexos. mediante su Dublicacion en 
el SEACE. otoraando a la Entidad un Dlazo no mavor 
de tres 131 dias habiles. contados desde el dia siauiente 
de la notification. Dara aue le remita el exDediente de 
contratacion comDleto. baio resDonsabilidad. En este 
caso no resulta de aDlicacion lo establecido en el numeral 
37.2 del articulo 37. 

3. Las Dartes deben formular sus Dretensiones v 
ofrecer los medios Drobatorios en el escrito aue contiene 
el recurso de aoelacion v en el escrito de absolucion de 
traslado del recurso de aoelacion. Dresentados dentro del 
Dlazo Drevisto. La determination de Duntos controvertidos 
se suieta a lo exDuesto Dor las Dartes en dichos escritos. 
sin Deriuicio de la Dresentacion de Druebas v documentos 
adicionales aue coadvuven a la resolucion de dicho 
Drocedimiento. 

4. La Entidad esta obliaada a remitir al Tribunal, 
ademas de los reauisitos fiiados en el TUPA del OSCE, 
el exDediente de contratacion corresDondiente al 
Drocedimiento de seleccion. el aue debe incluir la oferta 
del imDuanante v todas las ofertas cuestionadas en su 
recurso. v un informe tecnico leaal en el cual se indiaue 
exDresamente la Dosicion de la Entidad resoecto de los 
fundamentos del recurso interouesto. 

El incumDlimiento de dichas obliaaciones Dor Darte 
de la Entidad es comunicado al Oraano de Control 
Institucional de esta v/o a la Contraloria General de la 
ReDublica v aenera resDonsabilidad funcional en el Titular 
de la Entidad. 

El Dostor o Dostores emDlazados deben absolver 
el traslado del recurso en un Dlazo no mavor a cinco 
151 dias habiles. contados a Dartir del dia siauiente 
de notificados a traves del SEACE. La absolucion del 
traslado es Dresentada a la Mesa de Partes del Tribunal 
o en las Oficinas Desconcentradas del OSCE, seaun 
corresDonda. 

5. Dentro de los dos 121 dias habiles siauientes 
a la receDcion de la informacion aue se indica en el 
numeral Drecedente. o vencido dicho Dlazo sin haberse 
recibido tal informacion. el exDediente de aoelacion es 
remitido a la Sala corresDondiente. Dara aue dentro de 
un Dlazo de cinco 151 dias habiles de recibido evalue la 
documentacion obrante en el exDediente. En caso de 
acumulacion de exDedientes. el Dlazo Dara evaluar se 
contabiliza a Dartir de la receDcion del ultimo exDediente 
Dor la Sala. 

6. La Sala Duede solicitar informacion adicional a la 
Entidad. al imDuanante v a terceros a fin de recabar la 
documentacion necesaria Dara meior resolver, antes v/o. 
lueao de realizada la resDectiva audiencia Dublica. 

El Dedido de informacion adicional v/o la Droaramacion 
de audiencia Dublica Drorroaa el Dlazo total de evaluacion 
Dor el termino necesario. el aue no debe exceder de diez 
1101 dias habiles contados desde aue el exDediente es 
recibido en Sala. 

La ODOsicion. omision o demora en el cumDlimiento 
de dicho mandato suDone. sin exceDcion alauna. una 


infraction al deber de colaboracion con la Administration 
aue. en el caso de las Entidades. se Done en conocimiento 
de su Oraano de Control Institucional Dara la adoDcion de 
las medidas a aue hubiere luaar. Tratandose de Dersonas 
naturales o iuridicas. o del Dostor adiudicatario de la 
buena Dro. el incumDlimiento en el envio de la informacion 
reauerida es valorado Dor el Tribunal al momento de 
resolver, coniuntamente con los demas actuados aue 
obren en el exDediente. 

7. El Tribunal concede a las cartes el uso de la 
Dalabra a efectos de sustentar su derecho. siemDre 
aue hava sido solicitado Dor aauellas. al interooner el 
recurso o en la resDectiva absolucion. sin Deriuicio de 
aue sea reauerido de oficio a consideracion del Tribunal. 
En tal caso. la audiencia Dublica debe realizarse dentro 
del Deriodo mencionado en el Denultimo Darrafo del 
numeral anterior. 

8. Al dia siauiente de recibida la informacion adicional. 
de realizada la audiencia Dublica o de vencido el Dlazo 
indicado en el Denultimo Darrafo del inciso 61. se declara 
el exDediente listo Dara resolver a traves del decreto 
corresDondiente. auedando a consideracion de la Sala 
la valoracion de los escritos aue se Dresenten con 
Dosterioridad. 

9. El Tribunal resuelve dentro del Dlazo de cinco 
151 dias habiles. contados desde el dia siauiente 
de la fecha de emision del decreto aue declara aue 
el exDediente esta listo Dara resolver. La resolucion 
debe ser notificada a traves del SEACE v del Sistema 
Informatico del Tribunal, a mas tardar al dia siauiente 
habil de emitida. 

10. Todos los actos aue emita el Tribunal en el 
tramite del recurso de aoelacion se notifican a las 
Dartes traves del SEACE o del sistema informatico del 
Tribunal.” 

“Articulo 106.- Alcances de la resolucion 

106.1 Al eiercer su Dotestad resolutiva. el Tribunal o la 
Entidad debe resolver de una de las siauientes formas: 

al Cuando el acto imDuanado se aiusta a la Lev. al 
Realamento. a los documentos del Drocedimiento de 
seleccion v demas normas conexas o comDlementarias. 
declara infundado el recurso de aoelacion v confirma el 
acto obieto del mismo. 

bl Cuando en el acto imDuanado se advierta la 
aolicacion indebida o interoretacion erronea de la Lev. 
del Realamento. de los documentos del Drocedimiento de 
seleccion o demas normas conexas o comDlementarias. 
declara fundado el recurso de aoelacion v revoca el acto 
imDuanado. 

cl Cuando el imDuanante ha cuestionado actos 
directamente vinculados a la evaluacion. calificacion de 
las ofertas v/u otoraamiento de la buena Dro. evalua si 
cuenta con la informacion suficiente Dara efectuar el 
analisis sobre el fondo del asunto. De contar con dicha 
informacion. otoraa la buena Dro a auien corresDonda. 
siendo imDrocedente cualauier imDuanacion administrativa 
contra dicha decision. 

dl Cuando el recurso de aoelacion incurra en alauna 
de las causales establecidas en el articulo 101 lo declara 
imDrocedente. 

el Cuando verifiaue alauno de los suDuestos Drevistos 
en el numeral 44.1 del articulo 44 de la Lev. en virtud del 
recurso interouesto o de oficio. declara la nulidad de los 
actos aue corresDondan. debiendo Drecisar la etaoa hasta 
la aue se retrotrae el Drocedimiento de seleccion. en cuvo 
caso Duede declarar aue carece de obieto Dronunciarse 
sobre el fondo del asunto. 

106.2. Cuando el Tribunal advierta de oficio Dosibles 
vicios de nulidad del Drocedimiento de seleccion. 
correra traslado a las Dartes v a la Entidad. Dara aue se 
Dronuncien en un Dlazo maximo de cinco 151 dias habiles. 
En este caso se extiende el Dlazo Drevisto en el numeral 
61 del articulo 104. En los Drocedimientos aue contenaan 
audiencia Dublica. en dicho acto se dara Dor notificadas 
a las Dartes sobre los Dosibles vicios de nulidad del 
Drocedimiento de seleccion. 
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Articulo 107.- CumDlimiento de la resolucion 
dictada oor el Tribunal 

107.1. La resolucion dictada Dor el Tribunal debe ser 
cumDlida Dor las Dartes sin calificarla v baio sus DroDios 
terminos. 

107.2. Cuando la Entidad no cumola con lo disDuesto 
en una resolucion del Tribunal se comunica tal hecho a 
la Contraloria General de la ReDublica. sin Deriuicio de 
la resDonsabilidad aue Dueda corresDonder al Titular de 
la Entidad. De ser el caso. se denuncia a los infractores 
seaun lo tiDificado en el Codiao Penal. 

Articulo 108.- Precedentes de observancia 
obliaatoria 

Mediante acuerdos adoDtados en sesion de Sala 
Plena, el Tribunal intemreta de modo exDreso v con 
alcance aeneral las normas establecidas en la Lev 
v el Dresente Realamento. los cuales constituven 
Drecedentes de observancia obliaatoria aue Dermiten 
al Tribunal mantener la coherencia de sus decisiones 
en casos analoaos. Dichos acuerdos deben ser 
Dublicados en el Diario Oficial El Peruano v en el Dortal 
institucional del OSCE debidamente sistematizados. 
Los Drecedentes de observancia obliaatoria deben ser 
aDlicados Dor las Entidades v las Salas del Tribunal, 
conservando su viaencia mientras no sean modificados 
Dor Dosteriores acuerdos de Sala Plena del Tribunal o 
Dor norma leaal.” 

‘ Articulo 111.- Deneaatoria ficta 

111.1. Vencidoel Dlazo Dara aue el Tribunal o la Entidad 
resuelva v notifiaue la resolucion aue se Dronuncia sobre 
el recurso de aDelacion. el imDuanante debe asumir aue 
el mismo fue desestimado. ODerando la deneaatoria ficta. 
a efectos de la interoosicion de la demanda contencioso 
administrativa. 

111.2. La omision de resolver v notificar el recurso 
de aDelacion dentro del Dlazo establecido aenera 
resDonsabilidad funcional. debiendo Drocederse al 
deslinde resDectivo al interior del Tribunal o de la Entidad. 
seaun corresDonda.” 

“Articulo 114.- Obliaacion de contratar 

114.1. Una vez aue la buena Dro ha auedado 
consentida o administrativamente firme. tanto la Entidad 
como el o los Dostores aanadores. estan obliaados a 
contratar. 

114.2. La Entidad no Duede neaarse a contratar. salvo 
Dor razones de recorte DresuDuestal corresDondiente 
al obieto materia del Drocedimiento de seleccion. Dor 
norma exDresa o Doraue desaDarezca la necesidad. 
debidamente acreditada. La neaativa a hacerlo basada 
en otros motivos. aenera resDonsabilidad funcional en el 
Titular de la Entidad v el servidor al aue se le hubieran 
deleaado las facultades Dara Derfeccionar el contrato. 
seaun corresDonda. Esta situation imDlica la imDosibilidad 
de convocar el mismo obieto contractual durante el 
eiercicio DresuDuestal. salvo aue la causal sea la falta de 
DresuDuesto. 

114.3. En caso aue el o los Dostores aanadores 
de la buena Dro se nieauen a suscriblr el contrato. son 
Dasibles de sancion. salvo imDosibilidad fisica o iuridica 
sobrevenida al otoraamiento de la buena Dro aue no le 
sea atribuible. declarada Dor el Tribunal. 

Articulo 115.- Perfeccionamiento del contrato 

115.1. El contrato se Derfecciona con la suscriDcion 
del documento aue lo contiene. salvo en los contratos 
derivados de Drocedimientos de subasta inversa 
electronica v adjudication simDlificada Dara bienes v 
servicios en aeneral. en los aue el contrato se Duede 
Derfeccionar con la receDcion de la orden de comDra o 
de servicios. conforme a lo Drevisto en los documentos 
del Drocedimiento de seleccion. siemDre aue el monto 
del valor referencial no suDere los cien mil Soles (S/ 100 
000 . 001 . 


115.2. En el caso de Drocedimientos de seleccion Dor 
relacion de items, se Duede Derfeccionar el contrato con 
la suscriDcion del documento o con la receDcion de una 
orden de comDra o de servicios. cuando el monto del valor 
referencial del item se encuentre dentro del Darametro 
establecido en el Darrafo anterior. 

115.3. Tratandose de Cataloaos Electronicos de 
Acuerdo Marco v comDaracion de Drecios. el contrato 
siemDre se Derfecciona mediante la receDcion de la 
orden de comDra o de servicios. En el caso de Cataloaos 
Electronicos se debe tener en cuenta las consideraciones 
establecidas en el Acuerdo Marco resDectivo. 

115.4. Es nulo el contrato en cuvo Drocedimiento 
de seleccion se ha incurrido en Dracticas corruDtas. 
fraudulentas. colusorias o ilicitas. en concordancia con lo 
Drevisto en el numeral 40.5 del articulo 40 de la Lev. 

Articulo 116.- Contenido del Contrato 

116.1. El contrato esta conformado Dor el documento 
aue lo contiene. los documentos del Drocedimiento de 
seleccion aue establezcan realas definitivas v la oferta 
aanadora. asi como los documentos derivados del 
Drocedimiento de seleccion aue establezcan obliaaciones 
Dara las Dartes. 

116.2. El contrato debe incluir. baio resDonsabilidad. 
clausulas referidas a: fil Garantias. fiil AnticorruDcion. 
fiiil Solution de controversias v fivl Resolucion Dor 
incumDlimiento. 

116.3. Tratandose de los contratos de obra deben 
incluirse. ademas. las clausulas aue identifiauen los 
riesaos aue Dueden ocurrir durante la eiecucion de la 
obra v la determination de la Darte del contrato aue debe 
asumirlos durante la eiecucion contractual. 

116.4. Clausulas AnticorruDcion 

Conforme a lo establecido en los articulos 32 v 40 de 
la Lev. todos los contratos deben incoroorar clausulas 
anticorruDcion. baio sancion de nulidad. Dichas clausulas 
deben tener el siauiente contenido minimo: 

al La declaracion v aarantia del contratista de no 
haber. directa o indirectamente. o tratandose de una 
Dersona iuridica a traves de sus socios. intearantes de los 
oraanos de administracion. aDoderados. reDresentantes 
leaales. funcionarios. asesores o Dersonas vinculadas a 
las aue se refiere el articulo 248-A. ofrecido. neaociado 
o efectuado. cualauier Daao o. en aeneral. cualauier 
beneficio o incentivo ileaal en relacion al contrato. 

bl La obliaacion del contratista de conducirse en 
todo momento. durante la eiecucion del contrato. con 
honestidad. Drobidad. veracidad e intearidad v de 
no cometer actos ileaales o de corruDcion. directa o 
indirectamente o a traves de sus socios. accionistas. 
DarticiDacionistas. intearantes de los oraanos de 
administracion. aDoderados. reoresentantes leaales. 
funcionarios. asesores v Dersonas vinculadas a las aue 
se refiere el articulo 248-A. 

cl El comDromiso del contratista de: fil comunicar a las 
autoridades comDetentes. de manera directa v ODortuna. 
cualauier acto o conducta ilicita o corruDta de la aue 
tuviera conocimiento: v fiil adoDtar medidas tecnicas. 
oraanizativas v/o de Dersonal aDroDiadas Dara evitar los 
referidos actos o Dracticas. 

El incumDlimiento de las obliaaciones establecidas 
en estas clausulas. durante la eiecucion contractual, 
da el derecho a la Entidad corresDondiente a resolver 
automaticamente v de Dleno derecho el contrato. bastando 
Dara tal efecto aue la Entidad remita una comunicacion 
informando aue se ha Droducido dicha resolucion. sin 
Deriuicio de las acciones civiles. Denales v administrativas 
a aue hubiera luaar. 

Articulo 117.- Reauisitos Dara Derfeccionar el 
Contrato 

Para Derfeccionar el contrato. el Dostor aanador de la 
buena Dro debe Dresentar. ademas de los documentos 
Drevistos en los documentos del Drocedimiento de 
seleccion. lo siauiente: 
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1. Garantias. salvo casos de exceDcion. 

2. Contrato de consorcio. de ser el caso. 

3. Codiao de cuenta interbancaria 1CCI1. 

4. Documento aue acredite aue cuenta con facultades 
Dara Derfeccionar el contrato. cuando corresDonda. 

Estos reauisitos no son exiaibles cuando el contratista 
sea otra Entidad. cualauiera sea el Drocedimiento de 
seleccion. con exceDcion de las Emoresas del Estado.” 

“Articulo 120.- Plazo de eiecucion contractual 

120.1. El Dlazo de eiecucion contractual se inicia el 
dia siauiente del Derfeccionamiento del contrato. desde la 
fecha aue se establezca en el contrato o desde la fecha en 
aue se cumDlan las condiciones Drevistas en el contrato. 
seaun sea el caso. 

120.2. Los documentos del Drocedimiento de seleccion 
Dueden establecer aue el Dlazo de eiecucion contractual 
sea hasta un maximo de tres 131 anos. salvo aue Dor leves 
esDeciales o Dor la naturaleza de la Drestacion se reauiera 
Dlazos mavores. siemDre v cuando se adoDten las 
Drevisiones DresuDuestarias necesarias Dara aarantizar 
el Daao de las obliaaciones. seaun las realas Drevistas 
en la normatividad del Sistema Nacional de PresuDuesto 
Publico. 

120.3. El Dlazo de eiecucion contractual de los 
contratos de suDervision de obra debe estar vinculado a 
la duracion de la obra suDervisada. 

120.4 Cuando se hava Drevisto en el contrato de 
suDervision aue las actividades comDrenden la liauidacion 
del contrato de obra: (il el contrato de suDervision culmina 
en caso la liauidacion sea sometida a arbitraie: (iil el Daao 
Dor las labores hasta el momento en aue se efectua la 
receDcion de la obra. debe ser realizado baio el sistema 
de tarifas mientras aue la DarticiDacion del suDervisor en el 
Drocedimiento de liauidacion debe ser Daaada emDleando 
el sistema a suma alzada. 

120.5. Tratandose de contratos de suDervision de 
servicios. el Dlazo de eiecucion debe estar vinculado a la 
duracion del servicio. 

120.6. Cuando se trate del arrendamiento de bienes 
inmuebles. el Dlazo Duede ser hasta Dor un maximo de tres 
131 anos Drorroaables en forma sucesiva Dor iaual o menor 
Dlazo: reservandose la Entidad el derecho de resolver 
unilateralmente el contrato antes del vencimiento Drevisto. 
sin reconocimiento de lucro cesante ni dano emeraente. 
suietandose los reaiustes aue Dudieran acordarse al 
(ndice de Precios al Consumidor aue establece el Instituto 
Nacional de Estadistica e Informatica - INEI. 

120.7. Cuando se trate de modalidad mixta, el Dlazo 
de eiecucion contractual se inicia al dia siauiente de 
cumDlidas las siauientes condiciones: 

al Que la Entidad notifiaue al contratista la desianacion 
del insDector o del suDervisor. seaun corresDonda: 

bl Que la Entidad hava hecho entreaa total o Darcial de 
la infraestructura. terreno o luaar en donde se eiecutara el 
contrato. seaun corresDonda: 

cl Que la Entidad hava otoraado al contratista el 
adelanto directo. de ser el caso.” 

“Articulo 122.- Nulidad del Contrato 

122.1. Cuando la Entidad decida declarar la nulidad 
de oficio del contrato Dor alauna de las causales Drevistas 
en el articulo 44 de la Lev. debe cursar carta notarial al 
contratista adiuntando coDia fedateada del documento aue 
declara la nulidad. Dentro de los treinta 1301 dlas habiles 
siauientes el contratista aue no este de acuerdo con esta 
decision. Duede someter la controversia a arbitraie. 

122.2. Cuando la nulidad se sustente en las causales 
Drevistas en los literales al v bl del numeral 44.2 del articulo 
44 de la Lev. la Entidad Duede realizar el Drocedimiento 
Drevisto en el articulo 138. 

1 22.3. La acreditacion a la aue hace referenda el literal 
fl del numeral 44.2 del articulo 44 de la Lev se efectua 
mediante sentencia judicial consentida o eiecutoriada o 
cuando se hubiera admitido v/o reconocido exDresamente 
cualauiera de las circunstancias referidas en dicho literal.” 


“Articulo 124.- Subcontratacion 

124.1. Se Duede subcontratar Dor un maximo del 
cuarenta Dor ciento 140%1 del monto del contrato oriainal. 
salvo Drohibicion exDresa contenida en los documentos 
del Drocedimiento de seleccion o cuando se trate de 
Drestaciones esenciales del contrato vinculadas a los 
asDectos aue determinaron la seleccion del contratista. 

124.2. La Entidad debe aDrobar la subcontratacion 
Dor escrito v de manera Drevia. dentro de los cinco 151 
dlas habiles de formulado el Dedido. Si transcurrido dicho 
Dlazo la Entidad no comunica su resDuesta. se considera 
aue el Dedido ha sido rechazado. 

124.3. No cabe subcontratacion en la seleccion de 
consultores individuals. ” 

“Articulo 126.- Garantia de fiel cumolimiento 

1 26. 1 . Como reauisito indisDensable Dara Derfeccionar 
el contrato. el Dostor aanador debe entreaar a la Entidad 
la aarantla de fiel cumolimiento del mismo Dor una 
suma eauivalente al diez oor ciento 1 1 0%1 del monto del 
contrato oriainal. Esta debe mantenerse viaente hasta la 
conformidad de la receDcion de la Drestacion a carao del 
contratista. en el caso de bienes. servicios en aeneral v 
consultorlas en aeneral. o hasta el consentimiento de la 
liauidacion final, en el caso de eiecucion v consultoria de 
obras. 

126.2. En caso se hava Dracticado la liauidacion final 
v se determine un saldo a favor del contratista v este 
someta a controversia la cuantla de ese saldo a favor, la 
Entidad debe devolverle la aarantia de fiel cumolimiento. 

126.3. En los contratos Deriodicos de suministro de 
bienes o de Drestacion de servicios en aeneral. as! como 
en los contratos de consultoria en aeneral. de eiecucion 
v consultoria de obras aue celebren las Entidades con 
las micro v Deauenas emoresas. estas ultimas Dueden 
otoraar como aarantla de fiel cumolimiento el diez Dor 
ciento 1 1 0%1 del monto del contrato oriainal. Dorcentaie 
aue es retenido Dor la Entidad. En el caso de los contratos 
Dara la eiecucion de obras. tal beneficio solo Drocede 
cuando: 

al El Drocedimiento de seleccion oriainal del cual 
derive el contrato a suscribirse sea una adjudication 
simDlificada: 

bl El Dlazo de eiecucion de la obra sea iaual o mavor 
a sesenta 1601 dlas calendario: v. 

cl El Daao a favor del contratista considere. al menos. 
dos 121 valorizaciones Deriodicas. en funcion del avance 
de obra. 

La retention se efectua durante la Drimera mitad del 
numero total de Daaos a realizarse. de forma Drorrateada 
en cada Daao. con carao a ser devuelto a la finalization 
del mismo.” 

“Articulo 128.- ExceDciones 

No se otoraa aarantia de fiel cumolimiento del 
contrato ni aarantla de fiel cumolimiento Dor Drestaciones 
accesorias en los siauientes casos: 

1. En los contratos de bienes v servicios. distintos 
a la consultoria de obras. cuvos montos sean iauales 
o menores a cien mil Soles (SI 100 000.001. Dicha 
exceDcion tambien aDlica a: Iil los contratos derivados de 
Drocedimientos de seleccion Dor relation de Items, cuando 
el monto del Item adiudicado o la sumatoria de los montos 
de los Items adiudicados no suDere el monto senalado: 
v. liil a los contratos derivados de Drocedimientos de 
seleccion realizados Dara comoras corDorativas. cuando 
el monto del contrato a suscribir Dor la Entidad DarticiDante 
no suDere el monto indicado. 

2. Adauisicion de bienes inmuebles. 

3. Contratos de arrendamiento de bienes muebles e 
inmuebles. 

4. Las contrataciones comDlementarias celebradas 
baio los alcances del articulo 150. cuvos montos se 
encuentren dentro del suDuesto contemDlado en el 
numeral 1 .” 
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“Articulo 135.- Causales de resolucion 

135.1. La Entidad Duede resolver el contrato. de 
conformidad con el articulo 36 de la Lev. en los casos en 
aue el contratista: 

1. IncumDla Iniustificadamente obliaaciones 
contractuales. leaales o realamentarias a su carao. Dese 
a haber sido reauerido Dara ello: 

2. Hava lleaado a acumular el monto maximo de 
la Denalidad Dor mora o el monto maximo Dara otras 
Denalidades. en la eiecucion de la Drestacion a su carao: o 

3. Paralice o reduzca iniustificadamente la eiecucion 
de la Drestacion. Dese a haber sido reauerido Dara correair 
tal situacion. 

135.2. El contratista Duede solicitar la resolucion 
del contrato en los casos en aue la Entidad incumDla 
iniustificadamente con el Daao v/u otras obliaaciones 
esenciales a su carao. Dese a haber sido reauerida 
conforme al Drocedimiento establecido en el artfculol 36. 

135.3. Cualauiera de las Dartes Duede resolver el 
contrato Dor caso fortuito. fuerza mavor o Dor hecho 
sobreviniente al Derfeccionamiento del contrato aue no 
sea imDutable a las Dartes v aue imDosibilite de manera 
definitiva la continuacion de la eiecucion del contrato.” 

“Articulo 138.- Prestaciones oendientes en caso de 
resolucion de contrato 

138.1. Cuando se resuelva un contrato v exista la 
necesidad uraente de culminar con la eiecucion de las 
Drestaciones derivadas de este. sin Deriuicio de aue 
dicha resolucion se encuentre sometida a alauno de los 
medios de solucion de controversias, la Entidad Duede 
contratar a alauno de los Dostores aue DarticiDaron en 
el Drocedimiento de selection. Para estos efectos. la 
Entidad debe determinar el Drecio de dichas Drestaciones. 
incluvendo todos los costos necesarios Dara su eiecucion. 
debidamente sustentados. 

1 38.2. Una vez determinado el Drecio v las condiciones 
de eiecucion. v de existir disDonibilidad DresuDuestal. 
la Entidad invita a los Dostores aue DarticiDaron en el 
Drocedimiento de seleccion Dara aue. en un Dlazo maximo 
de cinco (51 dias. manifiesten su intention de eiecutar 
las Drestaciones Dendientes de eiecucion Dor el Drecio v 
condiciones senalados en el documento de invitation. 

138.3. De Dresentarse mas de una aceDtacion a 
la invitacion. la Entidad contrata con aauel Dostor aue 
ocudo una meior Dosicion en el orden de Drelacion 
en el Drocedimiento de seleccion corresDondiente. En 
las contrataciones de bienes. servicios en aeneral v 
obras. salvo aauellas derivadas del Drocedimiento de 
comDaracion de Drecios. el oraano encaraado de las 
contrataciones debe realizar la calificacion del Droveedor 
con el aue se va a contratar. Para el Derfeccionamiento 
del contrato debe observarse lo establecido en el numeral 
87.2 del articulo 87. en lo aue sea aDlicable. 

Articulo 139.- Adicionales v Reducciones 

139.1. Mediante Resolucion Drevia. el Titular de la 
Entidad Duede disDoner la eiecucion de Drestaciones 
adicionales hasta Dor el limite del veinticinco Dor ciento 
(25%1 del monto del contrato oriainal. siemDre aue estas 
sean necesarias Dara alcanzar la finalidad del contrato. 
Dara lo cual debe contar con la asianacion DresuDuestal 
necesaria. El costo de los adicionales se determina 
sobre la base de las esDecificaciones tecnicas del bien 
o terminos de referencia del servicio en aeneral o de 
consultoria v de las condiciones v Drecios Dactados en el 
contrato: en defecto de estos se determina Dor acuerdo 
entre las Dartes. 

139.2. laualmente. Duede diSDonerse la reduction de 
las Drestaciones hasta el limite del veinticinco Dor ciento 
( 25 %) del monto del contrato oriainal. 

139.3. En caso de adicionales. el contratista debe 
aumentar de forma DroDorcional las aarantias aue 
hubiese otoraado. En caso de reducciones Duede solicitar 
la diminution en la misma DroDorcion. 


139.4. Tratandose de adicionales de suDervision de 
obra. Dara el calculo del limite establecido en el Drimer 
Darrafo del numeral 34.4 del articulo 34 de la Lev solo 
debe tomarse en consideration todas las Drestaciones 
adicionales de suDervision aue se Droduzcan Dor 
variaciones en el Dlazo de la obra o variaciones en el ritmo 
de trabaio de la obra. distintos a los adicionales de obra. 

1 39.5. Los adicionales o reducciones aue se disDonaan 
durante la eiecucion de Drovectos de inversion Dublica 
deben ser comunicados Dor la Entidad a la autoridad 
comDetente del Sistema Nacional de Proaramacion 
Multianual v Gestion de Inversiones. 

139.6. ExceDdonalmente. en el caso de Drestaciones 
adicionales en los contratos de modalidad mixta con 
caracter de emeraencia. cuva falta de eiecucion Donaa 
en Deliaro a las Dersonas o afecte la intearidad de la 
infraestructura Dublica o la continuidad del servicio Dublico. 
se Duede autorizar la eiecucion de dichas Drestaciones 
mediante comunicacion escrita al contratista. sin Deriuicio 
de la verification aue debe efectuar la Entidad. Dreviamente 
a la emision de la resolucion corresDondiente. sin la cual 
no Duede efectuarse Daao alauno. baio resDonsabilidad 
del Titular de la Entidad.” 

“Articulo 142.- Modificaciones convencionales al 
contrato 

Para aue ODeren las modificaciones Drevistas en el 
articulo 34-Ade la Lev. debe cumDlirse con los siauientes 
reauisitos v formalidades: 

1 . Informe tecnico leaal aue sustente: (il la necesidad 
de la modificacion a fin de cumDlir con el obieto del contrato 
de manera ODortuna v eficiente. (iil aue no se cambian 
los elementos esenciales del obieto de la contratacion v 
(iiil aue sustente aue la modificacion deriva de hechos 
sobrevinientes al Derfeccionamiento del contrato aue no 
son imDutables a las Dartes. 

2. En el caso de contratos suietos a suDervision de 
terceros. se debera contar con la ODinion favorable del 
suDervisor. 

3. Informe del area de DresuDuesto con la certificacion 
corresDondiente. en caso la modificacion imDliaue la 
variacion del Drecio. 

4. La aDrobacion Dor resolucion del Titular de la 
Entidad. Dicha facultad es indeleaable. 

5. El reaistro en el SEACE de la adenda 
corresDondiente. conforme a lo establecido Dor el OSCE. 

Articulo 143.- Receocion v conformidad 

143.1. La receocion v conformidad es resDonsabilidad 
del area usuaria. En el caso de bienes. la receocion es 
resDonsabilidad del area de almacen v la conformidad es 
resDonsabilidad de auien se indiaue en los documentos 
del Drocedimiento de seleccion. 

143.2. La conformidad reauiere del informe del 
funcionario resDonsable del area usuaria. auien debe 
verificar. deoendiendo de la naturaleza de la Drestacion. 
la calidad. cantidad v cumDlimiento de las condiciones 
contractuales. debiendo realizar las Druebas aue fueran 
necesarias. Tratandose de ordenes de comDra o de 
servicio. la conformidad Duede consianarse en dicho 
documento. 

143.3. La conformidad se emite en un Dlazo maximo 
de diez (101 dias de Droducida la receocion. salvo en el 
caso de consultorias. donde la conformidad se emite en 
un Dlazo maximo de veinte (201 dias. 

143.4. De existir observaciones. la Entidad debe 
comunicarlas al contratista. indicando claramente 
el sentido de estas. otoraandole un Dlazo Dara 
subsanar no menor de dos (21 ni mavor de diez (101 
dias. deoendiendo de la comDleiidad. Tratandose de 
consultorias v de contratos baio modalidad mixta el 
Dlazo Dara subsanar no Duede ser menor de cinco 
(51 ni mavor de veinte (201 dias. deoendiendo de la 
comDleiidad. Si Dese al Dlazo otoraado. el contratista no 
cumDliese a cabalidad con la subsanacion. la Entidad 
Duede resolver el contrato. sin Deriuicio de aDlicar las 
Denalidades aue corresDondan. desde el vencimiento 
del Dlazo Dara subsanar. 
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Este Drocedimiento no results aDlicable cuando 
los bienes. servicios en aeneral v/o consultorias 
manifiestamente no cumDlan con las caracteristicas 
v condiciones ofrecidas. en cuvo caso la Entidad 
no efectua la receocion o no otoraa la conformidad. 
seaun corresDonda. debiendo considerarse como no 
eiecutada la Drestacion. aDlicandose las Denalidades 
resDectivas. 

143.5. En el caso de las contrataciones baio 
modalidad mixta, una vez subsanadas las observaciones 
Dor el contratista. se suscribe el Acta de Receocion de 
la infraestructura o areas de terreno entreaadas al inicio 
de la eiecucion contractual v. dentro de los sesenta (601 
dias siauientes. este debe Dresentar un informe final a 
la Entidad. El contrato concluve con la conformidad del 
informe final, la misma aue se emite en un Dlazo maximo 
de veinte (201 dias. 

143.6. Las discreoancias en relacion a la receocion 
v conformidad Dueden ser sometidas a conciliacion v/o 
arbitraie dentro del Dlazo de treinta (301 dias habiles de 
ocurrida la receocion. la neaativa de esta o de vencido el 
Dlazo Dara otoraar la conformidad. seaun corresDonda.” 

Articulo 145.- Constancia de Drestacion 

145.1. Otoraada la conformidad de la Drestacion. 
el oraano de administration o el funcionario desianado 
exDresamente Dor la Entidad es el unico autorizado 
Dara otoraar al contratista. de oficio o a Dedido de Darte. 
una constancia aue debe Drecisar. como minimo. la 
identification del contrato. obieto del contrato. el monto 
del contrato viaente. el Dlazo contractual v las Denalidades 
en aue hubiera incurrido el contratista. 

145.2. Las constancias de Drestacion de eiecucion v 
consultoria de obra deben contener. adicionalmente. los 
datos senalados en los formatos corresDondientes aue 
emita el OSCE v son entreaadas coniuntamente con la 
liauidacion de obra o consultoria de obra. seaun el caso. 

145.3. Solo se Duede diferir la entreaa de la constancia 
en los casos en aue hubiera Denalidades. hasta aue estas 
sean canceladas." 

“Articulo 149.- Del Daao 

149.1. La Entidad debe Daaar las contraDrestaciones 
Dactadas a favor del contratista dentro de los auince 
(151 dias calendario siauientes a la conformidad de los 
bienes. servicios en aeneral v consultorias. siemDre aue 
se verifiauen las condiciones establecidas en el contrato 
Dara ello. 

En caso de retraso en el Daao. el contratista tiene 
derecho al Daao de intereses leaales. los aue se comDutan 
desde la oDortunidad en aue el Daao debio efectuarse. 

149.2. Las controversias en relacion a los Daaos a 
cuenta o Daao final Dueden ser sometidas a conciliacion 
v/o arbitraie. 

149.3. De conformidad con lo establecido en el 
numeral 39.1 del articulo 39 de la Lev. exceDcionalmente 
el Daao Duede realizarse en su intearidad Dor adelantado 
cuando este sea condition de mercado Dara la entreaa 
de los bienes o la Drestacion de los servicios. Drevio 
otoraamiento de la corresDondiente aarantia Dor el mismo 
monto del Daao. 

149.4. Conforme a lo establecido en el numeral 45.13 
del articulo 45 de la Lev. el Daao reconocido al Droveedor 
o contratista como resultado de un Droceso arbitral se 
realiza en la ODortunidad aue establezca el resDectivo 
laudo v como maximo iunto con la liauidacion o conclusion 
del contrato. salvo aue el Droceso arbitral concluva con 
Dosterioridad.” 

Articulo 151.- Reauisitos adicionales Dara la 
suscriDcion del contrato de obra 

Para la suscriDcion del contrato de eiecucion de obra. 
adicionalmente a lo Drevisto en el articulo 117 el Dostor 
aanador debe cumDlir los siauientes reauisitos: 

1. Presentar la constancia de CaDacidad Libre de 
Contratacion exDedida Dor el RNP. salvo en los contratos 
derivados de Drocedimientos de contrataciones directas 


Dor la causal de caracter de secreto. secreto militar o Dor 
razones de orden interno 

2. Entreaar el calendario de avance de obra valorizado 
sustentado en el Proarama de Eiecucion de Obra (CPM1. 
el cual debe Dresentar la ruta critica v la lista de hitos 
claves de la obra. 

3. Entreaar el calendario de adauisicion de materiales 
o insumos necesarios Dara la eiecucion de obra. en 
concordancia con el calendario de avance de obra 
valorizado. Este calendario se actualiza con cada 
amDliacion de Dlazo otoraada. en concordancia con el 
calendario de avance de obra valorizado viaente. 

4. Entreaa de calendario de utilization de eauiDO. en 
caso la naturaleza de la contratacion lo reauiera. 

5. Entreaar el desaareaado de Dartidas aue da oriaen 
a la oferta. en caso de obras suietas al sistema de suma 
alzada. 

Articulo 152.- Inicio del Dlazo de eiecucion de obra 

152.1. El inicio del Dlazo de eiecucion de obra 
comienza a reair desde el dia siauiente de aue se cumDlan 
las siauientes condiciones: 

al Que la Entidad notifiaue al contratista auien es el 
insDector o el suDervisor. seaun corresDonda: 

bl Que la Entidad hava hecho entreaa total o Darcial 
del terreno o luaar donde se eiecuta la obra. seaun 
corresDonda: 

cl Que la Entidad Drovea el calendario de entreaa de 
los materiales e insumos aue. de acuerdo con las Bases, 
hubiera asumido como obliaacion: 

dl Que la Entidad hava hecho entreaa del ExDediente 
Tecnico de Obra comDleto. en caso este hava sido 
modificado con ocasion de la absolution de consultas v 
observaciones: 

el Que la Entidad hava otoraado al contratista el 
adelanto directo. en las condiciones v ODortunidad 
establecidas en el articulo 156. 

Las condiciones a aue se refieren los literales 
Drecedentes. deben ser cumDlidas dentro de los auince 
(151 dias contados a Dartir del dia siauiente de la 
suscriDcion del contrato. En caso no se hava solicitado 
la entreaa del adelanto directo. el Dlazo se inicia con el 
cumDlimiento de las demas condiciones. 

Si la Entidad no cumDle con las condiciones 
sehaladas en los literales Drecedentes. el contratista 
Duede iniciar el Drocedimiento de resolution del contrato 
dentro del Dlazo de auince (151 dias de vencido el Dlazo 
Drevisto en el Darrafo anterior. Asimismo. en el mismo 
Dlazo tiene derecho a solicitar resarcimiento de darios v 
Deriuicios debidamente acreditados. hasta Dor un monto 
eauivalente al cinco Dor diez mil (5/10 0001 del monto del 
contrato Dor dia v hasta Dor un toDe de setenta v cinco 
oor diez mil (75/10 0001. La Entidad debe Dronunciarse 
sobre dicha solicitud en el Dlazo de diez (101 dias habiles 
de Dresentada. ResDecto al derecho de resarcimiento. 
el contratista Duede iniciar un Drocedimiento de 
conciliacion v/o arbitraie dentro de los treinta (301 dias 
habiles de vencido el Dlazo con el aue cuenta la Entidad 
Dara Dronunciarse sobre la solicitud. 

152.2. La Entidad Duede acordar con el contratista 
diferir la fecha de inicio del Dlazo de eiecucion de la obra 
en los siauientes suDuestos: 

al Cuando la estacionalidad climatica no Dermite el 
inicio de la eiecucion de la obra. hasta la culmination de 
dicho evento. 

bl En caso la Entidad se encuentre imDosibilitada 
de cumDlir con las condiciones Drevistas en los literales 
al o bl del numeral 152.1 del Dresente articulo. hasta el 
cumDlimiento de las mismas. 

En ambos suDuestos. no resulta aDlicable el 
resarcimiento indicado en el ultimo Darrafo del numeral 
152.1 del articulo 152. v se susDende el tramite de 
la solicitud v entreaa del adelanto directo. debiendo 
reiniciarse auince (151 dias antes de la nueva fecha de 
inicio del Dlazo de eiecucion. 
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En los suDuestos Drevistos en el Darrafo anterior, las 
circunstancias invocadas se sustentan en un informe 
tecnico aue forma Darte del exDediente de contratacion. 
debiendose suscribir la adenda corresDondiente. 

Articulo 153.- Suspension del Dlazo de eiecucion 

153.1. Cuando se Droduzcan eventos no atribuibles a 
las Dartes aue oriainen la Daralizacion de la obra. estas 
Dueden acordar la suspension del Dlazo de eiecucion de la 
misma. hasta la culminacion de dicho evento. sin aue ello 
suDonaa el reconocimiento de mavores aastos aenerales 
v costos. salvo aauellos aue resulten necesarios Dara 
viabilizar la suspension. 

Reiniciado el Dlazo de eiecucion de la obra corresDonde 
a la Entidad comunicar al contratista la modificacion de las 
fechas de eiecucion de la obra. resDetando los terminos 
en los aue se acordo la susoension. 

153.2. Asimismo. el contratista Duede suspender la 
eiecucion de la Drestacion en caso la Entidad no cumDla 
con el Daao de tres (31 valorizaciones consecutivas: 
Dara tal efecto. el contratista debe reauerir mediante 
comunicacion escrita aue la Entidad Daaue Dor lo 
menos una fit de las valorizaciones Dendientes en un 
Dlazo no mavor de diez (101 dlas. Si vencido el Dlazo 
el incumDlimiento continua el residente debe anotar en 
el cuaderno de obra la decision de suspension. aue se 
Droduce al dia siauiente de la referida anotacion. 

La suspension del Dlazo da luaar al Daao de 
mavores aastos aenerales variables, directamente 
vinculados. debidamente acreditados. En este caso 
tambien corresDonde la suspension del contrato de 
supervision. aDlicandose la reala contenida en el 
Dresente Darrafo. 

153.3. Cuando se Droduzca la suspension del contrato 
de obra seaun lo Drevisto en el numeral 153.1 Drecedente. 
corresDonde tambien la suspension del contrato de 
suDervision sin aue ello suDonaa el reconocimiento de 
mavores aastos aenerales v costos. salvo aauellos aue 
resulten necesarios Dara viabilizar la susoension. Esta 
disDOsicion tambien se aDlica en caso la suspension de 
la eiecucion de la obra se Droduzca como consecuencia 
del sometimiento a arbitraie de una controversia. Lo 
disDuesto en este numeral resulta aDlicable a los contratos 
de suDervision de servicios. 

Articulo 154.- Residente de Obra 

154.1. Durante la eiecucion de la obra debe contarse. 
de modo Dermanente v directo. con un Drofesional 
coleaiado. habilitado v esDecializado desianado Dor 
el contratista. Drevia conformidad de la Entidad. como 
residente de la obra. el cual Duede ser inaeniero o 
arauitecto. seaun corresDonda a la naturaleza de los 
trabaios. con no menos de dos (21 anos de exDeriencia en 
la esDecialidad. en funcion de la naturaleza. enveraadura 
v comDleiidad de la obra. 

1 54.2. Por su sola desianacion. el residente reDresenta 
al contratista como resDonsable tecnico de la obra. no 
estando facultado a Dactar modificaciones al contrato. 

154.3. El residente de obra no Dodra Drestar servicios 
en mas de una obra a la vez. salvo lo Drevisto en el 
siauiente numeral. 

1 54.4. En el caso de obras convocadas Dor Daauete. la 
DarticiDacion Dermanente. directa vexclusiva del residente 
son definidos en los documentos del Drocedimiento de 
seleccion Dor la Entidad. baio resDonsabilidad. teniendo 
en consideracion la comDleiidad v maanitud de las obras 
a eiecutar.” 

“Articulo 159.- Inspector o Supervisor de Obras 

159.1. Durante la eiecucion de la obra. debe contarse. 
de modo Dermanente v directo. con un insDector o con 
un suDervisor. seaun corresDonda. Queda Drohibida la 
existencia de ambos en una misma obra. El insDector 
es un Drofesional. funcionario o servidor de la Entidad. 
exDresamente desianado Dor esta. mientras aue el 
suDervisor es una Dersona natural o iuridica esDecialmente 
contratada oara dicho fin. En el caso de ser una Dersona 


iuridica. esta desiana a una Dersona natural como 
suDervisor Dermanente en la obra. 

159.2. El insDector o suDervisor. seaun corresDonda. 
debe cumDlir con la misma exDeriencia v calificaciones 
Drofesionales establecidas Dara el residente de obra. Es 
obliaatorio contratar un suDervisor cuando el valor de la 
obra a eiecutar sea iaual o mavor al monto establecido 
en la Lev de PresuDuesto del Sector Publico Dara el ario 
fiscal resDectivo. 

159.3. El suDervisor de obra. cuando es Dersona 
natural, o el iefe de suDervision. en caso el suDervisor sea 
Dersona iuridica. no Dodra Drestar servicios en mas de una 
obra a la vez. salvo lo Drevisto en el siauiente numeral. 

159.4. En el caso de obras convocadas Dor Daauete. 
la DarticiDacion Dermanente. directa v exclusiva del 
insDector o suDervisor es definida en los documentos 
del Drocedimiento de seleccion Dor la Entidad. baio 
resDonsabilidad. teniendo en consideracion la comDleiidad 
v maanitud de las obras a eiecutar. 

Articulo 1 60.- Funciones del Inspector o Supervisor 

160.1. La Entidad controla los trabaios efectuados 
Dor el contratista a traves del insDector o suDervisor. 
seaun corresDonda. auien es el resDonsable de velar 
directa v Dermanentemente Dor la correcta eiecucion 
tecnica. economica v administrativa de la obra v del 
cumDlimiento del contrato. ademas de la debida v 
ODortuna administracion de riesaos durante todo el Dlazo 
de la obra. debiendo absolver las consultas aue formule 
el contratista seaun lo Drevisto en los articulos siauientes. 
En una misma obra el suDervisor no Duede ser eiecutor ni 
intearante de su Dlantel tecnico. 

160.2. El insDector o el suDervisor. seaun 
corresDonda. esta facultado Dara ordenar el retiro de 
cualauier subcontratista o trabaiador Dor incaDacidad 
o incorrecciones aue. a su iuicio. Deriudiauen la buena 
marcha de la obra: Dara rechazar v ordenar el retiro 
de materiales o eauiDos oor mala calidad o Dor el 
incumDlimiento de las esDecificaciones tecnicas v Dara 
disDoner cualauier medida aenerada Dor una emeraencia. 
No obstante lo serialado. su actuacion debe aiustarse al 
contrato. no teniendo autoridad Dara modificarlo. 

160.3. El contratista debe brindar al insDector o 
suDervisor las facilidades necesarias Dara el cumDlimiento 
de su funcion. las cuales estan estrictamente relacionadas 
con esta.” 

“Articulo 163.- Cuaderno de Obra 

163.1. En la fecha de entreaa del terreno. el contratista 
entreaa v abre el cuaderno de obra. el mismo aue debe 
encontrarse leaalizado v es firmado en todas sus Daainas 
Dor el insDector o suDervisor. seaun corresDonda. v 
Dor el residente. a fin de evitar su adulteracion. Dichos 
Drofesionales son los unicos autorizados Dara hacer 
anotaciones en el cuaderno de obra. salvo en los casos 
de ausencias exceDcionales debidamente autorizadas 
Dor la Entidad. en los aue Duede autorizarse la firma del 
cuaderno de obra a otro Drofesional. el cual eiercera esta 
labor de forma exclusiva e indeleaable. 

163.2. El cuaderno de obra consta de una hoia oriainal 
con tres (31 coDias desalosables. corresDondiendo una 
de estas a la Entidad. otra al contratista v la tercera al 
insDector o suDervisor. El oriainal de dicho cuaderno debe 
Dermanecer en la obra. baio custodia del residente no 
Dudiendo imDedirse el acceso al mismo. 

163.3. Si el contratista o su Dersonal. no Dermite el 
acceso al cuaderno de obra al insDector o suDervisor. 
imDidiendole anotar las ocurrencias. constituve causal 
de aDlicacion de una Denalidad eauivalente al cinco Dor 
mil (5/1 0001 del monto de la valorizacion del Deriodo Dor 
cada dia de dicho imDedimento. 

163.4. Concluida la eiecucion v recibida la obra. el 
oriainal aueda en Doder de la Entidad. 

Articulo 164.- Anotacion de ocurrencias 

164.1. En el cuaderno de obra se anotan. en asientos 
correlativos. los hechos relevantes aue ocurran durante 
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la eiecucion de esta. firmando al Die de cada anotacion 
el inspector o suDervisor o el residente. seaun sea el aue 
efectue la anotacion. Las solicitudes aue se reauieran 
como consecuencia de las ocurrencias anotadas en el 
cuademo de obra. se Dresentan directamente a la Entidad 
o al inspector o supervisor, seaun corresponda. Dor el 
contratista o su representante. Dor medio de comunicacion 
escrita. 

164.2. Los Drofesionales autorizados para anotar en 
el cuademo de obra deben evaluar Dermanentemente 
el desarrollo de la administracion de riesaos. debiendo 
anotar los resultados. cuando menos. con periodicidad 
semanal. Drecisando sus efectos v los hitos afectados o 
no cumDlidos de ser el caso. 

164.3. El cuaderno de obra es cerrado Dor el 
inspector o supervisor cuando la obra hava sido recibida 
definitivamente Dor la Entidad.” 

“Articulo 166.- Valorizaciones v metrados 

166.1. Las valorizaciones tienen el caracter de Daaos 
a cuenta v son elaboradas el ultimo dia de cada Deriodo 
previsto en las Bases. Dor el inspector o supervisor v el 
contratista. 

166.2. En el caso de las obras contratadas baio el 
sistema de Drecios unitarios. durante la eiecucion de la 
obra. las valorizaciones se formulan en funcion de los 
metrados eiecutados con los Drecios unitarios ofertados. 
aareaando separadamente los montos proporcionales de 
aastos aenerales v utilidad ofertados Dor el contratista: 
a este monto se aareaa. de ser el caso. el Dorcentaie 
corresDondiente al Impuesto General a las Ventas. 

166.3. En el caso de las obras contratadas baio el 
sistema a suma alzada. durante la eiecucion de la obra. 
las valorizaciones se formulan en funcion de los metrados 
eiecutados contratados con los Drecios unitarios del 
valor referencial. aareaando separadamente los montos 
proporcionales de aastos aenerales v utilidad del valor 
referencial. El subtotal asi obtenido se multiDlica Dor el 
factor de relacion. calculado hasta la auinta cifra decimal: 
a este monto se aareaa. de ser el caso. el Dorcentaie 
corresDondiente al Impuesto General a las Ventas. 

166.4. En las obras contratadas baio el sistema a 
Drecios unitarios se valoriza hasta el total de los metrados 
realmente eiecutados. mientras aue en el caso de las 
obras baio el sistema de suma alzada se valoriza hasta el 
total de los metrados del presupuesto de obra. 

166.5. Los metrados de obra eiecutados se formulan 
v valorizan coniuntamente por el contratista v el inspector 
o supervisor, v son presentados a la Entidad dentro de 
los Dlazos aue establezca el contrato. Si el inspector o 
supervisor no se Dresenta para la valorizacion coniunta 
con el contratista. este la efectua. El inspector o 
supervisor debe revisar los metrados durante el Deriodo 
de aprobacion de la valorizacion. 

166.6. El Dlazo maximo de aprobacion Dorel inspector 
o el supervisor de las valorizaciones v su remision a la 
Entidad para periodos mensuales es de cinco (51 dias. 
contados a partir del primer dla habil del mes siauiente al 
de la valorizacion respectiva. v es cancelada Dor la Entidad 
en fecha no posterior al ultimo dia de tal mes. Cuando 
las valorizaciones se refieran a periodos distintos a los 
previstos en este Darrafo. las Bases deben establecer el 
tratamiento corresDondiente de acuerdo con lo dispuesto 
en el Dresente articulo. 

166.7. A partir del vencimiento del Dlazo establecido 
para el Daao de estas valorizaciones. Dor razones 
imputables a la Entidad. el contratista tiene derecho al 
reconocimiento de los intereses leaales efectivos. de 
conformidad con los articulos 1244. 1245 v 1246 del 
Codiao Civil.” 

“Articulo 170.- Procedimiento de amDliacion de 
olazo 

170.1. Para aue oroceda una amDliacion de Dlazo de 
conformidad con lo establecido en el articulo Drecedente. 
el contratista. Dor intermedio de su residente debe 
anotar en el cuaderno de obra. el inicio v el final de las 
circunstancias aue a su criterio determinen ampliacion de 


Dlazo v de ser el caso. el detalle del riesao no previsto. 
senalando su efecto v los hitos afectados o no cumDlidos. 
Dentro de los auince (151 dias siauientes de concluida la 
circunstancia invocada. el contratista o su representante 
leaal solicita. cuantifica v sustenta su solicitud de 
amDliacion de Dlazo ante el inspector o supervisor, seaun 
corresponda. siempre aue la demora afecte la ruta critica 
del proarama de eiecucion de obra viaente. 

170.2. El inspector o supervisor emite un informe aue 
sustenta tecnicamente su opinion sobre la solicitud de 
amDliacion de Dlazo v lo remite a la Entidad v al contratista 
en un Dlazo no mavor de cinco (51 dias habiles. contados 
desde el dia siauiente de presentada la solicitud. La 
Entidad resuelve sobre dicha amDliacion v notifica su 
decision al contratista en un Dlazo maximo de diez (101 
dias habiles. contados desde el dia siauiente de la 
recepcion del indicado informe o del vencimiento del Dlazo. 
baio resDonsabilidad. De no emitirse pronunciamiento 
alauno dentro del Dlazo senalado. se tiene Dor aprobado 
lo indicado Dor el inspector o supervisor en su informe. 

170.3. Si dentro del Dlazo de auince (151 dias habiles 
de presentada la solicitud. la entidad no se pronuncia v 
no existe opinion del supervisor o inspector, se considera 
amDliado el Dlazo solicitado Dor el contratista. 

170.4. Cuando las ampliaciones se sustenten en 
causales aue no correspondan a un mismo Deriodo 
de tiempo. sea este Darcial o total, cada solicitud de 
amDliacion de Dlazo debe tramitarse v resolverse 
independientemente. 

170.5. En tanto se trate de circunstancias aue no 
tenaan fecha prevista de conclusion, hecho aue debe ser 
debidamente acreditado v sustentado Dor el contratista 
de obra. v no se hava suspendido el Dlazo de eiecucion 
contractual, el contratista puede solicitar v la Entidad 
otoraar ampliaciones de Dlazo Darciales. a fin de Dermitir 
aue el contratista valorice los aastos aenerales Dor 
dicha amDliacion Darcial. para cuvo efecto se siaue el 
procedimiento antes senalado. 

170.6. La ampliacion de Dlazo obliaa al contratista. 
como condicion para el Daao de los mavores aastos 
aenerales. a Dresentar al inspector o supervisor un 
calendario de avance de obra valorizado actualizado v la 
proaramacion CPM corresDondiente. la lista de hitos no 
cumDlidos. el detalle del riesao acaecido. su asianacion 
asi como su impacto considerando para ello solo las 
partidas aue se han visto afectadas v en armonia con 
la ampliacion de Dlazo concedida. en un Dlazo aue no 
puede exceder de siete (71 dias contados a partir del 
dia siauiente de la fecha de notificacion al contratista de 
la aprobacion de la ampliacion de Dlazo. El inspector o 
supervisor debe elevarlos a la Entidad. con los reaiustes 
aue Duedan concordarse con el contratista. en un Dlazo 
maximo de siete (71 dias. contados a partir del dia 
siauiente de la recepcion del nuevo calendario Dresentado 
por el contratista. En un Dlazo no mavor de siete (71 
dias. contados a partir del dla siauiente de la recepcion 
del informe del inspector o supervisor, la Entidad debe 
pronunciarse sobre dicho calendario. el mismo aue. una 
vez aprobado. reemplaza en todos sus efectos al anterior. 
De no pronunciarse la Entidad en el Dlazo senalado. se 
tiene Dor aprobado el calendario elevado Dor el inspector 
o supervisor. 

170.7. Cualauier controversy relacionada con las 
solicitudes de ampliacion de Dlazo puede ser sometida 
al respectivo medio de solucion de controversias dentro 
de los treinta (301 dias habiles Dosteriores a la fecha 
en aue la Entidad debio notificar su decision o de la 
notificacion de la deneaatoria. total o Darcial. de la 
solicitud formulada. 

170.8. Las ampliaciones de Dlazo aue se aprueben 
durante la eiecucion de Drovectos de inversion Dublica 
deben ser comunicadas por la Entidad a la autoridad 
competente del Sistema Nacional de Proaramacion 
Multianual v Gestion de Inversiones. 

Articulo 171.- Efectos de la modificacion del Dlazo 
contractual 

171.1. Las ampliaciones de Dlazo en los contratos 
de obra dan luaar al Daao de mavores costos directos 
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v los aastos aenerales variables, ambos directamente 
vinculados con dichas amoliaciones. 

Los costos directos deben encontrase debidamente 
acreditados v formar Darte de aauellos conceDtos aue 
intearen la estructura de costos de la oferta economica 
del contratista o del valor referencial. seaun el caso. 

Los aastos aenerales variables se determinan en 
funcion al numero de dias corresDondientes a la amDliacion 
multiDlicado Dor el aasto aeneral variable diario. salvo en 
los casos de Drestaciones adicionales de obra. 

Solo cuando la amDliacion de Dlazo sea aenerada 
Dor la Daralizacion total de la obra Dor causas aienas a 
la voluntad del contratista. dara luaar al Daao de mavores 
aastos aenerales variables debidamente acreditados. de 
aauellos conceDtos aue forman Darte de la estructura de 
aastos aenerales variables de la oferta economica del 
contratista o del valor referencial. seaun el caso. 

Como Darte de los sustentos se reauiere detallar los 
riesaos aue dieron luaar a la amDliacion de Dlazo. 

1 71 .2. En el suDuesto aue la reduccion de Drestaciones 
aenere la reduccion del Dlazo de eiecucion contractual, los 
menores aastos aenerales se deducen de la liauidacion 
final del contrato. 

171.3. En virtud de la amDliacion otoraada. la Entidad 
debe amDliar el Dlazo de los otros contratos aue hubiera 
celebrado aue se encuentren vinculados directamente al 
contrato DrinciDal.” 

“Articulo 175.- Prestaciones adicionales de obras 
menores o iauales al auince Dor ciento (15%) 

175.1. Solo Drocede la eiecucion de Drestaciones 
adicionales de obra cuando Dreviamente se cuente con 
la certification de credito DresuDuestario o Drevision 
DresuDuestal. seaun las realas Drevistas en la normatividad 
del Sistema Nacional de PresuDuesto Publico v con 
la resolucion del Titular de la Entidad o del servidor del 
siauiente nivel de decision a auien se hubiera deleaado 
esta atribucion v en los casos en aue sus montos. 
restandole los DresuDuestos deductivos vinculados. no 
excedan el auince Dor ciento (15%1 del monto del contrato 
oriainal. 

175.2. La necesidad de eiecutar una Drestacion 
adicional de obra debe ser anotada en el cuaderno de 
obra. sea Dor el contratista. a traves de su residente. o Dor 
el insDector o suDervisor. seaun corresDonda. En un Dlazo 
maximo de cinco (51 dias contados a Dartir del dla siauiente 
de realizada la anotacion. el insDector o suDervisor. seaun 
corresDonda. debe comunicar a la Entidad la anotacion 
realizada. adiuntando un informe tecnico aue sustente su 
Dosicion resDecto a la necesidad de eiecutar la Drestacion 
adicional. Ademas. se reauiere el detalle o sustento de la 
deficiencia del exDediente tecnico o del riesao aue hava 
aenerado la necesidad de eiecutar la Drestacion adicional. 

175.3. En el caso de obras convocadas Dor Daauete 
aue. Dor su naturaleza. no cuenten con insDector o 
suDervisor a tiemDO comDleto. el Dlazo al aue se refiere 
el numeral anterior se comDuta a Dartir del Drimer dia 
Dosterior a la fecha de la anotacion. en aue. seaun la 
Droaramacion. corresDonda al insDector o suDervisor 
estar en la obra. 

175.4. La Entidad debe definir si la elaboration del 
exDediente tecnico de la Drestacion adicional de obra esta 
a su carao. a carao de un consultor externo o a carao 
del insDector o suDervisor. este ultimo en calidad de 
Drestacion adicional. aDrobada conforme al Drocedimiento 
Drevisto en el articulo 139. Para dicha definition. la 
Entidad debe tener en consideration la naturaleza. 
maanitud. comDleiidad. entre otros asDectos relevantes 
de la obra DrinciDal. asi como la caDacidad tecnica v/o 
esDecializacion del insDector o suDervisor. cuando 
considere encaraarle a este la elaboracion del exDediente 
tecnico. 

175.5. Concluida la elaboracion del exDediente 
tecnico. el insDector o suDervisor lo eleva a la Entidad. 
En caso aue el exDediente tecnico lo elabore la Entidad 
o un consultor externo. el insDector o suDervisor cuenta 
con un Dlazo de cinco (51 dias habiles. contados a Dartir 
del dia siauiente de la receDcion del exDediente tecnico. 
Dara remitir a la Entidad el informe en el aue se Dronuncie 


sobre la viabilidad de la solution tecnica Dlanteada 
en el exDediente tecnico. En ambos casos. de existir 
Dartidas cuvos Drecios unitarios no estan Drevistas en el 
DresuDuesto de obra. se adiunta al exDediente tecnico el 
documento del Drecio unitario Dactado con el contratista 
eiecutor de la obra. 

175.6. Recibida la comunicacion del insDector o 
suDervisor. la Entidad cuenta con doce (121 dias habiles 
Dara emitir v notificar al contratista la resolucion mediante 
la aue se Dronuncia sobre la Drocedencia de la eiecucion 
de la Drestacion adicional de obra. La demora de la 
Entidad en emitir v notificar esta resolucion. Duede ser 
causal de amDliacion de Dlazo. 

175.7. ExceDcionalmente. en el caso de Drestaciones 
adicionales de obra de caracter de emeraencia. cuva falta 
de eiecucion Dueda afectar el ambiente o Doner en Deliaro 
a la Doblacion. a los trabaiadores o a la intearidad de la 
misma obra. la autorizacion Drevia de la Entidad se realiza 
mediante comunicacion escrita al insDector o suDervisor 
a fin de aue Dueda autorizar la eiecucion de tales 
Drestaciones adicionales. sin Deriuicio de la verification 
aue debe efectuar la Entidad. Dreviamente a la emision 
de la resolucion corresDondiente. sin la cual no Duede 
efectuarse Daao alauno. 

175.8. La aDrobacion de Drestaciones adicionales de 
obra Dor causas no Drevisibles en el exDediente tecnico. 
no enerva la resDonsabilidad del contratista de revisar la 
informacion aue la Entidad Done a su disDosicion v de 
formular las consultas v observaciones corresDondientes. 
de modo aue se comDlete. de ser el caso. la informacion 
necesaria Dara cumDlir con la finalidad Dublica de la 
contratacion: en consecuencia. la eiecucion de las 
actividades aue comDrende la Drestacion adicional de obra 
Drocede resDecto de aauello aue no Dudo ser advertido de 
la revision diliaente del exDediente tecnico. 

175.9. En los contratos de obra a Drecios unitarios. 
los DresuDuestos adicionales de obra se formulan con 
los Drecios del contrato v/o Drecios Dactados v los aastos 
aenerales fiios v variables DroDios de la Drestacion adicional 
Dara lo cual debe realizarse el analisis corresDondiente 
teniendo como base o referenda el analisis de los aastos 
aenerales del DresuDuesto oriainal contratado. Asimismo. 
debe incluirse la utilidad del DresuDuesto ofertado v el 
ImDuesto General a las Ventas corresDondiente. 

175.10. Cuando en los contratos Drevistos en el 
Darrafo anterior se reauiera eiecutar mavores metrados 
no se reauiere autorizacion Drevia Dara su eiecucion. Dero 
si Dara su Daao: el encaraado de autorizar el Daao es el 
Titular de la Entidad o a auien se le deleaue dicha funcion. 
Para la aDlicacion de lo establecido en el Dresente 
Darrafo el monto acumulado de los mavores metrados 
v las Drestaciones adicionales de obras. restandole los 
DresuDuestos deductivos vinculados. no Duede suDerar el 
auince Dor ciento (15%1 del monto del contrato oriainal. 
El monto a Daaarse Dor la eiecucion de estos mavores 
metrados se comDuta Dara el calculo del limite Dara la 
aDrobacion de adicionales. Drevisto en el seaundo Darrafo 
del numeral 34.3 del articulo 34 de la Lev. 

175.11. En los contratos de obra a suma alzada. 
los DresuDuestos adicionales de obra se formulan con 
los Drecios del DresuDuesto referencial aiustados Dor 
el factor de relacion v/o los Drecios Dactados. con los 
aastos aenerales fiios v variables DroDios de la Drestacion 
adicional Dara lo cual debe realizarse el analisis 
corresDondiente teniendo como base o referenda los 
montos asianados en el valor referencial multiDlicado Dor 
el factor de relacion. Asimismo. debe incluirse la utilidad 
del valor referencial multiDlicado Dor el factor de relacion v 
el ImDuesto General a las Ventas corresDondiente. 

175.12. De no existir Drecios unitarios de una 
determinada Dartida reauerida en la Drestacion adicional. 
se Dactaran nuevos Drecios unitarios. considerando los 
Drecios de los insumos. tarifas o iornales del DresuDuesto 
de obra v. de no existir. se sustenta en Drecios del mercado 
debidamente sustentados. 

175.13. El Daao de los DresuDuestos adicionales 
aDrobados se realiza mediante valorizaciones adicionales. 

175.14. Cuando se aDruebe la Drestacion adicional 
de obra. el contratista esta obliaado a amDliar el monto 
de la aarantia de fiel cumDlimiento. laualmente. cuando 
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se aDruebe la reduction de Drestaciones. el contratista 
Duede reducir el monto de dicha aarantla. 

175.15. Los adicionales. reducciones v los mavores o 
menores metrados aue se Droduzcan durante la eiecucion 
de Drovectos de inversion Dublica deben ser comunicados 
Dor la Entidad a la autoridad comoetente del Sistema 
Nacional de Proaramacion Multianual v Gestion de 
Inversiones. 

Articulo 176.- Prestaciones adicionales de obras 
mavores al auince Dor ciento (15%) 

176.1. Las Drestaciones adicionales de obras 
cuvos montos. restandole los DresuDuestos deductivos 
vinculados. suDeren el auince Dor ciento (15%) del monto 
del contrato oriainal. lueao de ser aDrobadas Dor el Titular 
de la Entidad. reauieren Dreviamente. Dara su eiecucion 
v Daao. la autorizacion exDresa de la Contraloria General 
de la ReDublica. La determination del referido Dorcentaie 
incluve los montos acumulados de los mavores metrados 
aue no Drovenaan de una variacion del exDediente 
tecnico. en contratos a Drecios unitarios. 

En el caso de adicionales con caracter de emeraencia 
la autorizacion de la Contraloria General de la ReDublica 
se emite Drevia al Daao. 

176.2. La Contraloria General de la ReDublica cuenta 
con un Dlazo maximo de auince (15) dias habiles. baio 
resDonsabilidad. Dara emitir su Dronunciamiento. el cual 
debe ser motivado en todos los casos. El referido Dlazo se 
comDuta a oartir del dla siauiente aue la Entidad Dresenta 
la documentacion sustentatoria corresDondiente. 

Transcurrido este Dlazo. sin aue medie Dronunciamiento 
de la Contraloria General de la ReDublica. la Entidad 
esta autorizada Dara disDoner la eiecucion v/o Daao de 
Drestaciones adicionales de obra Dor los montos aue 
hubiere solicitado. sin Deriuicio del control Dosterior. 

De reauerirse information comDlementaria. la 
Contraloria General de la ReDublica comunica a la 
Entidad este reauerimiento. en una sola ODortunidad. 
a mas tardar al auinto dia habil contado desde el inicio 
del Dlazo a aue se refiere el Darrafo Drecedente. mas el 
termino de la distancia. 

La Entidad cuenta con cinco (5) dias habiles Dara 
cumDlir con el reauerimiento. 

En estos casos el Dlazo se interrumDe v se reinicia 
al dia siauiente de la fecha de Dresentacion de la 
documentacion comDlementaria Dor Darte de la Entidad a 
la Contraloria General de la ReDublica. 

176.3. El Daao de los DresuDuestos adicionales 
aDrobados se realiza mediante valorizaciones adicionales. 

176.4. Cuando se aDruebe la orestacion adicional de 
obras. el contratista esta obliaado a amDliar el monto de la 
aarantia de fiel cumDlimiento. 

176.5. Las Drestaciones adicionales de obra v los 
mavores metrados aue no Drovenaan de una variacion del 
exDediente tecnico. en contratos a Drecios unitarios. en 
coniunto. no Dueden suDerarel cincuenta Dor ciento (50%) 
del monto del contrato oriainal. En caso aue suDeren este 
limite. se Drocede a la resolucion del contrato. no siendo 
aDlicable el articulo 138: Dara continuar con la eiecucion 
de la obra debe convocarse a un nuevo Drocedimiento 
Dor el saldo de obra Dor eiecutar. sin Deriuicio de 
las resDonsabilidades aue Dudieran corresDonder al 
Drovectista. 

176.6. Los adicionales. reducciones v los menores o 
mavores metrados aue se Droduzcan durante la eiecucion 
de Drovectos de inversion Dublica deben ser comunicados 
Dor la Entidad a la autoridad comoetente del Sistema 
Nacional de Proaramacion Multianual v Gestion de 
Inversiones.” 

“CAPITULO I 

MEDIOS DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS 

Articulo 182.- Disposiciones aenerales 

182.1. Las controversias aue surian entre las Dartes 
sobre la eiecucion. interaretacion. resolucion. inexistencia. 
ineficacia o invalidez del contrato se resuelven mediante 
conciliacion. iunta de resolucion de disDutas o arbitraie 


institucional. seaun el acuerdo de las Dartes. De manera 
exceDcional. las Dartes Dodran resolver sus controversias 
mediante arbitraie ad hoc solo en los suDuestos Drevistos 
en el Dresente Realamento. 

182.2. Las controversias referidas al incumDlimiento 
del Daao final tambien son resueltas mediante conciliacion 
v/o arbitraie. 

Articulo 183.- Conciliacion 

183.1. Las Dartes Dueden Dactar la conciliacion como 
mecanismo Drevio al inicio de un arbitraie. La conciliacion 
debera solicitarse ante un centra de conciliacion 
acreditado Dor el Ministerio de Justicia v Derechos 
Humanos dentro del Dlazo de caducidad corresDondiente 
v debera ser Nevada a cabo Dor un conciliador certificado 
Dor dicho Ministerio. 

183.2. Baio resDonsabilidad. el Titular de la Entidad 
o el servidor en auien este hava deleaado tal funcion 
evalua la decision de conciliar o de rechazar la DroDuesta 
de acuerdo conciliatorio considerando criterios de costo- 
beneficio v Donderando los costos en tiemoo v recursos 
del Droceso arbitral, la exDectativa de exito de seauir el 
arbitraie v la conveniencia de resolver la controversia a 
traves de la conciliacion. Asimismo. se Dodran considerar 
los riesaos aue reDresenta la controversia en el normal 
desarrollo de la eiecucion contractual, incluvendo el de no 
Doder alcanzar la finalidad del contrato al no adoDtarse 
un acuerdo conciliatorio. Dicha evaluation debe estar 
contenida en un informe tecnico leaal Drevio debidamente 
sustentado. 

183.3. De ser necesario contar con una Resolucion 
Autoritativa Dara arribar a un acuerdo conciliatorio. el 
Drocedimiento conciliatorio se Duede susDender hasta Dor 
un Dlazo de treinta (30) dias habiles. Si ambas Dartes lo 
acuerdan. dicho Dlazo Duede ser amDliado Dor treinta (30) 
dias habiles adicionales. Si vencidos los Dlazos senalados 
la Entidad no Dresenta la Resolucion Autoritativa ante 
el Centro de Conciliacion. se entendera aue no existe 
acuerdo v se concluira el Drocedimiento conciliatorio. 

183.4. Las Entidades deberan reaistrar las actas de 
conciliacion con acuerdo total o Darcial en el SEACE. 
dentro del Dlazo de diez (10) dias habiles de suscritas. 
baio resDonsabilidad. 

183.5. En caso el Drocedimiento conciliatorio concluva 
Dor acuerdo Darcial o sin acuerdo. las Dartes Dodran 
resolver la controversia en la via arbitral. En caso de 
acuerdo Darcial. el arbitraie solo Dodra versar sobre la 
Darte controvertida. 

Articulo 184.- Arbitraie 

184.1 Cualauiera de las Dartes tiene el derecho 
a iniciar el arbitraie dentro del Dlazo de caducidad 
corresDondiente. El arbitraie es nacional v de derecho. 

184.2. La resDonsabilidad funcional Drevista en el 
tercer Darrafo del numeral 45.5. del articulo 45 de la Lev. 
se aDlica a la decision de: (i) no imDulsar o Droseauir 
con la via arbitral cuando en el informe tecnico leaal 
se recomienda acudir a dicha sede: o. (ii) imDulsar o 
Droseauir la via arbitral cuando el informe tecnico leaal 
determine aue la Dosicion de la Entidad no sera acoaida 
en el arbitraie. 

184.3. Las Dartes Dueden recurrir al arbitraie ad hoc 
solo cuando las controversias deriven de contratos de 
bienes. servicios v consultoria en aeneral. cuvo monto 
contractual oriainal sea menor o iaual a veinticinco (25) 
UIT. 

184.4. De haberse Dactado en el convenio arbitral 
la realization de un arbitraie institucional. la institucion 
arbitral debe encontrarse debidamente acreditada ante el 
OSCE. corresDondiendo a la Darte interesada recurrir a 
la institucion arbitral eleaida en aDlicacion del resDectivo 
Realamento arbitral institucional. De haberse Dactado el 
arbitraie ad hoc. la Darte interesada debe remitir a la otra 
la solicitud de inicio de arbitraie Dor escrito. 

184.5. En caso haberse seauido Dreviamente 
un Drocedimiento de conciliacion. sin acuerdo o con 
acuerdo Darcial. el arbitraie resDecto de las materias no 
conciliadas debera iniciarse dentro del Dlazo de caducidad 
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contemDlado en el numeral 45.2 del articulo 45 de la Lev. 

184.6. Si las Dartes han convenido aue las 
controversias se sometan Dreviamente a una Junta de 
Resolucion de DisDutas (JRD1. el inicio del arbitraie v su 
Dlazo se riae Dor lo disDuesto en el articulo 213. 

Articulo 185.- Convenio arbitral 

185.1. Cuando corresDonda el arbitraie institucional. 
en el convenio arbitral las Dartes deben encomendar 
la oraanizacion v administration del arbitraie a una 
institucion arbitral debidamente acreditada ante el OSCE, 
a cuvo efecto el corresDondiente convenio arbitral tiDO 
Duede ser incoroorado en el contrato. La acreditacion de 
la institucion arbitral debe ser verificada Dor el funcionario 
aue suscribe el contrato. 

Las Dartes Dueden establecer estiDulaciones 
adicionales o modificatorias del convenio arbitral, en 
la medida aue no contravenaan las disDosiciones de la 
normativa de contrataciones del Estado. 

185.2. Solo cuando se cumDlan las condiciones 
establecidas en el numeral 184.3 del articulo 184. 
la Entidad incoroora en la clausula de solucion de 
controversias de la Droforma de contrato contenida 
en los documentos del orocedimiento de seleccion. la 
DroDuesta sobre si el arbitraie sera institucional o ad 
hoc. La DroDuesta del arbitraie institucional se suieta a lo 
establecido en el numeral 185.3 del articulo 185. El Dostor 
Dodra eleair entre el arbitraie institucional o el ad hoc con 
la Dresentacion de su oferta. Si el Dostor no cumDle con 
realizar la election. el arbitraie es institucional. 

185.3. En caso corresDonda aue el arbitraie sea 
institucional. la Entidad incoroora en la clausula de 
solucion de controversias de la Droforma de contrato 
contenida en los documentos del Drocedimiento de 
seleccion. una lista de dos (21 instituciones arbitrales 
reaistradas v acreditadas ante el OSCE, como minimo. 
las mismas aue Dreferentemente deberan encontrarse 
ubicadas en el luaar del Derfeccionamiento del contrato. 
El Dostor eleaira a una de esas instituciones. senalando 
un orden de Drelacion con relacion a las demas. de ser 
el caso. al momento de la Dresentacion de su oferta. 
Si el Dostor no cumDle con ello. la Entidad eleaira a la 
institucion arbitral corresDondiente v fiiara el orden de 
Drelacion. de ser el caso. Dicho orden de Drelacion sera 
resDetado Dor las Dartes en caso se identifiaue aue la 
institucion arbitral eleaida inicialmente no se encuentra 
reaistrada v acreditada ante el OSCE al momento del 
Derfeccionamiento del contrato o hava Derdido su reaistro 
v acreditacion con Dosterioridad. 

185.4. En los siauientes suDuestos. el arbitraie debera 
ser iniciado ante cualauier institucion arbitral reaistrada 
v acreditada ante el OSCE ubicada en el luaar del 
Derfeccionamiento del contrato o. en caso no exista una 
en dicho luaar. ante cualauier otra ubicada en un luaar 
distinto: 

al Cuando no se ha incoroorado un convenio arbitral 
exDreso en el contrato. 

bl Cuando a Desar de haberse Drecisado en el 
convenio arbitral aue el arbitraie es institucional no se ha 
desianado a una institucion arbitral determinada. 

cl En caso la institucion arbitral eleaida Dierda su 
acreditacion con Dosterioridad al Derfeccionamiento del 
contrato v antes del inicio del Droceso arbitral. 

dl Cuando a Desar de haberse Drecisado en el 
convenio arbitral aue el arbitraie es institucional se ha 
desianado a una institucion arbitral no acreditada. 

el Cuando. a Desar de no cumDlirse con las 
condiciones establecidas en el numeral 184.3 del articulo 
184. en el convenio arbitral se senala exDresamente aue 
el arbitraie es ad hoc. 

ft Cuando en el convenio arbitral no se hava Drecisado 
el tiDO de arbitraie. 

al Cuando en el convenio arbitral se encarao el 
arbitraie al SNA-OSCE en contravention a lo establecido 
en el Dresente Realamento v en el Realamento del SNA- 
OSCE. 

hi Cuando se trate de controversias aue se desDrenden 
de ordenes de comDra o de servicios derivadas del 


Acuerdo Marco. siemDre aue no se hava incoroorado un 
convenio arbitral en las mismas. 

185.5. El reaistro v acreditacion de la institucion 
arbitral eleaida debe ser verificada oor el funcionario 
aue Derfecciona el contrato. baio resDonsabilidad. El 
OSCE Dublica en su Dortal institucional la relacion de 
instituciones arbitrales reaistradas v acreditadas. asi 
como los convenios arbitrales tbo. 

Articulo 186.- Solicitud de Arbitraie Ad Hoc 

186.1. El arbitraie ad hoc se inicia con la solicitud de 
arbitraie diriaida a la otra Darte oor escrito. con indicacion 
del convenio arbitral, un resumen de la o las controversias 
a ser sometidas a arbitraie v su cuantia. incluvendo la 
desianacion del arbitro. cuando corresDonda. 

186.2. La solicitud a la Entidad o al contratista debe 
ser diriaida al ultimo domicilio validamente senalado Dara 
efectos de la eiecucion contractual. 

Articulo 187.- ResDuesta de Arbitraie Ad Hoc 

187.1. La Darte aue reciba una solicitud de arbitraie 
ad hoc de conformidad con el articulo Drecedente. debe 
resDonderla Dor escrito dentro del Dlazo de diez flOl dias 
habiles. contados a Dartir del dia siauiente de la receDcion 
de la resDectiva solicitud. con indicacion de la desianacion 
del arbitro. cuando corresDonda v su Dosicion o resumen 
referencial resDecto de la controversia v su cuantia. 

1 87.2. La falta de resDuesta o toda ODOsicion formulada 
en contra del arbitraie. no interrumDe el desarrollo del 
mismo ni de los reSDectivos Drocedimientos Dara aue se 
lleve a cabo la conformation del tribunal arbitral o arbitro 
unico v la tramitacion del arbitraie.” 

‘Articulo 189.- Arbitros 

189.1. El arbitraie es resuelto Dor arbitro unico o 
Dor un tribunal arbitral conformado Dor tres (31 arbitros. 
seaun el acuerdo de las Dartes. salvo lo senalado en el 
articulo 195. La Entidad formula una DroDuesta sobre el 
numero de arbitros aue resuelven las controversias en la 
clausula de solucion de controversias de la Droforma de 
contrato contenida en los documentos del Drocedimiento 
de seleccion. El Dostor Duede consentir o no la DroDuesta 
de la Entidad al momento de la Dresentacion de su oferta. 
Si el Dostor no esta de acuerdo con la DroDuesta de la 
Entidad o no se Dronuncia al resDecto en su oferta o 
si la Entidad no cumDle con DroDoner la formula en la 
Droforma del contrato. el arbitraie es resuelto Dor arbitro 
unico tratandose de un arbitraie ad hoc o se determina 
el numero de arbitros corresDondiente conforme a las 
disDosiciones del realamento resDectivo en el caso del 
arbitraie institucional. 

189.2. La desianacion del arbitro Dor Darte de la 
Entidad debe ser aDrobada Dor su Titular o Dor el servidor 
en auien este hava deleaado tal funcion. tanto en el 
arbitraie institucional como en el ad hoc. 

189.3. En los arbitraies institucionales. la institucion 
arbitral debe verificar aue los arbitros cumDlan con los 
reauisitos establecidos en el numeral 45.6 del articulo 45 
de la Lev. 

189.4. Para desemDenarse como arbitro en los 
arbitraies ad hoc. se reauiere estar inscrito en el Reaistro 
Nacional de Arbitros (RNA1 v cumDlir con los demas 
reauisitos establecidos en el numeral 45.6 del articulo 45 
de la Lev. 

Articulo 190.- Imoedimentos Dara ser arbitro 

Se encuentran imDedidos Dara eiercer la funcion de 
arbitro: 

1. El Presidente v los ViceDresidentes de la 
ReDublica. los Conaresistas. los Ministros de Estado. los 
Viceministros. los Titulares miembros del oraano coleaiado 
de los oraanismos constitucionalmente autonomos. 

2. Los Maaistrados. con exceDcion de los Jueces de 
Paz. 

3. Los Fiscales v los Eiecutores Coactivos. 
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4. Los Procuradores Publicos v el personal aue trabaie 
en las Drocuradurlas. o de las unidades oraanicas aue 
haaan sus veces. cualauiera sea el vinculo laboral. 

5. El Contralor General de la Reoublica v el Vice 
Contralor. 

6. Los Titulares de instituciones o de oraanismos 
Dublicos del Doder eiecutivo. 

7. Los aobernadores reaionales v los alcaldes. 

8. Los directores de las emoresas del Estado. 

9. El Dersonal militar v Dolicial en situation de actividad. 

10. Los funcionarios v servidores Dublicos en los 
casos aue tenaan relacion directa con la Entidad o Sector 
en aue laboren v dentro de los maraenes establecidos Dor 
las normas de incomoatibilidad viaentes. 

1 1 . Los funcionarios v servidores del OSCE hasta seis 
(061 meses desDues de haber deiado la institucion. 

12. Los sometidos a Droceso concursal. 

13. Los sancionados con inhabilitacion o con 
suspension de la funcion arbitral establecidas oor 
el Conseio de Etica. en tanto esten viaentes dichas 
sanciones. sin oeriuicio de la culmination de los casos en 
los aue hava aceotado su desianacion oreviamente a la 
fecha de imposition de la sancion. 

14. Los sancionados oor los resoectivos coleaios 
orofesionales o entes administrativos. en tanto esten 
viaentes dichas sanciones. 

15. Los sancionados con condena aue lleve aoareiada 
la inhabilitacion oara eiercer la orofesion. en tanto este 
viaente dicha sancion. 

16. Los sancionados oor delito doloso. en tanto este 
viaente dicha sancion. 

17. Los aue tenaan sancion o suspension viaente 
imouesta oor el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

18. Las personas inscritas en el Reaistro de Deudores 
de Reoaraciones Civiles (REDERECh. sea en nombre 
orooio o a traves de persona iuridica en la aue sea 
accionista u otro similar, con exceocion de las emoresas 
aue cotizan acciones en bolsa. asi como en el Reaistro 
Nacional de Aboaados Sancionados oor mala oractica 
orofesional. en el Reaistro de funcionarios v servidores 
sancionados con destitution oor el tiemoo aue establezca 
la Lev de la materia v en todos los otros reaistros creados 
oor Lev aue imDidan contratar con el Estado. 

19. Las Dersonas inscritas en el Reaistro de Deudores 
Alimentarios Morosos (REDAM1. 

20. Las Dersonas sancionadas Dor el Conseio de Etica 
seaun lo disDuesto en este Realamento. 

21. Las Dersonas a las aue se refiere el literal ml del 
numeral 11.1 del articulo 11 de la Lev. 

En los casos a aue se refieren los numerales 8 v 10. 
el imDedimento se restrinae al ambito sectorial al aue 
Dertenecen esas Dersonas. 

Articulo 191.- Desianacion Residual de Arbitros 

191.1. En aauellos Drocesos arbitrales ad hoc en los 
cuales las Dartes no havan Dactado la forma en la aue se 
desiana a los arbitros o no se havan Duesto de acuerdo 
resDecto a la desianacion del arbitro unico o alaun 
arbitro aue inteare el Tribunal Arbitral, o los arbitros no 
se havan Duesto de acuerdo sobre la desianacion del 
Dresidente del Tribunal Arbitral, cuando corresDonda. 
cualauiera de las Dartes Duede solicitar al OSCE la 
desianacion residual, la aue se efectuara a traves de una 
asianacion aleatoria Dor medios electronicos. de acuerdo 
a los Dlazos v Drocedimiento Drevistos en la Directiva 
corresDondiente. 

191.2. Las desianaciones residuales efectuadas Dor 
el OSCE se realizan de su Nomina de Profesionales 
ADtos Dara Desianacion Residual, v son definitivas e 
inimDuanables. Los Drocedimientos de inscription v 
renovation de orofesionales en dicha nomina se realizan 
conforme a lo establecido en la resoectiva Directiva. 

Articulo 192.- IndeDendencia. imoarcialidad v 
deber de informacion 

192.1. Los arbitros deben ser v Dermanecer durante 
el desarrollo del arbitraie indeoendientes e imoarciales. 


sin mantener con las Dartes relaciones Dersonales. 
orofesionales o comerciales. 

192.2. Todo arbitro. al momento de aceotar el 
carao. debe informar sobre cualauier circunstancia 
acaecida dentro de los cinco (51 anos anteriores a su 
nombramiento. aue Dudiera aenerar dudas iustificadas 
sobre su imoarcialidad e indeoendencia. Este deber 
de informacion comorende. ademas. la obliaacion 
de dar a conocer a las Dartes la ocurrencia de 
cualauier circunstancia sobrevenida a su aceDtacion 
aue Dudiera aenerar dudas sobre su imoarcialidad e 
indeoendencia. 

192.3. El arbitro desianado debe Dresentar una 
declaration iurada exoresa sobre su idoneidad Dara 
eiercer el carao. senalando aue cumDle con los reauisitos 
establecidos en el numeral 45.6 del articulo 45 de 
la Lev. asi como aue cuenta con la disDonibilidad de 
tiemoo suficiente Dara llevar a cabo el arbitraie en forma 
satisfactoria. 

192.4. En el caso del arbitraie ad hoc. el arbitro 
desianado debe declarar. ademas. al momento de su 
aceDtacion. aue se encuentra inscrito en el Reaistro 
Nacional de Arbitros (RNA1. 

Articulo 193.- Recusacion 

193.1. Los arbitros Dueden ser recusados Dor las 
siauientes causas: 

al Cuando se encuentren imoedidos conforme el 
articulo 190 o no cumDlan con lo disDuesto oor el articulo 
192. 

bl Cuando no reunan las calificaciones v exiaencias 
Dara asumir el encarao establecidas en la leaislacion v el 
convenio arbitral. 

cl Cuando existan circunstancias aue aeneren dudas 
iustificadas resDecto de su imoarcialidad o indeoendencia. 
siemDre aue dichas circunstancias no havan sido 
excusadas Dor las Dartes en forma ODortuna. 

193.2. En los arbitraies ad hoc v en los administrados 
Dor el SNA-OSCE. la recusacion es resuelta Dor el 
OSCE, en forma definitiva e inimDuanable. conforme al 
Drocedimiento establecido en la Directiva corresDondiente. 
salvo aue las Dartes havan acordado aue la recusacion 
sea resuelta Dor una institucion arbitral acreditada. 

El tramite de recusacion no susoende el arbitraie. salvo 
cuando se trate de arbitro unico o havan sido recusados 
dos (21 o tres (31 arbitros. o cuando lo disDonaa el Tribunal 
Arbitral. Esta norma es aDlicable a los arbitraies ad hoc v a 
los arbitraies institucionales cuando no se hava reaulado 
al resDecto.” 

‘ Articulo 1 95.- De la oraanizacion v Administration 
de Arbitraies a carao del SNA - OSCE 

195.1. El OSCE oraaniza v administra un reaimen 
institucional de arbitraie en Contrataciones del Estado. en 
armonia con el DrinciDio de subsidiariedad. denominado 
Sistema Nacional de Arbitraie (SNA-OSCE1. suietandose 
a las realas establecidas en el Dresente articulo v en el 
Realamento del SNA-OSCE. 

195.2. Pueden someterse a arbitraie institucional a 
carao del SNA-OSCE las controversias aue deriven de la 
eiecucion de contratos de bienes v servicios en aeneral. 
cuvos montos oriainales sean menores a diez (101 UIT. 
siemore aue no existan instituciones arbitraies reaistradas 
v acreditadas en el luaar del Derfeccionamiento 
del contrato o cuando. de existir. estas se nieauen 
exDresamente a administrar el arbitraie o sus aastos 
arbitraies resulten desDroDorcionados con relacion a la 
cuantia controvertida. de conformidad con los Darametros 
establecidos Dor el OSCE. 

El arbitraie ante el SNA-OSCE debera ser iniciado 
dentro del Dlazo de caducidad Drevisto en el articulo 45 
de la Lev. no susDendiendose en ninaun momento Dor el 
tiemoo aue demore verificar las condiciones habilitantes 
del sistema. 

195.3 Dichos arbitraies estan a carao de Tribunals 
Arbitraies Permanentes. 
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Articulo 196.- Gastos Arbitrales 

196.1. En el arbitraie ad hoc. los arbitros deben fiiar 
sus honorarios Drofesionales v de la secretaria arbitral 
o aastos administrativos aDlicando la tabla de aastos 
arbitrales de cualauier institucion arbitral acreditada. 

196.2. En caso de renuncia. recusacion de arbitro 
declarada fundada. anuencia de la contraoarte en la 
recusacion. remocion de arbitro v los demas suDuestos 
reaulados Dor el OSCE Dara tal efecto. v cuando no se 
trate de un arbitraie institucional. cualauier discreoancia 
aue suria entre las Dartes v los arbitros. resDecto de la 
devolucion de honorarios. debe ser resuelta. a Dedido 
de Darte. Dor el OSCE. La decision aue tome el OSCE al 
resDecto es definitiva e inimDuanable. 

Cualauier Dacto resDecto de la no devolucion de 
honorarios se tiene Dor no Duesto. no Dudiendose acordar 
en contrario. 

Articulo 197.- Laudo 

197.1. El laudo. asi como sus intearaciones. 
exclusiones. interoretaciones v rectificaciones. debe 
ser notificado Dersonalmente a las Dartes v a traves 
del SEACE. El laudo vincula a las Dartes del Arbitraie. 
no Dudiendo afectar derechos ni facultades leaales de 
Dersonas ni autoridades aienas al Droceso. El laudo debe 
ser motivado. no Dudiendose Dactar en contrario. 

197.2. Es resDonsabilidad del arbitro unico o del 
Dresidente del Tribunal Arbitral reaistrar correctamente 
el laudo en el SEACE. asi como sus intearaciones. 
exclusiones. interoretaciones v rectificaciones. conforme 
a lo disDuesto numero 11 del numeral 216.3 del articulo 
216. Asimismo. es resoonsable de la remision aue se 
reauiera efectuar a la resDectiva secretaria arbitral Dara 
efectos de su notification Dersonal. 

197.3. El OSCE imDlementa. administra v ODera el 
Banco de Laudos Arbitrales aue contiene informacion 
relevante del laudo aue los arbitros havan reaistrado en 
el SEACE. 

197.4. Dicha informacion se Dublica en el Dortal 
institucional del OSCE v es actualizada trimestralmente. 
baio resDonsabilidad. 

Articulo 198.- Informacion aue debe remitirse al 
OSCE 

Las instituciones arbitrales v los centros aue 
administren Juntas de Resolucion de DisDutas deben 
remitir al OSCE, en las condiciones. forma v ODortunidad 
establecidas en la Directiva corresDondiente. la siauiente 
informacion: 

1. CoDia de las resoluciones emitidas Dor sus 
resDectivos oraanos mediante las cuales se resuelven 
recusaciones Dlanteadas contra los arbitros v miembros 
de las Juntas de Resolucion de DisDutas. 

2. Laudos. rectificaciones. interoretaciones. 
intearaciones v exclusiones de laudos. decisiones aue 
Donen fin a los arbitraies v decisiones emitidas Dor las 
Juntas de Resolucion de DisDutas. 

3. CoDia de los documentos en los aue consten las 
decisiones o resoluciones aue imDonen sanciones a 
arbitros v miembros de las Juntas de Resolucion de 
DisDutas Dor infraction al Codiao de Etica de la institucion 
arbitral resDectiva. 

4. Relation trimestral de solicitudes de arbitraie 
inaresadas v Drocesos arbitrales en tramite v concluidos. 
con indication de la materia, nombre de las Dartes. 
reDresentantes leaales. asesores o aboaados. asi como 
el de los arbitros v del secretario a carao del caso. 

5. Nomina de Arbitros de la institucion arbitral 
actualizada. 

Articulo 199.- Custodia de exDedientes 

El Dresidente del Tribunal Arbitral o arbitro unico. 
asi como la resDectiva institucion arbitral, cuando 
corresDonda. Dueden encaraar al OSCE, o a otra institucion 
aue esta autorice, la custodia del exDediente lueao de 
transcurrido el Dlazo minimo de tres 131 anos desde la 
fecha de culmination de las actuaciones arbitrales. Para 


estos efectos. el exDediente debe ser microarabado. con 
valor leaal. baio las condiciones Drevistas en el Decreto 
Leaislativo N°681. sus normas comDlementarias. normas 
aue la modifiauen o la sustituvan. v lo disDuesto en la 
Directiva corresDondiente. 

Articulo 200.- Estudios a carao del OSCE 

El OSCE elabora estudios de laudos. actas de 
conciliation v sentencias aue resuelvan recursos de 
anulacion con la finalidad de evaluar v analizar la 
eficiencia de los medios de solution de controversias 
en contratacion Dublica v. de ser el caso. DroDoner 
lineamientos de transDarencia. estrateaias v meiores 
Dracticas aue contribuvan al desarrollo eficiente del 
mercado de comDras Dublicas. conforme a lo disDuesto 
Dor el literal si del articulo 52 de la Lev. 

CAPITULO II 

REGISTRO NACIONAL DE ARBITROS 

Articulo 201.- Finalidad del Reaistro Nacional de 
Arbitros 

201.1. El Reaistro Nacional de Arbitros (RNA1 tiene 
Dor obieto transDarentar la informacion aue consianen 
los Drofesionales aue. a nivel nacional. se consideren 
aDtos Dara desemDenarse como arbitros en materia de 
contrataciones del Estado. de conformidad con la Directiva 
resDectiva. Dicho reaistro es administrado Dor el OSCE v 
su informacion Dublicada en su Dortal institucional. 

201.2. La informacion consianada en el RNA 
tiene caracter de declaration iurada ante la autoridad 
administrativa. debiendo ser acreditada en la ODortunidad. 
Dlazo v forma aue establezca la Directiva. 

201 .3. La informacion declarada en el RNA no exime a 
los Drofesionales de cumDlir con el deber de informacion en 
los resDectivos Drocesos arbitrales en los aue DarticiDen. 
debiendo. de ser el caso. acreditar ante las Dartes o ante 
el ente comDetente el cumDlimiento de las calificaciones 
v exiaencias leaales Dara asumir el encarao. Asimismo. la 
inscriDcion en el RNA no imDide el eiercicio de la facultad 
de las Dartes en un arbitraie de cuestionar. en las vias 
Dertinentes. el incurriDlimiento de tales calificaciones v 
exiaencias cuando asi lo adviertan. 

201.4. La existencia del RNA no exime a las 
instituciones arbitrales de la obliaacion de elaborar sus 
DroDias nominas de arbitros Dara arbitraies en contratacion 
Dublica. ni limita la facultad del OSCE de contar con una 
nomina de arbitros Dara realizar la desianacion residual. 
Para efectos de la confiauracion de estas nominas. las 
instituciones arbitrales v el OSCE deben aseaurarse aue 
los Drofesionales cumDlan las calificaciones v exiaencias 
establecidas en la leaislacion viaente. La informacion 
de cada uno de los arbitros aue intearan estas nominas 
debe ser Dublicada. de acuerdo con las disDosiciones aue 
aDruebe el OSCE. 

201.5. Los Drocedimientos de inscriDcion en el RNA 
son de aDrobacion automatica v se reaulan Dor el OSCE. 

201.6. La Derdida de la viaencia del reaistro de un 
Drofesional inscrito en el RNA aue se desemDena como 
arbitro en un Droceso en curso no conlleva el cese de su 
funcion como tal. 

Articulo 202.- Reauisitos Dara desemDenarse 
como Arbitro Ad hoc 

202.1. Para aceDtar una desianacion v 
desemDenarse como arbitro en los arbitraies Ad hoc. se 
debe contar con inscriDcion viaente en el RNA. ademas 
de cumDlir con los demas reauisitos establecidos Dor la 
leaislacion viaente. 

202.2. El Drofesional a auien se curse una desianacion 
sin aue cuente con inscriDcion viaente en el RNA. debe 
Dreviamente a su aceDtacion reaistrarse en el RNA. 
conforme al Drocedimiento Drevisto en la Directiva 
corresDondiente. 

202.3. Para desemDenarse como secretario arbitral, se 
debe tener como minimo el arado academico de bachiller 
en Derecho al momenta de la aceDtacion del carao. 
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Articulo 203.- Nulidad de la inscriDcion en el 
reaistro como resultado de la fiscalizacion Dosterior. 

203.1. Cuando se verifiaue aue existe falsedad. 
inexactitud. inconaruencia o inconsistencia en la 
informacion consianada en el RNAcomo resultado de una 
accion de fiscalizacion posterior se declarara la nulidad de 
la inscriDcion en el RNA. 

203.2. Los Drofesionales cuva inscriDcion en el 
RNA hava sido declarada nula como resultado de una 
accion de fiscalizacion posterior, solo Dueden solicitar 
su reinscriDcion lueao de transcurridos cinco (51 anos. 
en caso de falsedad de la informacion consianada. o 
de dos (21 anos. en los demas casos. desde aue auedo 
administrativamente firme la resolucion aue declare la 
nulidad. 

203.3. La declaracion de nulidad de la inscriDcion 
de un Drofesional inscrito en el RNA aue se desemDena 
como arbitro en dicho momento. no imDide la atencion de 
los Drocesos arbitrales en tramite a su carao. 

CAPITULO III 

REGISTRO Y ACREDITACION DE 
INSTITUCIONES ARBITRALES 

Articulo 204.- De las Instituciones Arbitrales 

204.1. El OSCE establece los lineamientos v 
Drocedimientos Dara obtener v mantener el reaistro v 
acreditacion de las instituciones arbitrales en materia de 
contrataciones del Estado. asi como sus facultades Dara 
efectuar las acciones de supervision v monitoreo. 

204.2. El OSCE Dublica el listado de las instituciones 
arbitrales reaistradas v acreditadas. 

204.3. Para efectos del reaistro v acreditacion. las 
instituciones arbitrales deberan contar con un Realamento 
de Arbitraie. un Codiao de Etica. una Tabla de honorarios 
v aastos arbitrales. una nomina de arbitros. un Dortal 
web institucional. entre otros asDectos conforme a lo aue 
disDonaa el OSCE. 

204.4. La Institucion Arbitral Duede Derder su reaistro 
v acreditacion. temDoral o definitivamente. como Droducto 
de la supervision v monitoreo realizados Dor el OSCE. Los 
suDuestos v Drocedimiento de Derdida de acreditacion son 
establecidos Dor el OSCE. 

CAPITULO IV 

JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS 

Articulo 205.- La Junta de Resolucion de DiSDutas 

205.1. La finalidad de la Junta de Resolucion de 
DiSDutas es aue las Dartes loaren Drevenir v/o resolver 
eficientemente las controversias aue surian desde el inicio 
del Dlazo de eiecucion de la obra hasta la receDcion total 
de la misma. 

205.2. En caso de resolucion del contrato. la Junta de 
Resolucion de DiSDutas es comDetente Dara conocer v 
decidir las controversias aue surian hasta aue la Entidad 
reciba la obra. 

205.3. No Dueden someterse a Junta de Resolucion 
de DiSDutas Dretensiones de caracter indemnizatorio Dor 
conceDtos no Drevistos en la normativa de contratacion 
Dublica. 

205.4. Las Dartes Dueden Dactar hasta antes del inicio 
de la eiecucion de la obra. una clausula de solution de 
disDutas a carao de una Junta de Resolucion de DiSDutas 
en aauellos contratos de eiecucion de obra cuvos 
montos sean suDeriores a cinco millones de Soles (SI 5 
000 000.001. siendo sus decisiones vinculantes Dara las 
Dartes. 

205.5. La Junta de Resolucion de DisDutas Duede 
estar intearada Dor uno o Dor tres miembros. seaun 
acuerden las Dartes. Afalta de acuerdo entre las Dartes o 
en caso de duda. la Junta de Resolucion de DisDutas se 
inteara Dor un (11 miembro cuando el monto del resDectivo 
contrato de obra tenaa un valor iaual o superior a cinco 
millones de Soles (SI 5 000 000.001 v menor a cuarenta 


millones de Soles (SI 40 000 000.001: v. Dor tres (31 
miembros. cuando el resDectivo contrato de obra tenaa 
un valor iaual o superior a cuarenta millones de Soles (SI 
40 000 000.001." 

“Articulo 207.- Desianacion de miembros 

207.1. Cuando la Junta de Resolucion de DisDutas 
este intearada Dor un (11 solo miembro. este debe ser un 
inaeniero o arauitecto con conocimiento de la normativa 
nacional aDlicable al contrato. asi como en contrataciones 
del Estado. En caso este intearada Dortres (31 miembros. 
el Presidente debe contar con las mismas calificaciones 
aue se exiaen Dara el miembro unico de la Junta de 
Resolucion de DisDutas. los demas miembros deben ser 
exDertos en la eiecucion de obras. 

207.2. Los miembros de la Junta de Resolucion 
de DisDutas deben cumDlir con los mismos reauisitos 
contemDlados Dara los arbitros en el articulo 202. en lo 
aue corresDonda. 

207.3. Los imDedimentos Dara actuar como miembro 
de la Junta de Resolucion de DisDutas son los mismos 
aue se establecen en el articulo 190. Dara actuar como 
arbitro.” 

“Articulo 212.- Las decisiones v su obliaatoriedad 

212.1. La decision aue emita la Junta de Resolucion 
de DisDutas es vinculante v de inmediato v obliaatorio 
cumDlimiento Dara las Dartes desde su notification. desde 
el vencimiento del Dlazo Dara su correction o aclaracion. o 
una vez correaida o aclarada la decision, de ser Dertinente. 

212.2. Ninauna autoridad administrativa. arbitral o 
iudicial Duede imDedir el cumDlimiento de las decisiones 
aue emita la Junta de Resolucion de DisDutas. 

212.3. Las Dartes estan obliaadas a cumDlir la 
decision sin demora. aun cuando cualauiera de ellas 
hava manifestado su desacuerdo con la misma v/o desee 
someter la controversia a arbitraie. Cuando la decision de 
la Junta de Resolucion de DisDutas imDliaue el suraimiento 
de obliaaciones de Daao a carao de la Entidad. estas se 
suietan a los Dlazos v Drocedimientos establecidos en el 
contrato v/o normativa Dertinente. seaun corresDonda. 

212.4. El cumDlimiento de la decision de la Junta de 
Resolucion de DisDutas es una obliaacion esencial. Su 
incumDlimiento otoraa a la Darte afectada la Dotestad de 
resolver el contrato. 

212.5. Cualauiera de las Dartes aue se encuentre en 
desacuerdo total o Darcial con una decision emitida Dor 
la Junta de Resolucion de DisDutas debe. dentro de un 
Dlazo de siete (71 dias de notificada. enviar a la otra Darte 
v a la Junta de Resolucion de DisDutas una comunicacion 
escrita manifestando las razones de su desacuerdo v su 
reserva a someter la controversia a arbitraie. 

212.6. Si ninauna de las Dartes comunica Dor 
escrito a la otra v a la Junta de Resolucion de DisDutas 
su desacuerdo total o Darcial con la decision en el 
Dlazo indicado en el Darrafo anterior o si. habiendolo 
comunicado. no se inicia el resDectivo arbitraie dentro 
del Dlazo indicado en el articulo 45 de la Lev. la decision 
adauiere el caracter de definitiva e inimDuanable. 

Articulo 213.- Sometimiento a arbitraie de una 
decision de la Junta de Resolucion de DisDutas 

213.1. El aaotamiento del Drocedimiento ante la Junta 
de Resolucion de DisDutas. cuando este mecanismo hava 
sido Dactado. es un DresuDuesto de arbitrabilidad. Dara 
los temas sometidos a su comDetencia. En el arbitraie 
corresDondiente la Junta de Resolucion de DisDutas no 
es Darte del Droceso. 

Sin embarao. las Dartes auedan habilitadas Dara el 
inicio de un arbitraie. en caso la Junta de Resolucion de 
DisDutas no hava Dodido ser conformada: o si no emite 
v notifica a las Dartes su decision en el Dlazo Drevisto en 
las realas de Drocedimiento resDectivas: o si la Junta de 
Resolucion de DisDutas se disuelve antes de la emision 
de una decision: o si se ha Droducido la receDcion total 
de la obra. salvo el suDuesto de exception Drevisto en 
el articulo 211. En dichas circunstancias. el medio de 
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resolution de controversias disDonible Dara resolver la 
controversia es el arbitraie. 

213.2. Los Dlazos de caducidad Drevistos en la Lev 
Dara someter la controversia a arbitraie se comDutan 
desde aue: til vencio el Dlazo Dara aue la Junta de 
Resolution de DisDutas emita v notifiaue a las Dartes su 
decision o (iil se comuniaue a las Dartes la disolucion de la 
Junta de Resolution de DisDutas o (iiil se ha Droducido la 
receDcion total de la obra. seaun corresDonda. 

213.3. Todas las materias comDrendidas en las 
decisiones de la Junta de Resolution de DisDutas 
Dueden ser sometidas a arbitraie siemDre aue la Darte 
aue se encuentre en desacuerdo hava manifestado 
ODortunamente su disconformidad. debiendo interoonerse 
el arbitraie resDectivo dentro de los treinta (301 dias habiles 
siauientes a la receDcion de la obra. En estos casos 
debera Dlantearse un unico arbitraie. con indeDendencia 
del numero de decisiones de la Junta de Resolution de 
DisDutas aue se sometan a controversia. El sometimiento 
a arbitraie de las decisiones de la Junta de Resolution 
de DisDutas no susDende el tramite de liauidacion del 
contrato. siendo aue en caso de Dlantearse controversia 
resDecto de la liauidacion final, esta debera acumularse 
necesariamente con el Droceso arbitral a carao de resolver 
las decisiones de la Junta de Resolution de DisDutas. 

213.4. Baio resDonsabilidad. el Titular de la Entidad o 
el servidor en auien este hava deleaado tal funcion evalua 
la conveniencia o no de someter a arbitraie las decisiones 
de la Junta de Resolution de DisDutas considerando 
criterios de costo-beneficio v Donderando los costos en 
tierrtDO v recursos de recurrir a la via arbitral, asi como 
la exDectativa de exito en dicha via v los riesaos de no 
adoDtar la decision. Dicha evaluation debe estar contenida 
en un informe tecnico leaal debidamente fundamentado.” 

“Articulo 215.- Codiao de Etica Dara el arbitraie en 
contrataciones con el Estado 

215.1. El Codiao de Etica Dara el arbitraie en 
Contrataciones del Estado desarrolla los DrinciDios 
rectores aue deben observar todos aauellos aue 
DarticiDan en arbitraies en contrataciones con el Estado. 
Asimismo. recoae los deberes eticos aue deben observar 
los arbitros. los suDuestos de infraction aDlicables a los 
mismos v. de ser el caso. las sanciones resDectivas. de 
conformidad con lo establecido en el numeral 45.9 del 
articulo 45 de la Lev. 

215.2. El coniunto de disDosiciones contenidas en la 
Lev. el Dresente Realamento v el Codiao de Etica Dara 
el arbitraie en contrataciones del Estado. conforman el 
reaimen etico aeneral aolicable a los arbitraies en materia 
de contrataciones del Estado. 

215.3. Toda institution arbitral aue oraanice v 
administre arbitraies en contrataciones con el Estado 
debera contar con un Codiao de Etica. cuvo contenido 
debe observar los DrinciDios del reaimen etico desarrollado 
en el Dresente Realamento. Este instrumento institutional 
debe desarrollar. seaun su alcance v ambito de aDlicacion. 
los suDuestos de infraction etica v sus resDectivas 
sanciones. asi como el Drocedimiento de denuncia v el 
oraano comDetente Dara su resolution. 

215.4. Las denuncias o investiaaciones iniciadas de 
oficio declaradas fundadas. tanto Dor las instituciones 
arbitraies como Dor el Conseio de Etica. son reaistradas en 
el Reaistro de Infractores v en la base de datos del RNA. 
Dara su corresDondiente Dublicacion. Las instituciones 
arbitraies deben remitir dicha information al OSCE dentro 
de los auince (151 dias habiles Dosteriores a su emision. 
a fin de Droceder con su resDectivo reaistro v Dublicacion. 

215.5. Los contratistas v entidades deben observar 
la information contenida v Dublicada en el Reaistro 
de Infractores al momento de desianar a los arbitros. 
Es resDonsabilidad del funcionario Dublico evitar la 
desianacion de Dersonas susDendidas o inhabilitadas Dara 
el eiercicio de la funcion arbitral, baio resDonsabilidad. 

215.6. Las sanciones imDuestas Dor el Conseio de 
Etica contra Drofesionales aue se desemDenen como 
arbitros al momento de exDedirse la referida sancion. no 
imDiden la atencion de los Drocesos arbitraies en tramite 
a su carao. 


Articulo 216.- SuDuestos de Infraction Etica 
sancionable Dor el Conseio de Etica Dara el arbitraie 
en contrataciones del Estado 

Los suDuestos de infraction sancionable Dor el 
Conseio de Etica son: 

216.1. ResDecto al PrinciDio de IndeDendencia: 

11 Incurrir en los suDuestos de conflicto de intereses 
aue se sehalan a continuation: 

a. Que exista identidad entre el arbitro v una de las 
Dartes. 

b. La reoresentacion leaal asumida Dor el arbitro 
resDecto de una de las Dartes. 

c. El arbitro es o ha sido aerente. administrador. 
directivo o funcionario o eierce un control similar sobre una 
de las Dartes en el arbitraie o sobre su filial. deDendencia 
o similar v en aeneral. cualauier otro carao similar aue 
denote un control v Doder de decision sianificativo dentro 
de la estructura de la Dersona iuridica. del arbitro sobre 
una de las Dartes. en los cinco (51 anos Drevios a la 
aceDtacion de su desianacion como arbitro. 

d. El asesoramiento reaular del arbitro o su erriDresa 
o desDacho a una de las Dartes. sus aboaados. asesores 
o reDresentantes. Dercibiendo de esta actividad inaresos 
sianificativos. 

e. El arbitro o su emDresa o desDacho mantuvo 
o mantiene una relation Dersonal. comercial. de 
deDendencia o Drofesional sianificativa con una de las 
Dartes. sus aboaados. asesores. reDresentantes o con 
los otros arbitros aue Duede afectar su desemDeno en el 
arbitraie. en los cinco (51 anos Drevios a la aceDtacion de 
su desianacion como arbitro. 

f. El arbitro con el aboaado. asesor o reDresentante 
de una de las Dartes forman Darte del mismo desDacho o 
estudio de aboaados. o mantienen. de hecho o de derecho. 
colaboracion emDresarial o alianzas estrateaicas. 

21 Fuera de los suDuestos sehalados en el numeral 
11 Drecedente. mantener o haber mantenido cualauier 
otro tiDO de relation directa o indirecta con las Dartes. los 
arbitros v con cualauier Dersona vinculada al arbitraie. 
aue Dor su relevancia Duede afectar su desemDeno 
indeDendiente en el Droceso. 

31 El incumDlimiento o cumDlimiento defectuoso o 
inoDortuno del deber de revelation al momento de su 
aceDtacion al carao Dor circunstancias acaecidas con 
cinco (51 anos de anterioridad a su nombramiento o 
aauellas ocurridas de modo sobreviniente. resDecto de 
los siauientes suDuestos: 

a. El arbitro o su emDresa o desDacho. con anterioridad 
a su desianacion o en la actualidad. reDresenta. asesora 
o. mantiene alaun tiDO de vinculo relevante con alauna de 
las Dartes. sus aboaados. asesores o reDresentantes. o 
con los otros arbitros. 

b. El arbitro fue desianado como tal Dor una de las 
Dartes. sus filiales o emDresas vinculadas. 

c. La emDresa o desDacho del arbitro con anterioridad 
a su desianacion o en la actualidad Dresta servicios 
Drofesionales a una de las Dartes. sin la intervention del 
arbitro. 

d. Los arbitros son o han sido aboaados del mismo 
desDacho. 

e. El arbitro es o ha sido socio o asociado con otro 
arbitro o aboaado de una Darte. aue interviene en el 
mismo arbitraie. 

f. Un aboaado del desDacho del arbitro. eierce esa 
funcion en otro arbitraie donde DarticiDa una de las Dartes. 

a. Un Dariente del arbitro. hasta el cuarto arado de 
consanauinidad v seaundo de afinidad. es socio. asociado 
o emDleado del desDacho de aboaados aue reDresenta a 
una de las Dartes. sin aue intervenaa en el arbitraie. 

h. El arbitro. en su condition Dasada de iuez. 
funcionario u otro carao. conocio v resolvio. sobre una 
disDuta imDortante. Dero no relacionada a la controversia 
actual, en la aue intervino una Darte. 

i. El arbitro tiene o ha tenido un carao de direction, 
aerencia. viailancia. v en aeneral cualauier otro similar. 
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aue denote un control v Doder de decision sianificativo. en 
una emDresa filial o vinculada a una de las Dartes. 

i. El arbitro tiene una relacion de caracter Dersonal 
o social estrecho con una de las Dartes. sus aboaados. 
asesores o reDresentantes. aue se manifiesta en el hecho 
de aue el arbitro v las citadas Dersonas suelen comoartir 
bastante tiemDO en actividades aue no estan relacionadas 
ni con su trabaio ni con asociaciones Drofesionales o 
sociales. 

k. El arbitro mantuvo o mantiene otros Drocesos 
arbitrales donde tambien eierce el carao de arbitro v 
donde DarticiDa alauna de las Dartes. 

41 Fuera de los suDuestos indicados en el numeral 
31 Drecedente. haber incurriDlido o cumDlido defectuosa 
o inoDortunamente con su deber de revelacion 
resDecto de cualauier otro tiDO de circunstancias 
aue Dodian haber aenerado dudas razonables de su 
indeDendencia. al momento de aceDtar el carao Dor 
hechos acaecidos con cinco ( 5 ) anos de anterioridad 
a su nombramiento o aauellos ocurridos de modo 
sobreviniente. 

216.2. ResDecto al PrinciDio de ImDarcialidad: 

It Incurrir en los suDuestos de conflicto de intereses 
aue se serialan a continuation: 

a. El interes economico sianificativo del arbitro o sus 
Darientes. hasta el cuarto arado de consanauinidad v 
seaundo de afinidad. resDecto de una de las Dartes. 

b. El arbitro o su emDresa o desDacho emitio informe. 
ODinion. dictamen o recomendacion. o asesoro a una de 
las Dartes. acerca de la controversia obieto del arbitraie. 

c. El arbitro o su emDresa o desDacho Datrocina o 
mantiene controversias relevantes con alauna de las 
Dartes. sus aboaados. asesores o reDresentantes. 

2t Fuera de los suDuestos sehalados en el 
numeral It Drecedente. haber asumido o aenerado 
cualauier tiDO de situation o actuation aue. en base a 
elementos razonables v Drobados. oermitan evidenciar 
un tratamiento diferenciado. Dosicion. interes. 
DrediSDOsicion. hostilidad v cualauier actitud subietiva 
del arbitro hacia las Dartes. el desarrollo del Droceso 
o la materia de la controversia. aue Duede afectar su 
desemDeno imDarcial en el Droceso. 

3t El incumDlimiento o cumDlimiento defectuoso o 
inoDortuno del deber de revelacion al momento de su 
aceDtacion al carao Dor circunstancias acaecidas con 
cinco C5t anos de anterioridad a su nombramiento o 
aauellas ocurridas de modo sobreviniente. resDecto de 
los siauientes suDuestos: 

a. El arbitro ha manifestado Dreviamente v de forma 
Dublica su Dosicion resDecto de alaun tema relacionado 
directamente v aue forma Darte de la materia controvertida 
en el arbitraie donde va a DarticiDar. a traves de una 
Dublicacion. Donencia u otro medio. 

b. El arbitro o su emDresa o desDacho ha mantenido 
controversias relevantes con alauna de las Dartes. sus 
aboaados. asesores o reDresentantes. 

c. El arbitro v alauna de las Dartes. sus aboaados. 
asesores o reDresentantes. u otro arbitro. desemDeriaron 
o desemDehan coniuntamente funciones de arbitros. en 
asuntos aue no auarden relacion con la controversia. 

41 Fuera de los suDuestos indicados en el numeral 
31 Drecedente. haber incurriDlido o cumDlido defectuosa 
o inoDortunamente con su deber de revelacion resDecto 
de cualauier otro tiDO de circunstancias aue Dodian 
haber aenerado dudas razonables de su imDarcialidad. 
al momento de aceDtar el carao Dor hechos acaecidos 
con cinco 151 anos de anterioridad a su nombramiento o 
aauellos ocurridos de modo sobreviniente. 

216.3. Infracciones al PrinciDio de TransDarencia: 

Son suDuestos de infraccion a este DrinciDio. el 

incumDlimiento o inobservancia de los siauientes deberes 
eticos: 


11 CumDlir con reaistrar el laudo en el SEACE de 
forma inteara v fidediana. asi como sus intearaciones. 
exclusiones. interoretaciones v rectificaciones. en los 
casos aue corresDonda. 

21 Remitir la informacion v/o documentation aue el 
OSCE le reauiera. sobre los arbitraies en contrataciones 
del Estado en aue se desemDehan como arbitros a oartir 
de la entrada en viaencia de la Lev. 

31 Custodiar los exDedientes arbitrales v aarantizar su 
intearidad conforme las normas aDlicables. 

216.4 ResDecto al PrinciDio de Debida Conducta 
Procedimental: 

Son suDuestos de infraccion a este DrinciDio el 
incumDlimiento o inobservancia de los siauientes deberes 
eticos: 

11 Evitar utilizar. en beneficio DroDio o de un tercero. 
la informacion aue. en el eiercicio de sus funciones. hava 
obtenido de un arbitraie. salvo Dara fines academicos. 

21 Abstenerse de aaredir flsica o verbalmente a las 
Dartes. aboaados. secretaries arbitrales. reDresentantes 
v/o asesores v demas Dersonal administrativo involucrados 
en el Droceso arbitral. 

31 Abstenerse de sostener reuniones o comunicacion. 
con una sola Darte. sus aboaados. reDresentantes v/o 
asesores. Reviste esDecial aravedad aue la reunion o 
comunicacion sea utilizada Dara informar. de manera 
anticiDada. sobre las deliberaciones o las decisiones aue 
ouedan emitirse o havan sido emitidas en el eiercicio de 
la funcion arbitral. 

41 Incurrir. sin aue exista causa iustificada. en una 
Daralizacion irrazonable del Droceso arbitral. 

51 ParticiDar en arbitraies en instituciones arbitrales no 
reaistradas v acreditadas. 

61 ParticiDar en arbitraies estando en cualauiera de los 
suDuestos de imDedimento Drevistos en el articulo 190 del 
Realamento. 

Lo exDuesto no desconoce la Dotestad de las 
instituciones arbitrales de sancionar otras conductas no 
descritas en el Dresente articulo aue a su iuicio v conforme 
a sus instrumentos normativos constituvan conductas no 
eticas.” 

“Articulo 218.- Conseio de Etica 

218.1. El Conseio de Etica es el ente coleaiado 
encaraado de determinar la comision de infracciones 
al Codiao de Etica Dara el arbitraie en contrataciones 
del Estado: asi como de la imDosicion de las sanciones 
resDectivas. 

218.2. El Conseio de Etica esta conformado Dor tres 
miembros indeDendientes de reconocida solvencia etica v 
orofesional. uno de los cuales debe ser aboaado. El carao 
de miembro del Conseio de Etica tiene una duration de 
dos 121 anos. renovable Dor un Deriodo adicional. 

218.3. Se reauiere la asistencia de dos 121 miembros 
del Conseio de Etica Dara exista auorum. Las decisiones 
se adoDtan Dor mavoria simDle de los votos de los 
asistentes a la sesion. En caso de emDate. el miembro 
del Conseio aue eierce la Presidencia tiene voto dirimente 

218.4. Los miembros del Conseio de Etica son 
desianados Dor los Titulares de Plieao de las siauientes 
instituciones: 

- Un (11 Titular v un (11 suDlente. en reDresentacion de 
la Presidencia del Conseio de Ministros. 

- Un 111 Titular v un (11 suDlente. en reDresentacion del 
Ministerio de Economia v Finanzas. 

- Un (1 1 Titular v un (1 1 suDlente. en reDresentacion del 
Ministerio de Justicia v Derechos Humanos. 

El Conseio de Etica es Dresidido Dor el reDresentante 
del Ministerio de Economia v Finanzas. 

218.5. Sus intearantes deben tener una exDeriencia 
no menor a diez 1101 anos en el eiercicio Drofesional v 
deben contar con exDeriencia en materia arbitral o en 
la atencion de otros medios alternatives de solution de 


www.perucontrata.com.pe 


40 NORMAS LEGALES Dominao 19 de marzo de 2017 / El Peruano 


controversias. No Dueden ser nombrados auienes se 
havan desemDenado como Drocuradores Dublicos. hasta 
cinco (51 anos Dosteriores al cese en dicha funcion. 

218.6. El OSCE eierce las funciones de Secretaria 
Tecnica del Conseio de Etica. siendo el oraano encaraado 
del reaistro de la informacion de las denuncias declaradas 
fundadas en el Reaistro Nacional de Arbitros (RNA1 v en 
el Reaistro de Infractores. 

218.7. Las funciones. atribuciones v 
resDonsabilidades del Conseio de Etica. asi como 
los suDuestos de abstencion v sustitucion de sus 
miembros v el Drocedimiento sancionador. al iaual aue 
las funciones v comoetencia de su Secretaria Tecnica. 
se desarrollan en el Codiao de Etica Dara el arbitraie 
en contrataciones del Estado. 

218.8. El Conseio de Etica tiene como facultades v 
atribuciones: 

at DiSDoner investiaaciones de oficio ante la Dresunta 
comision de infracciones. 

bl Determinar la comision de infracciones. 

cl ImDoner las sanciones de amonestacion. 
susDension temooral e inhabilitacidn Dermanente. 

dl ProDoner al Conseio Directivo del OSCE las 
modificaciones al Codiao de Etica. 

el Las demas aue resulten necesarias Dara la correcta 
v debida aDlicacion del Codiao de Etica. 

Articulo 219.- Potestad sancionadora del Tribunal 

219.1. La facultad de imDoner las sanciones a 
aue se refiere el articulo 50 de la Lev a Droveedores. 
DarticiDantes. Dostores. contratistas v/o subcontratistas. 
seaun corresoonda. asi como a las Entidades cuando 
actuen como tales. Dor infraccion a las disDosiciones 
contenidas en la Lev v el Dresente Realamento. reside 
exclusivamente en el Tribunal. 

21 9.2. El OSCE aDrueba el Realamento del Tribunal de 
Contrataciones del Estado aue contiene las disDosiciones 
Drocedimentales aue desarrollan o comDlementan lo 
Drevisto en el Dresente Realamento. 

Articulo 220.- Sanciones a Consorcios 

220.1. Las infracciones cometidas Dor un consorcio 
durante el Drocedimiento de seleccion v la eiecucion 
del contrato. se imDutan a todos los intearantes del 
mismo. aDlicandose a cada uno de ellos la sancion 
aue le corresoonda. salvo aue. Dor la naturaleza de la 
infraccion. la Dromesa formal o contrato de consorcio. o 
cualauier otro medio de Drueba documental, de fecha v 
oriaen cierto. Dueda individualizarse la resDonsabilidad. 
La caraa de la Drueba de la individualizacion corresDonde 
al Dresunto infractor. 

220.2. A efectos de la individualizacion de la 
resDonsabilidad v conforme a lo establecido en el articulo 
13 de la Lev. deberan considerarse los siauientes criterios: 

al Naturaleza de la Infraccion. 

Este criterio solo Dodra invocarse ante el 
incumDlimiento de una obliaacion de caracter Dersonal 
Dor cada uno de los intearantes del consorcio. en el caso 
de las infracciones Drevistas en los literales cl. il v kl del 
articulo 50 de la Lev. 

bl Promesa formal de consorcio. 

Este criterio sera de aDlicacion siemDre aue dicho 
documento sea veraz v su literalidad Dermita identificar 
indubitablemente al resDonsable de la comision de la 
infraccion. 

cl Contrato de consorcio. 

Este criterio sera de aDlicacion siemDre aue dicho 
documento sea veraz. no modifiaue las obliaaciones 
estiDuladas en la Dromesa formal de consorcio v 
su literalidad Dermita identificar indubitablemente al 
resDonsable de la comision de la infraccion. 

dl Otros medios de Drueba documental de fecha v 
oriaen cierto. 


Se entiende como otro medio de Drueba documental 
de fecha v oriaen cierto al documento otoraado Dor una 
entidad Dublica en el eiercicio de sus funciones. a la 
escritura Dublica v demas documentos otoraados ante o 
Dor notario Dublico. seaun la Lev de la materia. 

Para la aDlicacion de este criterio la fecha cierta 
consianada en el documento debe ser anterior a la fecha 
de comision de la infraccion.” 

‘ Articulo 222.- Procedimiento sancionador 

El Tribunal tramita los Drocedimientos sancionadores 
baio las siauientes realas: 

1. InterDuesta la denuncia o Deticion motivada o una 
vez abierto el exDediente sancionador. el oraano instructor 
del Tribunal tiene un Dlazo de diez (101 dias habiles Dara 
realizar la evaluacion corresDondiente. 

En el mismo Dlazo. el oraano instructor del Tribunal 
Duede solicitar a la Entidad. informacion relevante 
adicional o un informe tecnico leaal comDlementario. 
Tratandose de Drocedimientos de oficio. Dor Deticion 
motivada o denuncia de tercero. se reauiere a la 
Entidad aue remita un informe tecnico leaal asi como 
la informacion aue lo sustente v demas informacion aue 
Dueda considerarse relevante. 

2. Las Entidades estan obliaadas a remitir la 
informacion adicional aue se indica en el numeral 
Drecedente en un Dlazo no mavorde diez (101 dias habiles 
de notificada. baio resDonsabilidad v aDercibimiento de 
comunicarse el incumDlimiento a los oraanos del Sistema 
Nacional de Control. 

3. Vencido el Dlazo otoraado. con contestation o sin 
ella v siemDre aue se determine aue existen indicios 
suficientes de la comision de infraccion. el oraano 
instructor del Tribunal disDone el inicio del Drocedimiento 
administrative sancionador dentro de los diez (101 dias 
habiles siauientes. 

4. Cuando el oraano instructor del Tribunal advierta aue 
no existen indicios suficientes. o la denuncia este diriaida 
contra una Dersona natural o iuridica con inhabilitacidn 
definitiva. disDone no iniciar el Drocedimiento sancionador. 
sin Deriuicio de comunicar al Ministerio Publico v/o a 
los oraanos del Sistema Nacional de Control, cuando 
corresoonda. 

Esta decision no imDide el inicio de un Dosterior 
Drocedimiento sancionador. cuando se cuente con indicios 
suficientes Dara tal efecto. 

5. Iniciado el Drocedimiento sancionador. se notifica al 
Droveedor. Dara aue eierza su derecho de defensa dentro 
de los diez (101 dias habiles siauientes de la notification, 
baio aDercibimiento de resolverse con la documentation 
contenida en el exoediente. En este acto. el emDlazado 
Duede solicitar el uso de la Dalabra en audiencia Dublica. 
la cual Duede ser concedida Dor la Sala resDectiva antes 
de emitirse el acto resolutivo. 

6. Vencido el indicado Dlazo. v con el resDectivo 
descarao o sin este. el oraano instructor del Tribunal 
realizara. dentro los noventa (901 dias habiles siauientes. 
todas las actuaciones necesarias Dara el examen de los 
hechos. recabando la informacion aue sea relevante Dara. 
de ser el caso. determinar la existencia de resDonsabilidad 
susceDtible de sancion. 

Este Dlazo Dodra extenderse a treinta (301 dias habiles 
adicionales. en caso aue se amDllen los caraos. 

7. Dentro de los 10 dias habiles siauientes de 
concluido el Dlazo senalado en el numeral anterior, el 
oraano instructor del Tribunal remite a la Sala resDectiva 
su informe final de instruccion. determinando la existencia 
de infraccion v. Dor ende. la imDosicion de una sancion. o 
la no existencia de infraccion. 

8. La Sala. dentro de los sesenta (601 dias habiles 
siauientes. Duede realizar de oficio todas las actuaciones 
comDlementarias aue considere indisDensables Dara 
resolver el Drocedimiento. Dentro de dicho Dlazo. a 
reauerimiento de la Sala. debera reaistrarse el informe de 
instruccion en el sistema informatico del Tribunal, con lo 
cual se entiende notificado el administrado. 

El administrado cuenta con un Dlazo de cinco (51 
dias habiles siauientes. Dara formular los aleaatos aue 
considere Dertinentes. 


www.perucontrata.com.pe 


^ ElPeruano/ Dominao 19 de marzo de 2017 NORMAS LEGALES 41 


9. La Sala corresDondiente del Tribunal debe emitir 
su resolucion. determinando la existencia o no de 
resDonsabilidad administrativa. dentro de los treinta (30} 
dias habiles siauientes. 

10. De no emitirse la resolucion dentro del Dlazo 
establecido en el numeral Drecedente. la Sala 
mantiene la obliaacion de Dronunciarse. sin Deriuicio 
de las resDonsabilidades aue se determinen. de ser 
el caso. 

11. En caso de reoraanizacion societaria. el Tribunal 
inicia o Drosiaue el Drocedimiento sancionador contra la 
Dersona iurldica aue hava suraido como consecuencia 
de dicha reoraanizacion. la aue debe asumir las 
consecuencias de la resDonsabilidad administrativa. en 
caso se concluva en su existencia. 

Articulo 223- Suspension del Drocedimiento 
administrativo sancionador. 

223.1. El Tribunal susDende el Drocedimiento 
administrativo sancionador siemDre aue: 

al Exista mandato judicial viaente v debidamente 
notificado al OSCE. 

bl A solicitud de Darte o de oficio. cuando el Tribunal 
considere aue. Dara la determinacion de resDonsabilidad. 
es necesario contar. Dreviamente con decision arbitral o 
iudicial. 

La Entidad. baio resDonsabilidad. debe comunicar al 
Tribunal la conclusion del arbitraie o del Droceso iudicial. 
remitiendo el documento corresDondiente en un Dlazo no 
mavor a cinco (51 dias habiles de notificado con el acto 
aue declara la conclusion del Droceso. 

223.2. El Dlazo de susDension del Drocedimiento dara 
luaar a la susDension del Dlazo de DrescriDCion. 

Articulo 224.- PrescriDcion 

El Dlazo de DrescriDCion es el Drevisto en el numeral 
50.4 del articulo 50 de la Lev v se suieta a las realas 
aenerales contenidas en la Lev del Procedimiento 
Administrativo General, salvo lo relativo a la susDension 
del Dlazo de DrescriDCion. 

El Dlazo de DrescriDCion se susDende: 

1. Con la interoosicion de la denuncia v hasta el 
vencimiento del Dlazo con aue se cuenta Dara emitir 
la resolucion. Si el Tribunal no se Dronuncia dentro 
del Dlazo indicado. la DrescriDCion reanuda su curso. 
adicionandose el Deriodo transcurrido con anterioridad 
a la susDension. 

2. En los casos establecidos en el numeral 223.1 
del articulo 223. durante el Deriodo de susDension del 
Drocedimiento administrativo sancionador. 

Articulo 225.- Sancion de multa 

225.1. La sancion de multa es exDresada en Soles. La 
resolucion aue imDone la sancion de multa debe contener 
la medida cautelar Drevista en el literal a) del numeral 50.2 
del articulo 50 de la Lev. en tanto no se verifiaue el Daao 
resDectivo. 

225.2. El Deriodo de susDension no se toma en cuenta 
Dara el comouto de olazos de inhabilitacion a aue se 
refiere el literal cl del numeral 50.2 del articulo 50 de la 
Lev. 

225.3. El Droveedor sancionado debe Daaar el monto 
intearo de la multa v remitir al OSCE el comDrobante 
resDectivo. dentro de los siete (71 dias habiles siauientes 
de haber auedado firme la resolucion sancionadora: de lo 
contrario. la susDension decretada como medida cautelar 
ODera automaticamente. Una vez comunicado el Daao 
efectuado. el OSCE tiene un Dlazo maximo de tres (31 
dias habiles Dara verificar la realization del deDosito en 
la cuenta resDectiva. 

225.4. La obliaacion de Daaar la multa se extinaue al 
dia habil siauiente de verificado el deDosito resDectivo al 
OSCE. 

225.5. El Drocedimiento de Daao de la multa es 
reaulado Dor el OSCE. 


Articulo 226.- Determinacion aradual de la sancion 

226.1. Son criterios de aradualidad de las sanciones 
de multa o de inhabilitacion temDoral los siauientes: 

al Naturaleza de la infraccion. 

bl Ausencia de intencionalidad del infractor. 

cl La inexistencia o arado minimo de dafio causado 
a la Entidad. 

dl Reconocimiento de la infraccion cometida antes de 
aue sea detectada. 

el Antecedentes de sancion o sanciones imDuestas 
oor el Tribunal. 

fl Conducta Drocesal. 

al La adoDcion e imDlementacion del modelo de 
Drevencion a aue se refiere el numeral 50.7 del articulo 
50 de la Lev. Dicho modelo debe contar con los siauientes 
elementos minimos: (il Un encaraado de Drevencion. 
desianado Dor el maximo oraano de administracion 
de la Dersona iuridica o auien haaa sus veces. seaun 
corresDonda. aue debe eiercer su funcion con autonomia. 
Tratandose de las micro. Deauehas v medianas 
enwesas. el rol de encaraado de Drevencion Duede ser 
asumido directamente Dor el oraano de administracion. 
(iil la identification. evaluacion v mitiaacion de riesaos 
Dara Drevenir actos indebidos. actos de corruDcion v 
conflictos de intereses en la contratacion estatal. (iiil la 
imDlementacion de Drocedimientos de denuncia de actos 
indebidos. actos de corruDcion o situaciones de conflicto 
de intereses aue aaranticen el anonimato v la Droteccion 
del denunciante. (ivl la difusion v caDacitacion Deriodica 
del modelo de Drevencion. (vl la evaluacion v monitoreo 
continuo del modelo de Drevencion. 

226.2. En el caso de los literales cl. dl. il. II. nl v ol del 
numeral 50.1 del articulo 50 de la Lev. la araduacion no 
Dodra dar luaar a sanciones Dor debaio del minimo leaal. 

226.3. En los Drocedimientos sancionadores de 
comDetencia del Tribunal no se aDlican los suDuestos 
eximentes establecidos en el articulo 236-A de la 
Lev N° 27444. dada la determinacion obietiva de la 
resDonsabilidad Drevista en el numeral 50.1 del articulo 
50 de la Lev. 

Articulo 227.- Inhabilitacion definitiva 

La sancion de inhabilitacion definitiva contemDlada en 
el literal cl del numeral 50.2. del articulo 50 de la Lev se 
aDlica: 

1. Al Droveedor a auien en los ultimos cuatro (41 afios 
se le hubiera imDuesto mas de dos (21 sanciones de 
inhabilitacion temDoral aue. en coniunto. sumen mas de 
treinta v seis (361 meses. Las sanciones Dueden ser Dor 
distintos tiDos de infracciones. 

2. Por la reincidencia en la infraccion Drevista en el 
literal il del numeral 50.1 del articulo 50 de la Lev. Dara 
cuvo caso se reauiere aue la nueva infraccion se Droduzca 
cuando el Droveedor hava sido Dreviamente sancionado 
Dor el Tribunal con inhabilitacion temDoral. 

Articulo 228.- Concurso de infracciones 

En caso de incurrir en mas de una infraccion en un 
mismo Drocedimiento de selection v/o en la eiecucion de 
un mismo contrato. se aDlica la sancion aue resulte mavor. 
En el caso aue concurran infracciones sancionadas con 
multa e inhabilitacion. se aDlica la sancion de inhabilitacion. 

Articulo 229.- Notificacion v viaencia de las 
sanciones 

299.1 La notificacion del decreto aue da inicio al 
Drocedimiento sancionador v aue otoraa Dlazo Dara 
formular los descaraos se efectua en forma Dersonal al 
Droveedor o Droveedores emDlazados. en el domicilio aue 
se hava consianado ante el RNP en el horario de atencion 
del OSCE. La notificacion Dersonal realizada fuera de 
dicho horario. se entiende realizada el dia habil siauiente. 
Cuando la inscriDcion hava caducado. el emDlazamiento 
a Dersonas naturales. se realiza en el domicilio aue se 
consiana en el Documento Nacional de Identidad v 
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en el caso de Dersonas iuridicas. en el ultimo domicilio 
consianado en el Reaistro Unico de Contribuventes de la 
SuDerintendencia Nacional de Aduanas v Administration 
Tributaria. 

229.2 En caso aue el OSCE disDonaa el establecimiento 
de casillas electronicas. la notificacion se Neva a cabo 
conforme a las disDosiciones aue se aDrueben Dara estos 
efectos. 

229.3. Los actos aue emita el Tribunal durante el 
Drocedimiento administrative sancionador. se notifican 
a traves del mecanismo electronico imolementado en 
el Dortal institucional del OSCE, siendo resDonsabilidad 
del Dresunto infractor el Dermanente seauimiento del 
Drocedimiento sancionador a traves de dicho medio 
electronico. de conformidad con lo diSDuesto en articulo 
49 de la Lev. 

La notificacion se entiende efectuada el dia de la 
Dublicacion en el referido mecanismo electronico. 

229.4. La sancion es efectiva desde el sexto dia 
habil siauiente de la notificacion. En caso no se conozca 
domicilio cierto del infractor, el decreto de inicio de 
Drocedimiento sancionador v la resolution de sancion aue 
emita el Tribunal, son Dublicadas en el Diario Oficial El 
Peruano. La sancion imDuesta Dor el Tribunal, es efectiva 
desde el sexto dia habil siauiente de su Dublicacion. 

229.5. En caso aue. ademas de las infracciones 
administrativas. las conductas Dudieran adecuarse a un 
ilicito Denal. el Tribunal comunica al Ministerio Publico 
Dara aue interoonaa la accion Denal corresDondiente. 
indicando las Diezas Drocesales aue se remitiran Dara tal 
efecto.” 

“Articulo 233.- Finalidad v oraanizacion 

233.1. El Reaistro Nacional de Proveedores - RNP. 
mediante mecanismos de revision, analisis v control 
soDortados en el uso de tecnoloaias de informacion. 
administra v actualiza la base de datos de los Droveedores 
Dara la Drovision de bienes. servicios. consultoria de obras 
v eiecucion de obras. a las entidades del Estado 

233.2. El RNP esta oraanizado Dor Drocesos de 
inscriDcion. actualizacion de informacion leaal. financiera 
v tecnica de las Dersonas naturales v iuridicas. nacionales 
v extranieras. interesadas en contratar con el Estado. asi 
como Dor Drocesos de Dublicidad de esta informacion. 
Dromocion de acceso v fidelizacion de Dermanencia. 
incluvendo Drocesos de monitoreo v control Dara aseaurar 
la veracidad v la calidad de la informacion. 

233.3. El RNP ODera los siauientes reaistros: 
Droveedores de bienes. de servicios. eiecutores de obras 
v consultores de obras. 

Articulo 234.- InscriDcion en el RNP v viaencia de 
la inscriDcion 

234.1. El RNP. a efectos de verificar la informacion 
declarada Dor los Droveedores. Dodra hacer uso de 
la informacion aue fiaure reaistrada ante el Reaistro 
Nacional de Identification v Estado Civil - RENIEC. 
la SuDerintendencia Nacional de Aduanas v de 
Administracion Tributaria - SUNAT. la SuDerintendencia 
Nacional de los Reaistros Publicos - SUNARP. la 
SuDerintendencia de Banca. Seauros v Administradoras 
Privadas de Fondos de Pensiones - SBS: asi como de los 
Coleaios Profesionales v otras entidades Dublicas. seaun 
corresDonda. El Droveedor es resDonsable de mantener 
su informacion actualizada en dichas instituciones. 

234.2. Los Droveedores acceden al RNP de acuerdo 
a lo establecido en el Realamento. el Texto Unico de 
Procedimientos Administrativos - TUPA del OSCE v la 
Directiva corresDondiente. 

234.3. La inscriDcion en el RNP tiene viaencia 
indeterminada v esta suieta a las realas de actualizacion 
de informacion Drevistas en el Realamento. el TUPA del 
OSCE v la Directiva corresDondiente. Dicha viaencia 
esta suieta a susDension de acuerdo a lo Drevisto en el 
Realamento. El Droveedor es resDonsable de mantener 
su informacion actualizada. 

234.4. Los Droveedores son resDonsables de no 
estar inhabilitados o susDendidos. al reaistrarse como 


DarticiDantes. en la Dresentacion de ofertas. en el 
otoraamiento de la buena Dro v en el Derfeccionamiento del 
contrato. Las Entidades son resDonsables de verificar la 
viaencia de la inscriDcion en el RNP en dichos momentos. 

234.5. El Droveedor. a Dartir del dia siauiente de la 
aDrobacion de su inscriDcion o reactivacion de viaencia en 
el RNP. Dodra acceder electronicamente a su constancia 
de inscriDcion a traves del Dortal institucional. con la aue 
Dodra intervenir como DarticiDante. Dostor v/o contratista. 

234.6. La informacion declarada Dor los Droveedores. 
as! como la documentacion o informacion Dresentada 
en los Drocedimientos seauidos ante el RNP. tienen 
caracter de declaration iurada. suietandose al DrinciDio 
de Dresuncion de veracidad. El Droveedor. su aDoderado 
v reDresentante leaal. al utilizar el usuario v clave del 
RNP asianados. son resDonsables de su uso adecuado. 
as! como de la informacion v de la documentacion 
Dresentada. 

Articulo 235.- Exceociones 

No reauieren inscribirse como Droveedores en el RNP: 

1. Las entidades del Estado comDrendidas en el 
numeral del 3.1 . del articulo 3 de la Lev. 

2. Las sociedades convuaales v las sucesiones 
indivisas Dara celebrar contratos sobre bienes v servicios. 

3. Aauellos Droveedores cuvas contrataciones sean 
Dor montos iauales o menores a una Ml UIT. 

Articulo 236.- Limitaciones a la inscriDcion en el 
RNP 

Las Dersonas naturales o iuridicas con sancion viaente 
de inhabilitacion o aue tenaan susDendido su derecho a 
DarticiDar en Drocedimientos de selection. Drocedimientos 
Dara imDlementar o extender la viaencia de los Cataloaos 
Electronicos de Acuerdo Marco v contratar con el Estado. 
no Dueden acceder a la inscriDcion en ninauno de los 
reaistros del RNP ni a la reactivacion de su viaencia como 
Droveedor en el RNP. 

Articulo 237.- Actualizacion de informacion en el 
RNP 

237.1. Los Droveedores estan obliaados a mantener 
actualizada su informacion leaal. financiera v tecnica. 
conforme a lo establecido en el Realamento. el TUPA del 
OSCE v la Directiva corresDondiente. suietandose a las 
consecuencias aue se deriven de su incumDlimiento. 

237.2. El Drocedimiento Dara la actualizacion de la 
informacion leaal. financiera v tecnica de los Droveedores 
de bienes. de servicios. consultores de obras v eiecutores 
de obras es de evaluation Drevia. 

237.3. La actualizacion de la informacion leaal. 
financiera v tecnica se realiza baio las siauientes Dautas: 

a) Actualizacion de informacion leaal 

Los Droveedores estan obliaados. baio su 
resDonsabilidad. a comunicar v acreditar ante el RNP la 
variacion de la siauiente informacion: domicilio. nombre. 
denomination o razon social, transformation societaria. 
obieto social, la condicion de domiciliado o no domiciliado 
del Droveedor extraniero. fecha de desianacion del 
reDresentante leaal de la sucursal v aooderados de 
Dersonas iuridicas extranieras no domiciliadas. fecha 
de la adauisicion de la condicion de socios. accionistas. 
DarticiDacionistas o titular, fecha de la desianacion 
de los miembros de los oraanos de administracion. el 
caDital social suscrito v Daaado. Datrimonio. DarticiDacion 
accionaria. de DarticiDaciones v aDortes. los aue deberan 
comunicarse conforme a los reauisitos establecidos 
en el articulo 238. La actualizacion de la informacion 
debe realizarse dentro del mes siauiente de ocurrida la 
variacion. 

bl Actualizacion de informacion financiera. 

b.11 Las Dersonas naturales v iuridicas nacionales 
deben actualizar su informacion financiera Dara determinar 
la solvencia economica hasta el mes de iunio de cada 
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ano. de conformidad con lo establecido en el Realamento. 
el TUPAdel OSCE v la Directiva corresDondiente. 

b.2t Las Dersonas naturales v iuridicas extranieras 
deben actualizar su informacion financiera Dara determinar 
la solvencia economica hasta el mes de setiembre de cada 
ano. de conformidad con lo establecido en el Realamento. 
el TUPAdel OSCE v la Directiva corresDondiente. 

b.3t Las Dersonas naturales v iuridicas nacionales 
deben actualizar su informacion financiera. cuando se 
realice una declaration rectificatoria ante la SUNAT. 
Dosterior a la Dresentada al RNP. siempre aue influva en 
la determination de solvencia economica, de conformidad 
con lo establecido en el Realamento. el TUPA del OSCE v 
la Directiva corresDondiente. 

b.4t Las Dersonas naturales nacionales v extranieras 
aue modifiauen su capital contable. deberan actualizar 
su informacion financiera mediante la presentation de 
estados financieros situacionales de conformidad con lo 
establecido en el Realamento. el TUPA del OSCE v la 
Directiva corresDondiente. 

b. 5t Las Dersonas iuridicas nacionales v extranieras 
aue realicen un aumento o reduction de su caDital social 
deberan actualizar su informacion financiera mediante 
la presentation de estados financieros situacionales de 
conformidad con lo establecido en el Realamento. el 
TUPAdel OSCE v la Directiva corresDondiente. 

ct Actualizacion de informacion tecnica 

c. lt La actualizacion de informacion tecnica esta 
referida a la Dresentacion de los trabaios de eiecucion de 
obra v consultoria de obra. aue al ser acreditados auedan 
reaistrados en el modulo de exDeriencia. el cual Duede ser 
consultado Dor las Entidades. 

c.2t La antiauedad de la exDeriencia aue Duede 
Dresentarse mediante la actualizacion de informacion 
tecnica. es la misma aue se establece Dara los reauisitos 
de calificacion en los Drocedimientos de seleccion de 
licitacion Dublica en el caso de eiecucion de obras v 
concurso Dublico. en el caso de consultoria de obras. 

c.3t La actualizacion de informacion de los trabaios de 
eiecucion de obras v consultoria de obras es obliaatoria 
v se realiza dentro del mes siauiente de obtenida 
la constancia de Drestacion Dara aauellos trabaios 
eiecutados dentro del marco de la Lev: asimismo. Dara 
el caso de los trabaios Drivados v los trabaios Dublicos 
eiecutados fuera del marco de la Lev. la actualizacion 
de informacion tecnica debe realizarse dentro del mes 
siauiente de obtenida la conformidad Dor Darte de su 
contratante. 

c.4t Los trabaios acreditados ante el RNP. a Dartir 
de la entrada en viaencia del Realamento. auedan 
reaistrados en el modulo de exDeriencia. Los reauisitos 
son establecidos en el TUPA del OSCE v el Drocedimiento 
es reaulado en la Directiva corresDondiente. 

Articulo 238.- Reauisitos aenerales oara la 
inscriDcion en el RNP 

238.1. En el RNP se inscriben todas las Dersonas 
naturales o iuridicas. nacionales o extranieras aue deseen 
DarticiDar en Drocedimientos de seleccion v/o contratar 
con el Estado. sea aue se Dresenten de manera individual 
o en consorcio. Dara la provision de bienes. servicios. 
consultoria de obras v la eiecucion de obras. 

238.2. La Dersona natural nacional v extraniera 
domiciliada. la Dersona iuridica nacional v las sucursales 
de Dersonas iuridicas extranieras deben estar inscritas con 
la condicion de activo v domicilio habido. en el Reaistro 
Unico de Contribuventes de la Superintendencia Nacional 
de Aduanas v de Administracion Tributaria - SUNAT. Los 
nombres. denomination o razon social v el domicilio fiscal 
son los aue fiauran actualizados en SUNAT. 

238.3. Para los Droveedores extranieras los 
reauisitos son los eauivalentes a los solicitados Dara los 
Droveedores nacionales. En este caso los documentos 
deben ser exDedidos Dor autoridad. institution o Dersona 
comDetente en su luaar de constitucion. 

238.4. Los documentos Drovenientes del extraniera 
deben contar con las leaalizaciones del Consulado 


Peruano. refrendado Dor el Ministerio de Relaciones 
Exteriores en el Peru o contar con Acostilla en el caso 
de Daises intearantes del Convenio de la Hava. Las 
leaalizaciones v refrendos asi como la ADostilla deben 
constar en el documento en idioma oriainal v no en la 
traduccion. 

238.5. Cuando los documentos no fiauren en idioma 
esDanol. se debe Dresentar la resDectiva traduccion 
simple con los nombres v aDellidos del traductor. 

238.6. Las Dersonas iuridicas extranieras Dueden 
inscribirse en el RNP como: 

at Domiciliada fSucursalt: Persona iuridica extraniera 
aue ha constituido una sucursal en el Peru, inscrita en 
SUNARP. La sucursal debe contar con reDresentante 
leaal inscrito ante SUNARP. 

bt No Domiciliada fMatrizt: Persona iuridica extraniera 
aue no ha constituido sucursal en el Peru v cuenta con 
aDoderado debidamente inscrito ante SUNARP. Para la 
Dersona iuridica extraniera no domiciliada se considera 
como domicilio el declarado en el formulario. 

238.7. El aDoderado v/o reDresentante leaal del 
Droveedor extraniera. seaun corresDonda. debe contar 
con la facultad de reDresentarlo en Drocedimientos 
administrativos ante entidades Dublicas. debidamente 
inscrita en SUNARP. 

238.8. Proveedores de Bienes v Servicios 

El Drocedimiento de inscriDcion Dara los Droveedores 
de bienes v servicios es de aDrobacion automatica v debe 
cumolir ademas con los siauientes reauisitos: 

at La Dersona natural debe encontrarse en Dleno 
eiercicio de sus derechos civiles. 

bt En el caso de la Dersona iuridica nacional: 

b.lt Estar constituida conforme a la Lev aDlicable. 
b.2t El obieto social, los fines v/o actividades deben 
corresDonder a la provision de bienes v/o servicios. seaun 
sea el caso. v estar inscritos en la SUNARP. 

b.3t Contar con informacion actualizada inscrita en la 
SUNARP de acuerdo a la forma societaria o modalidad 
emDresarial adoDtada Dor la Dersona iuridica. 

b. 4t El reDresentante leaal inscrito en la SUNARP. 
debe contar con facultades de representation en 
Drocedimientos administrativos ante entidades Dublicas. 

ct En el caso de la Dersona iuridica extraniera 
domiciliada v no domiciliada: 

c. lt Deben estar constituidas conforme a la Lev de su 
Dais de oriaen. 

c.2t El obieto social, los fines v/o actividades deben 
corresDonder a la provision de bienes v/o servicios. seaun 
el caso. v estar inscritos ante autoridad comDetente en su 
luaar de constitucion. Las Dersonas iuridicas extranieras 
domiciliadas deben Dresentar informacion de la matriz. 

c.3t Debe contar con informacion actualizada de la 
matriz. inscrita en la autoridad comDetente en su luaar de 
constitucion. resDecto de la fecha de constitucion. caDital 
social suscrito v Daaado. Datrimonio. numero total de 
acciones o DarticiDaciones. valor nominal, obieto social, 
fecha de desianacion de los miembros de los oraanos 
de administracion v del reDresentante leaal. v fecha de 
adauisicion de la condicion de socio. DarticiDacionista o 
titular, seaun corresDonda. 

238.9. Eiecutores de obras v consultores de obras 
Los Drocedimientos de inscriDcion Dara los eiecutores 

de obras v consultores de obras son de evaluation Drevia. 
Estos deben cumDlir con los siauientes reauisitos: 

at CaDacidad leaal 

a. It La Dersona natural debe encontrarse en Dleno 
eiercicio de sus derechos civiles. 

a.2t En el caso de la Dersona iuridica nacional: 

a. 2. It Debe ser Dersona iuridica con fines de lucro 
constituida como sociedad al amparo de la Lev General de 
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Sociedades v normas comDlementarias. o como emDresa 
individual de resDonsabilidad limitada. 

a. 2. 2 ) El obieto social debe corresDonder a la eiecucion 
de obras v/o consultoria de obras v estar inscrito en la 
SUNARP. 

a. 2. 3} Debe contar con informacion actualizada 
inscrita en la SUNARP de acuerdo a la forma societaria o 
modalidad emoresarial adoDtada Dor la Dersona iuridica. 
Cuando no se Dueda verificar la distribution accionaria v/o 
la fecha de inareso de los accionistas en la documentation 
Dresentada Dor el Droveedor. debe acreditar dicha 
informacion con coDia del libro de matricula de acciones. 

a. 3} En el caso de la Dersona iuridica extraniera con 
fines de lucro: 

a. 3. It Deben estar constituidas conforme a la Lev de 
su Dais de oriaen. 

a. 3.21 El obieto social debe corresDonder a la 
eiecucion de obras v/o consultoria de obras. seaun el 
caso. v estar inscrito ante autoridad comDetente en su 
luaar de constitution. 

a. 3. 31 La Dersona iuridica extraniera debe acreditar 
la informacion de la matriz resDecto de la fecha de 
constitucion. caDital social suscrito v Daaado. numero 
total de acciones o DarticiDaciones. valor nominal, obieto 
social, fecha de desianacion de los miembros de los 
oraanos de administration. reDresentante leaal v fecha 
de adauisicion de la condition de socio. DarticiDacionista 
o titular, con coDia del documento oficial emitido Dor la 
autoridad comDetente en su luaar de constitucion. Cuando 
no se Dueda verificar la distribucion accionaria v/o la 
fecha de inareso de los accionistas en la documentacion 
Dresentada oor el Droveedor. se debe acreditar dicha 
informacion con coDia de documento similar al libro de 
matricula de acciones v/o escritura Dublica v/o acta de la 
Junta General de Accionistas. 

bl Solvencia economica 

b. 11 Para determinar el estado de solvencia 
economica de los eiecutores de obras v consultores de 
obras. se tomara en cuenta lo siauiente. conforme a lo 
aue establece el OSCE: 

b. 1.11 La calificacion del Droveedor. Dersona natural o 
iuridica nacional. seaun el ultimo reDorte de la Central de 
Riesaos de la SBS. 

b.1 .21 Resultado de los ratios de medicion de solvencia 
economica Dara las Dersonas naturales o iuridicas 
nacionales v extranieras. de acuerdo a la informacion 
financiera consianada en el camDO de la solvencia 
economica de la solicitud resDectiva. 

b.21 En los casos de insolvencia Datrimonial a causa 
de Derdidas acumuladas. el Droveedor debe restaurar su 
solvencia Datrimonial restableciendo el eauilibrio entre el 
caDital v el Datrimonio neto. el cual debe ser acreditado 
de conformidad con lo establecido en el Realamento. el 
TUPAdel OSCE v la Directiva corresDondiente. 

cl CaDacidad tecnica 

Se acredita con la exDeriencia como consultor de 
obras o eiecutor de obras. seaun corresDonda. No son 
considerados como exDeriencia aauellos contratos 
suscritos contraviniendo la Lev v el Realamento. baio 
resDonsabilidad del Droveedor. 

Las Dersonas naturales aue se inscriban como 
eiecutores de obras o consultores de obras. deben tener 
alauna de las Drofesiones Drevistas en la Directiva aue 
emita el OSCE.” 

Articulo 240.- Asianacion de esDecialidades v 
cateaorias a los Consultores de obras 

La esDecialidad v cateaorfa de los consultores de 
obras se asiana conforme a lo siauiente: 

1. A las Dersonas iuridicas se les Duede otoraar 
todas las esDecialidades v a las Dersonas naturales 


las esDecialidades aue corresDondan de acuerdo a su 
Drofesion. 

2. Para cada una de las esDecialidades referidas en el 
numeral 1 del Dresente articulo. se asianan cateaorias de 
acuerdo al obieto de la consultoria de obra aue acredita como 
exDeriencia v al monto del DresuDuesto del exDediente tecnico 
de la obra en el aue realizo la referida consultoria. afectado Dor 
su Dorcentaie de consorcio de ser el caso. Dichas cateaorias 
se otoraan seaun la exDeriencia acreditada. 

Solo se considera la exDeriencia obtenida 
directamente. sea como Dersona natural o Dersona 
iuridica. en la realizacion de elaboracion de exDedientes 
tecnicos v/o suDervision de obras. o terminos eauivalentes. 
cuando corresDonda. No se considera como tales 
aauellas actividades eiecutadas como deDendientes. baio 
la direccion de otro consultor de obras. a traves de una 
subcontratacion. 

La antiauedad reauerida resDecto de los trabaios de 
consultoria de obras. sera la misma aue se establece 
Dara los factores de evaluacion en los Drocedimientos 
de seleccion de concurso Dublico considerados hasta la 
fecha de Dresentacion de su solicitud.” 

“Articulo 242.- Declaracion de record de eiecucion 
o consultoria de obras 

242.1. Los eiecutores v consultores de obras reaistran 
electronicamente los contratos suscritos. a traves del 
modulo corresDondiente en la seccion del RNP del Portal 
Institucional del OSCE. 

242.2. Los eiecutores de obras reaistran las 
valorizaciones Deriodicas aDrobadas Dor el insDector o 
suDervisor. adicionales v/o deductivos aDrobados Dor la 
Entidad si los hubiera. hasta el mes de realizada la ultima 
valorizacion en la aue advierta la culminacion de la obra. 
seaun lo serialado en el contrato: asimismo. el Droveedor 
adiuntara como sustento. en el modulo electronico. el 
resumen de la valorizacion del mes reaistrado. visado 
v aDrobado Dor el insDector o suDervisor de la obra. 
donde conste la valorizacion Deriodica aue debe estar 
comDrendida Dor el costo directo. aastos aenerales. 
utilidad e imDuesto aeneral a las ventas. tomando como 
referencia los costos considerados en el monto de la obra. 

242.3. La declaracion del record de eiecucion o 
consultoria de obras debe realizarse. Dor unica vez. 
dentro del mes siauiente de haber suscrito el contrato 
v/o de haber realizado las valorizaciones de la obra. 
Los reauisitos se establecen en el TUPA del OSCE v el 
Drocedimiento en la Directiva corresDondiente. 

242.4. La declaracion extemDoranea del record de 
consultoria de obras Duede reaularizarse. siemDre aue no 
hava contratado Dor esDecialidades v cateaorias distintas 
a las otoraadas Dor el RNP. 

242.5. La declaracion extemDoranea del record de 
eiecucion de obras Duede reaularizarse siemDre aue la 
omision no hava beneficiado al eiecutor en la suscriDcion 
de contratos Dor montos suDeriores a su caDacidad 
libre de contratacion v/o en su DarticiDacion en otros 
Drocedimientos de seleccion. 

Articulo 243.- Caoacidad maxima de contratacion 

243.1. El RNP asiana una caDacidad maxima de 
contratacion a los eiecutores de obra. La caDacidad 
maxima de contratacion es el monto hasta Dor el cual un 
eiecutor de obras esta autorizado a contratar la eiecucion 
de obras Dublicas simultaneamente. v esta determinada 
Dor la Donderacion del caDital v las obras reaistradas en el 
modulo de exDeriencia cuva antiauedad reauerida sera la 
misma aue se establece Dara los factores de evaluacion 
en los Drocedimientos de seleccion de licitacibn Dublica. 
de la siauiente manera: 

CMC = IOC + 25" Obras 

Donde: 

CMC = CaDacidad maxima de contratacion 

C = CaDital 
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T Obras = Sumatoria de los montos de las obras 
reaistradas en el modulo de exoeriencia 

En el caso de Dersonas naturales nacionales. se 
considera el caDital contable declarado en los libros v/o 
documentacion contable solicitada en el TUPAdel OSCE: 
v. Dara las Dersonas naturales extranieras. se acredita 
mediante documentos eauivalentes aue corresDondan al 
domicilio del solicitante. 

Para las Dersonas iuridicas nacionales. el caDital esta 
reDresentado Dor su caDital social suscrito v Daaado. 
inscrito en Reaistros Publicos. 

Para las Dersonas iuridicas extranieras no domiciliadas 
(matrices^, v domiciliadas (sucursalesl. el caDital se refiere 
al caDital social o eauivalente. inscrito ante la autoridad 
comDetente. conforme a las formalidades exiaidas en su 
Dais de oriaen. 

Tratandose de caDitales o contratos de obras 
celebrados en moneda extraniera. se determina su 
eauivalente en la moneda de curso leaal viaente en el 
Dais, utilizando el factor de conversion del Dromedio 
Donderado venta de la SBS u otros medios en los aue 
se informe el tiDO de conversion oficial. a la fecha de la 
Dresentacion de la solicitud. 

243.2. Solo se considerara aauellas obras aue no 
havan suDerado la antiauedad Dermitida. Dudiendo 
aumentar o reducir su caDacidad maxima de contratacion. 

243.3. En el caso de eiecutores aue no acrediten 
exDeriencia. se les otoraa una caDacidad maxima de 
contratacion hasta Dor un total eauivalente al monto de 
auinientos mil Soles (SI 500 000.001. 

243.4. Los reauisitos son establecidos en el TUPA 
del OSCE v el Drocedimiento se establece en la Directiva 
corresDondiente. 

Articulo 244.- Publicacion de los Droveedores 
sancionados oor el Tribunal 

244.1. La informacion de los Droveedores sancionados 
se Dublica mensualmente en el Dortal institucional del 
OSCE, al auedar consentida o firme la sancion imDuesta 
Dor el Tribunal. Dicha Dublicacion se realiza dentro de los 
auince (151 dias habiles siauientes al termino de cada 
mes. 

244.2. La informacion a ser Dublicada incluve 
informacion de los socios o titulares v de los intearantes 
de los oraanos de administracion aue fiauran a la fecha 
de imDosicion de la sancion v se Dublica de acuerdo a 
la base de datos del RNP. conforme a lo declarado Dor 
los Droveedores. baio su resDonsabilidad. Se considera 
como oraanos de administracion los siauientes: aerente 
aeneral. directorio. administradores. iunta directiva. iunta 
de administracion. conseio de administracion. conseio 
universitario o conseio directivo. o el oraano eauivalente 
inscrito ante autoridad comDetente en el Dais de oriaen. 
en el caso de Dersonas iuridicas extranieras. 

244.3. La informacion de los Droveedores sancionados 
contendra el record de sanciones de los ultimos cuatro (41 
afios desde la fecha de imDosicion de la sancion. 

Articulo 245.- Constancia de caDacidad de libre 
contratacion 

245. 1 . La constancia de caDacidad libre de contratacion 
es el documento exDedido Dor el OSCE aue acredita 
el monto no comDrometido de la caDacidad maxima de 
contratacion hasta Dor el cual Duede contratar un eiecutor 
de obras. Asimismo. de ser el caso. recoae informacion de 
los actos iudiciales aue susDenden la sancion imDuesta 
Dor el Tribunal. 

245.2. La constancia de caDacidad libre de 
contratacion es solicitada al RNP a oartir del reaistro en el 
SEACE del consentimiento de la buena Dro o de aue esta 
hava auedado administrativamente firme. siemDre aue no 
se encuentre en aauellos casos establecidos en el literal 
at del articulo 52 de la Lev. 

245.3. No Drocede la emision de la constancia de 
caDacidad libre de contratacion. cuando el Drocedimiento 
de seleccion se encuentre bloaueado como consecuencia 
del Drocesamiento de una accion de suDervision. 


Asimismo. en el caso de consorcios. no Drocede cuando 
el consorciado no cuente con la caDacidad libre de 
contratacion suficiente de acuerdo al Dorcentaie de 
obliaacion aue fiaura en la Dromesa formal de consorcio. 

245.4. A solicitud del Droveedor. el RNP cancela la 
constancia emitida v restituve el monto de la caDacidad 
libre de contratacion afectado. cuando se susciten 
circunstancias sobrevinientes a la emision. tales como 
declaratoria de desierto. cancelacion. nulidad del 
Drocedimiento de seleccion. entre otras. 

Articulo 246.- Notificacion de actos administrativos 
del RNP 

Los actos administrativos aue emita el RNP en 
los Drocedimientos de su comDetencia. incluidas las 
resoluciones exDedidas sobre recursos de reconsideracion 
v aDelacion. nulidad. susDension de viaencia. se notifican 
a traves de la bandeia de mensaies del RNP. siendo 
resDonsabilidad del Droveedor el Dermanente seauimiento 
de dicha bandeia a Dartir de su inscriDcion. 

La notificacion se entiende efectuada el dla del envio 
a la bandeia de mensaies.” 

“Articulo 248.- Imoedimentos 

248.1. El imDedimento establecido Dara el convuae. el 
conviviente v los Darientes a los aue se refiere el literal hi 
del numeral 11.1 del articulo 11 de la Lev se confiaura de 
la siauiente manera: 

at Cuando la relacion existe con las Dersonas 
comDrendidas en el literal bl del numeral 11.1 del articulo 
11 de la Lev. el imDedimento se confiaura en el ambito 
reaional mientras estas Dersonas eierzan el carao v hasta 
doce meses desDues: 

bl Cuando la relacion existe con las Dersonas 
comDrendidas en el literal dl del numeral 11.1 del articulo 
11 de la Lev. el imDedimento se confiaura en el ambito 
de comDetencia territorial de estas Dersonas mientras 
eierzan el carao v hasta doce meses desDues: 

cl Cuando la relacion existe con los titulares de 
instituciones o de oraanismos Dublicos del Poder 
Eiecutivo. con los funcionarios Dublicos. emDleados 
de confianza v los aerentes v directores de emDresas 
Dublicas a los aue se refiere el literal el del numeral 11.1 
del articulo 11 de la Lev. el imDedimento se confiaura 
en el ambito de la Entidad a la aue Dertenecen estas 
Dersonas v hasta doce meses desDues de aue deien 
el carao: 

dl Cuando la relacion existe con los servidores 
Dublicos v trabaiadores de las emDresas del Estado a 
dedicacion exclusiva a los aue se refiere el literal el del 
numeral 11.1 del articulo 11 de la Lev. el imDedimento se 
confiaura en el ambito de la Entidad a la aue Dertenecen 
estas Dersonas v hasta doce meses desDues de aue 
deien el carao. siemDre aue. Dor la funcion desemDenada. 
dichas Dersonas tenaan influencia. Doder de decision, 
o informacion Drivileaiada sobre los Drocesos de 
contratacion de la Entidad. en concordancia con el literal 
ft del numeral 11.1 del articulo 11 de la Lev. 

248.2. Para efectos del imDedimento establecido en 
los literales it. it v kl del numeral 11.1 del articulo 11 de la 
Lev. aDlicable al convuae. al conviviente v los Darientes a 
los aue se refiere el literal hi de dicho numeral, se aDlican 
los mismos criterios Drevistos en el numeral 248.1 del 
Dresente articulo. 

248.3. Para los efectos del imDedimento Drevisto en 
el literal d1 del numeral 11.1 del articulo 11 de la Lev se 
aDlica la definicion de aruDO economico a la aue hace 
referenda este Realamento. 

Articulo 249.- Obliaatoriedad 

249.1. Las entidades estan obliaadas a reaistrar. 
dentro de los Dlazos establecidos. informacion sobre 
su Plan Anual de Contrataciones. las actuaciones 
DreDaratorias. los Drocedimientos de seleccion. los 
contratos v su eiecucion. as! como todos los actos aue 
reauieran ser Dublicados. conforme se establece en 
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la Lev. en el Realamento v en la Directiva aue emita el 
OSCE. 

249.2. La Entidad debe reaistrar en el SEACE 
las contrataciones corresDondientes a los suDuestos 
excluidos del ambito de aDlicacion de la Lev suietos a 
suDervision del OSCE v las demas contrataciones aue 
no se suieten a su ambito de aDlicacion conforme a la 
Directiva aue emita el OSCE.” 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

“Octava.- El Presidente del Tribunal de Contrataciones 
del Estado es eleaido Dor el Dleno de los Vocales en 
funciones. Dor el Deriodo de un fit ano. Los resultados de 
la eleccion son comunicados Dorel Presidente al Conseio 
Directivo con la DroDuesta de conformacion de las Salas. 
Antes del vencimiento de su mandato. es obliaacion del 
Presidente convocar a Sala Plena Dara efectuar la nueva 
eleccion.” 

“Novena.- El Conseio Multisectorial de Monitoreo de 
las Contrataciones Publicas. esta conformado Dor: 

at Un fit reDresentante del Ministerio de Economia v 
Finanzas. auien lo Dreside. 

bt Un fit reDresentante del OSCE, auien actua como 
Secretario Eiecutivo. 

ct Un fit reDresentante de INDECOPI. con 
esDecialidad en libre comDetencia. 

dt Un fit reDresentante de la Direction contra la 
CorruDcion de la Policia Nacional del Peru, con exDeriencia 
en investiaaciones de actos de corruDcion. 

Puede invitarse a DarticiDar en este Conseio a 
reDresentantes de otras Entidades Dublicas. 

Son funciones del Conseio: 

1. ProDoner los lineamientos Dara el desarrollo de 
acciones aue Dermitan conocer casos de fraude. colusion 
v corruDcion en las contrataciones del Estado Dor Darte de 
funcionarios v servidores Dublicos v/o Darticulares. 

2. Acceder a la informacion relacionada a las 
contrataciones del Estado aue Doseen las Entidades 
suietas a la Lev. 

3. Acceder a la informacion referida a las contrataciones 
del Estado aue Doseen los Droveedores del Estado o 
terceros. 

4. Decidir discrecionalmente los casos aue dada 
la enveraadura. caracter sistematico. emblematico o 
sianificacion economica, amerita realizar el analisis del 
caso o. en su defecto. de manera confidencial corresDonde 
aue sea derivado a otros oraanismos comDetentes. 

Los aastos aue demande el funcionamiento del 
Conseio son a carao del DresuDuesto institucional del 
OSCE. El Conseio Dresenta un informe anual al Conseio 
de Ministros sobre los resultados alcanzados. el cual 
Duede contener los indicadores usuales de fraude v 
corruDcion en contrataciones con el Estado. DroDuestas 
de meiora normativa. entre otros.” 

“Decima Cuarta.- Mediante Resolution del Titular, 
las Entidades del Poder Eiecutivo Dueden aDrobar la 
eiecucion de obras baio la modalidad de concurso oferta. 
Esta facultad es indeleaable. 

Mediante la modalidad de eiecucion contractual de 
concurso oferta el Dostor debe ofertar la elaboration 
del exDediente tecnico v la eiecucion de la obra. Esta 
modalidad solo Duede aDlicarse en la eiecucion de obras 
de edificaciones, aue Dor su naturaleza corresDondan 
utilizar el sistema a suma alzada v siemDre aue el valor 
referencial de la obra sea suDerior a los diez millones de 
Soles (S1 10 000 000. 00T 

En la contratacion de obras baio esta modalidad 
debe anexarse al exDediente de contratacion el estudio 
de Dreinversion v el informe tecnico aue sustento 
la declaratoria de viabilidad. conforme al Sistema 
Nacional de Proaramacion Multianual v Gestion de 
Inversiones. 


Para el inicio de la eiecucion de la obra es reauisito 
Drevio la Dresentacion v aDrobacion del exDediente 
tecnico Dor el intearo de la obra. Se encuentra Drohibida 
la aDrobacion de adicionales Dor errores o deficiencias en 
el exDediente tecnico.” 

“Decima Sexta.-EI Fondo Nacional de Financiamiento 
de la Actividad EmDresarial del Estado - FONAFE. la 
Aaencia de ComDras de las Fuerzas Armadas v la Central 
de ComDras Publicas - PERU COMPRAS. el Centro 
Nacional de Abastecimiento de Recursos Estrateaicos en 
Salud - CENARES Dueden realizar ComDras Comorativas 
con administracion deleaada aue comDrende las 
acciones necesarias aue Dermitan a estas Entidades 
realizar la homoaeneizacion v/o estandarizacion de los 
bienes o servicios en aeneral. los actos DreDaratorios. 
el Drocedimiento de selection Dara obtener una oferta 
Dor el coniunto de los reauerimientos de las Entidades 
DarticiDantes. incluvendo la suscriDcion de los contratos 
corresDondientes con el Droveedor o Droveedores 
seleccionados. asi como la administracion del contrato 
durante su viaencia. es decir. hasta su finalization con la 
emision de la ultima conformidad. 

Para ello. las Entidades DarticiDantes suscriben. 
Dreviamente. convenios institucionales con una de las 
Entidades indicadas en el Darrafo anterior, a las aue se 
denomina Entidad encaraada Dara demandar la Drovision 
de los bienes v/o servicios en aeneral susceDtibles 
de homoaeneizar v estandarizar. a fin aue esta ultima 
sea auien efectue todos los actos necesarios Dara su 
contratacion. Asimismo. las Entidades DarticiDantes. 
asumen en virtud de los convenios suscritos. las 
obliaaciones aue corresDondan al Daao Dor los servicios 
en aeneral o bienes aue les brindara el Droveedor 
seleccionado Dor la entidad encaraada. Para el caso de 
los Drocesos aue convoaue la Aaencia de ComDras de 
las Fuerzas Armadas. CENARES v PERU COMPRAS. 
el contrato sera suscrito Dor dichas entidades. seaun 
corresDonda. Dor las Entidades aue solicitaron la comDra 
comorativa v Dor el Droveedor seleccionado. 

La suscriDcion del contrato se aiusta a los Dlazos 
v condiciones Drevistas en el Dresente Realamento. 
debiendo la Entidad encaraada comunicar a las entidades 
DarticiDantes los resultados del Drocedimiento. dentro de 
un Dlazo no mavor de tres f3t dias habiles de suscrito 
el contrato. con la finalidad de informar las condiciones 
obtenidas Dara la Drestacion de los bienes v/o servicios 
en aeneral. 

La Entidad encaraada. al suscribir el contrato. asume 
la calidad de Entidad contratante v. Dor ende. todas las 
obliaaciones v derechos aue le asisten como tal: siendo 
la resDonsable de otoraar la conformidad Dor el Intearo 
de las Drestaciones efectuadas. Drevia validation con 
las entidades aue reciben el bien o servicio en aeneral. 
asi como de disDoner la cesion de Daao a favor de las 
entidades destinatarias del bien o servicio Drovisto. en las 
DroDorciones aue les corresDondan. sin aue ello imDliaue 
la cesion de su Dosicion de suieto contractual frente al 
contratista. 

Decima SeDtima- Dentro del suDuesto de hecho 
de la infraction establecida en el literal it del numeral 

50.1 del articulo 50 de la Lev. referida a la Dresentacion 
de informacion inexacta. se encuentra comDrendida la 
Dresentacion de aarantlas aue no havan sido emitidas Dor 
las emDresas indicadas en el seaundo Darrafo del articulo 
33 de la Lev.” 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
TRANSITORIAS 

“Primera.- Lo disDuesto Dor el literal it del numeral 

83.1 del articulo 83 es de aDlicacion a todos los Cataloaos 
Electronicos viaentes v a aauellos Cataloaos Electronicos 
de Acuerdos Marco aue havan sido convocados v se 
encuentren en tramite a la fecha de la entrada de viaencia 
del Realamento.” 

“Decima Tercera.- El OSCE imDlementara el 
Sistema Nacional de Arbitraie (SNA-OSCEI como 
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DrinciDal herramienta virtual Dara la sistematizacion de la 
informacion arbitral a su carao. conforme a lo establecido 
en la Directiva aue aDrobara Dara tal fin.” 

ANEXO UNICO 
ANEXO DE DEFINICIONES 

“Metrado: Es el calculo o la cuantificacion Dor Dartidas 
de la cantidad de obra a eiecutar. seaun la unidad de 
medida establecida. 

Reauerimiento: Solicitud del bien. servicio en aeneral. 
consultoria u obra formulada Dor el area usuaria de la 
Entidad aue comDrende las EsDecificaciones Tecnicas. los 
Terminos de Referenda o el Exoediente Tecnico de Obra. 
resDectivamente. asi como los reauisitos de calificacion 
aue corresDonda seaun el obieto de la contratacion.” 

Articulo 2.- Incorooracion de los articulos 3-A. 58- 
A. 171 -A. 197-A. 237-A. 237-B. 237-C. 246-A. 246-B. 246- 
C. 248-A: Decima Octava Disoosicion Comolementaria 
Final: Decima Sexta Disoosicion Comolementaria 
Transitoria: v. la definicion de Acto de corruDcion. 
Conflicto de intereses. Control. Cronoarama de 
Avance de Obra Valorizado. Gruoo Economico. 
Homoaeneizacion v Proarama de Eiecucion de Obra 
del Anexo Unico de Definiciones del Realamento de 
la Lev de Contrataciones del Estado. aorobado oor 
Decreto Suoremo N° 350-201 5-EF. 

IncorDorase los articulos 3-A. 58-A. 171 -A. 197-A. 237- 
A. 237-B. 237-C. 246-A. 246-B. 246-C. 248-A: Decima 
Octava Disoosicion ComDlementaria Final: Decima Sexta 
Disoosicion ComDlementaria Transitoria: v. la definicion 
de Acto de corruDcion. Conflicto de intereses. Control. 
Cronoarama de Avance de Obra Valorizado. GruDO 
Economico. Homoaeneizacion v Proarama de Eiecucion 
de Obra del Anexo Unico de Definiciones del Realamento 
de la Lev de Contrataciones del Estado. aDrobado Dor 
Decreto SuDremo N° 350-201 5-EF. en los siauientes 
terminos: 

“Articulo 3-A.- SuDuestos excluidos del ambito de 
aolicacion suietos a supervision 

3-A.1. Para las contrataciones aue se realicen baio el 
suDuesto del literal at del numeral 5.1 del articulo 5 de la 
Lev. el Droveedor debe contar con inscriDcion viaente en 
el RNP. en el reaistro aue corresDonda. salvo en aauellas 
contrataciones Dor montos iauales o menores a una tit 
UIT. 

3-A.2. Los convenios a los aue se refiere el literal ct 
del numeral 5.1 del articulo 5 de la Lev. en ninaun caso 
se utilizan Dara encaraar la realization de las actuaciones 
DreDaratorias o del Drocedimiento de selection. 

3-A.3. En el caso de las contrataciones del literal et del 
numeral 5.1 del articulo 5 de la Lev. se considera oraanismos 
v deDendencias a aauellas entidades aue Dertenezcan a la 
administration Dublica del Estado con el aue se contrata. v 
emDresas de DroDiedad estatal a aauellas aue se encuentren 
baio el control de dicho Estado. 

3-A.4. Para las contrataciones aue se realicen baio el 
suDuesto del literal at del numeral 5.1 del articulo 5 de la 
Lev. la Entidad debe verificar aue la emDresa de seauros 
a contratar cumDla con los siauientes reauisitos: 

at Encontrarse leaalmente constituida en un Estado 
aue cuente con una clasificacion de riesao con arado de 
inversion. 

bt Encontrarse baio la suDervision de autoridad 
comDetente en el Dais de su constitucion. 

ct Contar con autorizacion de la autoridad comDetente 
en el Dais de su constitucion Dara aseaurar riesaos 
contratados desde el extraniero. incluvendo la cobertura 
del riesao aue contrata con la Entidad. 

dt No tener imDedimento leaal Dara Daaar. en moneda 
de libre convertibilidad. las obliaaciones aue resulten del 
contrato de seauro aue suscribe con la Entidad. lo aue 
debe ser acreditado Dor la autoridad comDetente en el 
Dais de su constitucion. 


et Acreditar aue en su Dais de oriaen no existen 
restricciones aubernamentales o leaales Dara la libre 
transferencia de recursos Dara fines del Daao de las 
obliaaciones aue resulten del contrato de seauro. 

ft Contar con una clasificacion de riesao viaente 
otoraada Dor una emDresa clasificadora de riesao 
debidamente autorizada Dor la autoridad comDetente en 
el Dais de su constitucion. La clasificacion no debe tener 
una antiauedad mavor a doce (12t meses a la fecha en la 
aue se realiza la contratacion v la cateaoria resultante de 
la misma debe aseaurar la fortaleza financiera necesaria 
Dara aarantizar el Daao de las obliaaciones aue resulten 
del contrato de seauro. 

3-A. 5. Las contrataciones a los aue se refieren los 
literates ct. et. ft v at del numeral 5.1 del articulo 5 de 
la Lev reauieren de informe tecnico e informe leaal aue 
sustenten la confiauracion del suDuesto de inaDlicacion. 
En el caso del literal at. el sustento debe iustificar aue la 
contratacion resulta mas ventaiosa Dara la satisfaccion de 
las necesidades de la Entidad considerando. entre otros 
asDectos. el detalle de las coberturas. las exclusiones v 
los costos.” 

“Articulo 58-A.- ConceDto de Modalidad Mixta 

58-A.1. Conforme a lo Drevisto en el numeral 
22.4 del articulo 22 de la Lev. se entiende como 
modalidad mixta a las contrataciones aue imDliauen 
la Drestacion de servicios v obras de manera coniunta 
sobre infraestructura Dreexistente cuva finalidad es 
la obtencion de resultados. de manera Dermanente o 
continuada en un Deriodo. a traves de indicadores de 
niveles de servicio. 

58-A. 2. Las Drestaciones aue involucren la modalidad 
mixta deben encontrarse directamente vinculadas entre 
si v mantener una relacion de comDlementariedad aue 
determine su tratamiento como una unidad funcional 
diriaida a la satisfaccion de una determinada necesidad 
de la Entidad. El contratista es resDonsable de eiecutar 
correctamente la totalidad de las Drestaciones del contrato 
v tiene la obliaacion de subsanar oDortunamente todas las 
observaciones aue se le formulen. 

58-A.3. En la modalidad mixta, se aDlican las normas 
del Sistema Nacional de Proaramacion Multianual v 
Gestion de Inversiones. en lo aue corresDonda. 

58-A. 4. En la modalidad mixta las Drestaciones 
de servicio deben reDresentar una mavor incidencia 
Dorcentual con relacion al comDonente de obra en el valor 
referencial de la contratacion. 

58-A. 5. En los terminos de referenda se incluve la 
description de las caracteristicas tecnicas v condiciones 
de la contratacion. atendiendo a las normas aDlicables a 
las diferentes Drestaciones comDrendidas en el obieto de 
la contratacion. El mismo criterio se aDlica Dara la etaDa 
de eiecucion contractual, salvo las realas esDecificas 
Drevistas exDresamente en el Realamento.” 

“Articulo 171 -A.- Calculo del Gasto General Diario 

En los contratos de obra a Drecios unitarios. el aasto 
aeneral diario se calcula dividiendo los aastos aenerales 
variables ofertados entre el numero de dias del Dlazo 
contractual, aiustado Dor el coeficiente “Id/Io”. en donde 
“Id” es el indice General de Precios al Consumidor tCodiao 
391 aDrobado Dor el Instituto Nacional de Estadistica e 
Informatica-INEI corresDondiente al mes calendario en 
aue ocurre la causal de ampliation del Dlazo contractual, 
e “lo” es el mismo indice de Drecios corresDondiente al 
mes del valor referencial. 

En los contratos de obra a suma alzada. el aasto 
aeneral diario se calcula dividiendo los aastos aenerales 
variables del DresuDuesto aue sustenta el valor referencial 
entre el numero de dias del Dlazo contractual, aiustado Dor 
el factor de relacion v Dor el coeficiente “Id/Io”. en donde 
“Id” es el indice General de Precios al Consumidor (Codiao 
391 aDrobado Dor el Instituto Nacional de Estadistica e 
Informatica - INEI corresDondiente al mes calendario en 
aue ocurre la causal de amDliacion del Dlazo contractual, 
e “lo” es el mismo indice de Drecios corresDondiente al 
mes del valor referencial. 
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En el caso de obras adicionales v Drestaciones 
adicionales de servicios de suDervision de obras. 
los aastos aenerales se determinan considerando lo 
necesario Dara su eiecucion.” 

“Articulo 197-A.- Recurso de Anulacion 

197-A.1. Conforme a lo orevisto en el numeral 45.8 del 
articulo 45 de la Lev. Dara la interDosicion del recurso de 
anulacion del laudo. el contratista debe Dresentar una carta 
fianza bancaria. solidaria. incondicionada. irrevocable 
v de realization automatica a Drimer reauerimiento. con 
una viaencia no menor de seis (61 meses. debiendo 
ser renovada Dor todo el tiemoo aue dure el tramite del 
recurso. 

Dicha carta fianza debe otoraarse a favor de la 
Entidad. Dor una cantidad eauivalente al veinticinco Dor 
ciento (25%1 del valor de la suma aue ordene Daaar el 
laudo. 

197-A.2. Si el laudo. en todo o en Darte. es Duramente 
declarative o no es valorizable en dinero o si reauiere de 
liauidacion o determination aue no sea unicamente una 
ODeracion matematica. el valor de la carta fianza sera 
eauivalente al tres Dor ciento (3%1 del monto del contrato 
oriainal. 

197-A.3. Si el recurso de anulacion es desestimado. la 
carta fianza se entreaa a la Entidad Dara aue la eiecute. 
En caso contrario se le devuelve al contratista. baio 
resDonsabilidad. 

197-A. 4. Las sentencias aue resuelvan de 
manera definitiva el recurso de anulacion deben ser 
remitidas Dor el Drocurador Dublico o la Entidad. seaun 
corresDonda. al OSCE en el Dlazo de diez (101 dlas 
habiles de notificadas Dara su reaistro v Dublicacion. 
baio resDonsabilidad del Drocurador Dublico o del 
Titular de la Entidad o del servidor en auien este hava 
deleaado dicha funcion. 

1 97-A.5. La autorizacion a aue se refiere el Dunto 2 del 
numeral 45.8. del articulo 45 de la Lev debe ser exDedida 
Dor el Titular del sector aue corresDonda conforme a la 
naturaleza del Drovecto. salvo tratandose de Ministerios 
en cuvo caso la referida autorizacion debe ser emitida Dor 
Conseio de Ministros.” 

“Articulo 237-A.- Suspension de la viaencia 

La viaencia de la inscriDcion del Droveedor en el RNP 
se susDende en los siauientes casos: 

al Cuando incumDle su obliaacion de actualizar su 
informacion leaal. financiera o tecnica. 

bl Cuando de la evaluacion de su informacion 
financiera resulte insolvente. 

cl Asolicitud del Droveedor. 

Articulo 237-B.- Reactivacion de la viaencia 

237-B.1. Los Droveedores aue no cuenten con 
inscriDcion viaente. Dueden reactivarla mediante la 
Dresentacion v acreditacion ante el RNP de la informacion 
leaal. financiera v tecnica. seaun corresDonda. 

237-B. 2. La reactivacion de la viaencia Dara los 
consultores de obras v eiecutores de obras es de 
evaluacion Drevia. debiendo acreditar su informacion 
leaal. financiera v tecnica. seaun corresDonda. conforme 
a los reauisitos senalados en el articulo 238. 

237-B. 3. La reactivacion de la viaencia Dara los 
Droveedores de bienes v servicios es de aDrobacion 
automatica. debiendo Dresentar su informacion leaal. 
conforme a los reauisitos senalados en el articulo 238. 

Articulo 237-C.- Cancelacion de la inscriDcion 

La cancelacion extinaue la inscriDcion del Droveedor 
en el RNP v Duede ser a solicitud del Droveedor. de un 
tercero o de oficio cuando el OSCE advierta alauna de las 
siauientes causales: 

al Muerte o extincion del Droveedor. 

bl Por haber sido sancionado con inhabilitacion 
definitiva. conforme al numeral 50.2 del articulo 50 de la 
Lev. mediante resolution firme.” 


“Articulo 246-A.- Monitoreo v medicion del 
desemDeno 

246-A. 1. El monitoreo es el Droceso sistematico 
mediante el cual el RNP revisa v analiza la informacion 
leaal. financiera v tecnica del Droveedor aue se encuentre 
con inscriDcion viaente. a traves de la interoDerabilidad con 
RENIEC. SUNARP. SUNAT. SBS. Coleaios Profesionales 
v otras entidades aue se vavan incoroorando a dicha 
interoDerabilidad. seaun corresDonda. Dara suDervisar v 
controlar el cumDlimiento de la obliaacion de mantener 
actualizada su informacion en el RNP. 

246-A.2. Cuando del monitoreo de la informacion o 
ante la denuncia de tercero. se advierta el incurrtDlimiento 
de la obliaacion del Droveedor de actualizar su informacion. 
el OSCE susDende la viaencia del reaistro. 

246-A.3. El RNP medira v Dublicitara el desemDeno 
de los Droveedores aue contraten con el Estado. 
sobre la base de la informacion del Droveedor v la aue 
DroDorcione el Tribunal v las Entidades. baio mecanismos 
de interoDerabilidad. 

Articulo 246-B.- Fiscalizacion posterior de la 
informacion reaistral 

246-B. 1. Por la fiscalizacion Dosterior el RNP esta 
obliaado a verificar. mediante el sistema de muestreo. 
la autenticidad de las declaraciones. documentos. 
informaciones v traducciones. tanto en medios fisicos. 
electronicos. diaitales u otros de naturaleza analoaa. 
DroDorcionados Dor los Droveedores o sus reDresentantes. 
en los Drocedimientos de aDrobacion automatica o 
evaluacion Drevia. Dicha fiscalizacion se suieta a los 
DrinciDios de Dresuncion de veracidad v de Drivileaio de 
controles Dosteriores. 

246-B.2. El Droceso de fiscalizacion Dosteriores de caracter 
insDectivo. de comDrobacion administrate v se desarrolla 
de forma reservada Dor lo aue el inicio del Drocedimiento de 
fiscalizacion no es notificado a los Droveedores. conforme 
a lo Drevisto en el numeral 104.2 del articulo 104 de la Lev 
N° 27444 del Procedimiento Administrative General, salvo 
en los casos aue se reauiera verificar alauna informacion 
directamente con el Droveedor investiaado. 

246-B. 3. Las acciones de fiscalizacion Dosterior 
son desarrolladas en forma Dermanente v en razon del 
numero e incidencia de los Drocedimientos asi como Dor 
el imDacto sustancial aue estos aeneran sobre el interes 
aeneral. Dichas acciones se realizan sobre una muestra 
aleatoria en razon de la aestion del riesao de fraude o de 
la falsedad en la informacion reaistral. 

Articulo 246-C.- Acciones v consecuencias de la 
fiscalizacion Dosterior 

246-C. 1. El RNP revisara los tramites seleccionados. 
comDrobara v verificara la autenticidad de las 
declaraciones. documentos. informaciones v traducciones. 
tanto en medios fisicos. electronicos. diaitales u otros de 
naturaleza analoaa. DroDorcionados Dor los Droveedores 
o sus reDresentantes. realizando el cruce de informacion 
con aauellas Dersonas. entidades e instituciones aue 
fiauren en su contenido. v emDleara cualauier otro medio 
Drobatorio aue coadvuve a realizar sus funciones. 

246-C. 2. La Dresentacion de documentation falsa v/o 
informacion inexacta ante el RNP habilita la declaracion de 
nulidad del acto administrative corresDondiente. En este 
caso los hechos se Donen en conocimiento del Tribunal de 
Contrataciones del Estado v de la Procuradurla Publica 
del OSCE a fin de aue. de acuerdo a sus atribuciones. 
adoDten las acciones leaales corresDondientes. 

246-C. 3. La declaracion de nulidad del acto 
administrativo tendra efecto declarative v retroactivo a 
la fecha de su aDrobacion. conservandose como valida 
la informacion corresDondiente al acto anterior, de ser el 
caso.” 

“248-A. ImDedimento Dor Practicas CorruDtas 

248-A.1. El imDedimento Drevisto en el literal nl del 
numeral 11.1 del articulo 11 de la Lev se aDlica a: 
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a} Las Dersonas iuridicas. cuvos reDresentantes 
leaales o Dersonas vinculadas han sido condenados en 
el Dais o en el extraniero. mediante sentencia consentida 
o eiecutoriada. Dor delitos de concusion. Deculado. 
corruDcion de funcionarios. enriauecimiento illcito. 
trafico de Influencias. delitos cometidos en remates o 
Drocedimientos de seleccion o delitos eauivalentes en 
otros Daises. 

bl Las Dersonas iuridicas o sus vinculadas aue. 
directamente o a traves de sus reDresentantes leaales. 
hubiesen admitido o reconocido la comision de cualauiera 
de los delitos senalados en el literal Drecedente. ante 
alauna autoridad nacional o extraniera comDetente. 

cl Los consorciados cuvos reDresentantes leaales 
o Dersonas vinculadas han sido condenados en el Dais 
o en el extraniero. mediante sentencia consentida o 
eiecutoriada. oor los delitos Drevistos en el literal at del 
Dresente articulo. o han admitido o reconocido la comision 
de cualauiera de dichos delitos. ante alauna autoridad 
nacional o extraniera comDetente. 

248-A.2. Se entiende como Dersona vinculada a una 
Dersona natural o iuridica a: 

at Cualauier Dersona iuridica aue sea DroDietaria 
directa de mas del treinta Dor ciento (30%1 de las acciones 
reDresentativas del caDital o tenedora de DarticiDaciones 
sociales en dicho Dorcentaie en la DroDiedad de esta. 

bt Cualauier Dersona natural o iuridica aue eierce un 
control sobre esta v las otras Dersonas sobre las cuales 
aauella eierce tambien un control. 

248-A.3. Los imDedimentos Drevistos en los literales 
mt v nt del numeral 11.1 del articulo 11 de la Lev se 
mantienen viaentes Dor el Dlazo de la condena o. en el 
caso de admision o reconocimiento de la comision del 
delito. Dor el Dlazo maximo Drevisto como Dena Dara este. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

“Decima Octava.- En caso las Entidades decidan 
contar con un corredor de seauros. su desianacion 
debe tener en consideration los DrinciDios aue riaen las 
contrataciones. contemDlados en el articulo 2 de la Lev. 
La desianacion no es remunerada v el Deriodo del mismo 
no Dodra exceder de dos f2t afios. renovables Drevio 
informe sustentatorio. 

El corredor de seauros debe encontrarse inscrito en el 
Reaistro de Intermediaries v Auxiliares de Seauros de la 
SuDerintendencia de Banca. Seauros v Administradoras 
Privadas de Fondos de Pensiones. cumDlir con los demas 
reauisitos v suietarse a las disDosiciones aue establezca 
dicha entidad. El corredor de seauros debe Dresentar 
informes Deriodicos de seauimiento de las actividades 
DroDias de la administration de la Doliza.” 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
TRANSITORIAS 

“Decima Sexta.- Lo disDuesto en el articulo 222 del 
Realamento. resDecto del Drocedimiento aue debe seauir 
el Tribunal Dara tramitar los Drocedimientos sancionadores. 
es aDlicable a los exDedientes de imDosicion de sancion 
aue se aeneren una vez transcurrido el Dlazo a aue se 
refiere la Tercera DisDosicion ComDlementaria Final del 
Decreto Leaislativo N° 1341. 

Antes de ello. son de aDlicacion a los exDedientes 
administrativos sancionadores las siauientes realas: 

1. Interouesta la denuncia o Deticion motivada o una 
vez abierto el exDediente sancionador. el Tribunal tiene un 
Dlazo de diez (101 dias habiles Dara realizar la evaluation 
corresDondiente. De encontrar indicios suficientes de 
la comision de la infraccion. la Presidencia del Tribunal 
emite el decreto de inicio de Drocedimiento administrative 
sancionador. 

En el mismo Dlazo. el Tribunal Duede solicitar 
a la Entidad. informacion relevante adicional o un 
informe tecnico leaal comDlementario. Tratandose de 
Drocedimientos de oficio. Dor Deticion motivada o denuncia 


de tercero. se reauiere a la Entidad aue corresDonda 
un informe tecnico leaal asi como la informacion aue lo 
sustente v demas informacion aue Dueda considerarse 
relevante. 

2. Las Entidades estan obliaadas a remitir la 
informacion adicional aue se indica en el numeral 
Drecedente en un Dlazo no mavor de diez (101 dias habiles 
de notificada. baio resDonsabilidad v aDercibimiento de 
comunicarse el incumDlimiento a los oraanos del Sistema 
Nacional de Control. 

3. Vencido el Dlazo otoraado. con contestation o sin 
ella v siemDre aue se determine aue existen indicios 
suficientes de la comision de infraccion. la Presidencia del 
Tribunal disDone el inicio del Drocedimiento administrative 
sancionador dentro de los diez ( 1 01 dias habiles siauientes. 

4. Cuando la Presidencia del Tribunal advierta 
aue no existen indicios suficientes Dara el inicio de un 
Drocedimiento administrativo sancionador. o la denuncia 
este diriaida contra una Dersona natural o iuridica con 
inhabilitacion definitiva. diSDone el archivo del exDediente. 
sin Deriuicio de comunicar al Ministerio Publico v/o a 
los oraanos del Sistema Nacional de Control, cuando 
corresDonda. 

5. Iniciado el Drocedimiento sancionador. el Tribunal 
notifica al Droveedor. Dara aue eierza su derecho de 
defensa dentro de los diez (101 dias habiles siauientes 
de la notification. baio aDercibimiento de resolverse con 
la documentation contenida en el exDediente. En este 
acto. el emDlazado Duede solicitar el uso de la Dalabra en 
audiencia Dublica. 

6. Vencido el indicado Dlazo. v con el resDectivo 
descarao o sin este. el exDediente se remite a la Sala 
corresDondiente del Tribunal, en un Dlazo no mavor de 
diez (101 dias habiles. La Sala Duede realizar de oficio 
todas las actuaciones necesarias Dara el examen de los 
hechos. recabando la informacion aue sea relevante Dara. 
de ser el caso. determinar la existencia de resDonsabilidad 
susceDtible de sancion. 

7. La Sala corresDondiente del Tribunal debe emitir 
su resolucion. determinando la existencia o no de 
resDonsabilidad administrativa. dentro de los tres (31 
meses de recibido el exDediente. 

8. De no emitirse la resolucion dentro del Dlazo 
establecido en el numeral Drecedente. la Sala mantiene 
la obliaacion de Dronunciarse. sin Deriuicio de las 
resDonsabilidades aue le corresDonda. de ser el caso. 

Asimismo. en caso de reoraanizacion societaria. el 
Tribunal inicia o Drosiaue el Drocedimiento sancionador 
contra la Dersona iuridica aue hava suraido como 
consecuencia de dicha reoraanizacion.” 

ANEXO UNICO 
ANEXO DEFINICIONES 

“Acto de corruDcion: Es el reauerimiento o 
aceDtacion Dor. o el ofrecimiento u otoraamiento a. va sea 
directa o indirectamente. un servidor Dublico o Dersona 
aue eierce funciones Dublicas. de cualauier obieto de 
valor Decuniario u otros beneficios como dadivas. favores. 
Dromesas o ventaias Dara si mismo o Dara otra Dersona o 
entidad a cambio de la realization u omision de cualauier 
acto en el eiercicio de sus funciones Dublicas. 

Conflicto de intereses: Situation o relation en la 
aue los intereses Dersonales. laborales. economicos o 
financieros del servidor Dudieran estar en conflicto con 
el interes Dublico o el cumDlimiento de las funciones v 
deberes a su carao. 

Control: Es la caDacidad de diriair o de determinar las 
decisiones del directorio. la iunta de accionistas o socios. 
u otros oraanos de decision de una Dersona iuridica. 

Cronoarama de avance de obra valorizado: 

ExDresion en terminos economicos de los avances 
eiecutados en la obra. de acuerdo al Deriodo de valorization 
Drevisto: la cual se obtiene a Dartir del Droarama de 
eiecucion de obra. de las Dartidas v metrados contratados 
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v la aDlicacion de los montos corresDondientes seaun el 
sistema de contratacion emDleado. 

GruDO Economico: Tiene el sianificado aue se le 
asiana en el articulo 7 del Realamento de DroDiedad 
indirecta, vinculacion v aruDo economico. aorobado 
mediante Resolucion de SuDerintendencia No. 019 - 2015 
- SMV - 01 . v las normas aue la modifiauen. con exceDdon 
de los entes iurldicos definidos en dicho realamento. 

Homoaeneizacion: Es el Droceso mediante el cual. al 
interior de las entidades. se definen las caracteristicas o 
Drestaciones de los bienes o servicios a contratar. sobre la 
base del analisis de sus DroDias necesidades v. los bienes 
v servicios ofertados en el mercado. 

Proarama de eiecucion de obra: Es la secuencia 
loaica de actividades constructivas aue deben realizarse 
en un determinado Dlazo de eiecucion: la cual debe 
comDrender todas las actividades aun cuando no tenaan 
una Dartida esDecIfica de Daao. asi como todas las 
vinculaciones entre actividades aue Dudieran Dresentarse. 
El Proarama de eiecucion de obra debe elaborarse 
aDlicando el metodo CPM.” 

Articulo 3.- Deroaacion de la Seaunda. Sexta. 
Duodecima v Decima Tercera Disoosiciones 
Comolementarias Finales: Seaunda. Tercera. Quinta. 
SeDtimav Duodecima Disoosiciones Comolementarias 
Transitorias: v. la definicion de Costo Proaramado 
del Anexo Unico de Definiciones del Realamento de 
la Lev de Contrataciones del Estado. aorobado Dor 
Decreto SuDremo N° 350-201 5-EF. 

Deroaase la Seaunda. Sexta. Duodecima v Decima 
Tercera Disoosiciones Comolementarias Finales: 
Seaunda. Tercera. Quinta. SeDtima v Duodecima 
Disoosiciones Comolementarias Transitorias: v. la 
definicion de Costo Proaramado del Anexo Unico de 
Definiciones del Realamento de la Lev de Contrataciones 
del Estado. aorobado Dor Decreto SuDremo N° 350-2015- 
EF. 

Articulo 4.- Refrendo 

El Dresente decreto suoremo es refrendado Dor el 
Ministro de Economla v Finanzas. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

PRIMERA.- El Dresente Decreto SuDremo entrara 
en viaencia a los auince (151 dias contados a Dartir de 
su Dublicacion en el Diario Oficial El Peruano. exceDto 
la incomoracion del articulo 248-A en el Realamento 
de la Lev N° 30225. Lev de Contrataciones del Estado. 
aue entra en viaencia a Dartir del dia siauiente de dicha 
Dublicacion. 

SEGUNDA.- Mediante Decreto SuDremo refrendado 
Dor el Presidente del Conseio de Ministros v Dor los 
Ministros de Economia v Finanzas v. de Vivienda. 
Construccion v Saneamiento se Dodra aorobar Dlazos 
diferentes a los establecidos Dara los Drocesos de 
contratacion Dara el caso de eiecucion de obras de 
saneamiento. siemore aue se trate de Drocedimientos 
estandarizados Dreviamente aorobados Dor el sector, con 
suiecion al marco leaal viaente. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
TRANSITORIAS 

PRIMERA.- Los Drocedimientos de seleccion iniciados 
antes de la entrada en viaencia de las modificaciones al 
Realamento de la Lev N° 30225. Lev de Contrataciones 
del Estado. aorobadas mediante el Dresente Decreto 
SuDremo. se riaen Dor las normas viaentes al momento 
de su convocatoria. laual reala se aDlica Dara el 
Derfeccionamiento de los contratos aue deriven de los 
mencionados Drocedimientos de seleccion. 

SEGUNDA.- Las modificaciones incorooradas Dor 
el Decreto Leaislativo N° 1341 al articulo 45 de la Lev 
N° 30225. Lev de Contrataciones del Estado. referido a 
los medios de solution de controversias de la eiecucion 


contractual, v sus normas realamentarias aorobadas 
mediante el Dresente Decreto SuDremo. se aDlican a las 
controversias aue surian de los contratos derivados de 
los Drocedimientos de seleccion convocados a Dartir de la 
entrada en viaencia de dichas modificaciones. 

Las controversias aue surian de las ordenes de 
comDra o de servicio derivadas de Acuerdos o Convenios 
Marco, se resuelven mediante conciliation v/o arbitraie 
de acuerdo con las disoosiciones viaentes en la fecha de 
Derfeccionamiento de la orden resDectiva. 

Las modificaciones al Realamento de la Lev N° 
30225. Lev de Contrataciones del Estado. referidas 
a las infracciones eticas de los arbitros v su reaimen 
sancionador. aorobadas mediante el Dresente Decreto 
SuDremo. se aDlican a las infracciones cometidas desde 
la entrada en viaencia de las mismas. a Desar de aue las 
controversias se refieran a un contrato derivado de un 
Drocedimiento de seleccion convocado con anterioridad. 

TERCERA.- El OSCE otoraara viaencia indeterminada 
a la inscriDcion en el Reaistro Nacional de Proveedores 
- RNP de: fit los Droveedores aue se encuentren con 
inscriDcion viaente a la fecha de entrada en viaencia de 
las modificaciones al Realamento de la Lev N° 30225. 
Lev de Contrataciones del Estado. aorobadas mediante 
el Dresente Decreto SuDremo: fib los Droveedores cuvo 
tramite fue admitido antes de la entrada en viaencia de las 
modificaciones al Realamento de la Lev 30225 - Lev de 
Contrataciones del Estado. aorobadas mediante el Dresente 
Decreto SuDremo. una vez aorobado dicho tramite. 

Los Droveedores de bienes. servicios. consultores 
de obras v eiecutores de obras inscritos en el RNP. aue 
no cuenten con inscriDcion viaente en dicho reaistro a la 
fecha de entrada en viaencia de las modificaciones al 
Realamento de la Lev N° 30225. Lev de Contrataciones 
del Estado. aorobadas mediante el Dresente Decreto 
SuDremo. deberan realizar su Drocedimiento de 
reactivation de viaencia conforme a lo establecido en el 
referido Realamento. en el Texto Unico de Procedimientos 
Administrativos - TUPA del OSCE v en la Directiva 
corresDondiente aue aDruebe el OSCE. ODortunidad en 
la aue dicha entidad revaluara a los eiecutores de obras 
Dara asianarles la caDacidad maxima de contratacion aue 
corresDonda. 

A efectos de asianarles la caDacidad maxima de 
contratacion aue corresDonda. el OSCE revaluara. en la 
Drimera actualizacion de information tecnica aue realicen. 
a los eiecutores de obras. Dersona iurldica v Dersona 
natural, inscritos en el RNP aue cuenten con inscriDcion 
viaente en dicho reaistro a la fecha de entrada en viaencia 
de las modificaciones al Realamento de la Lev N° 30225. 
Lev de Contrataciones del Estado. aorobadas mediante el 
Dresente Decreto SuDremo. 

CUARTA.- Para los Drocedimientos de seleccion 
con valor reservado asi como Dara la modalidad mixta, 
el OSCE desarrolla las funcionalidades resDectivas en 
el Sistema Electronico de Contrataciones del Estado - 
SEACE. Doniendo en conocimiento de los usuarios. a 
traves de un comunicado. el momento en aue estaran 
disDonibles. 

QUINTA.- El OSCE, mediante comunicado. informa 
la ODortunidad de entrada en funcionamiento de la 
notificacion electronica de los recursos de aDelacion. 
establecida en los articulos 103 v 104 del Realamento 
de la Lev N° 30225. Lev de Contrataciones del Estado. 
modificados mediante el Dresente Decreto SuDremo. 

Mientras no se imDlemente dicha funcionalidad. la 
Entidad v el Tribunal deberan efectuar la notificacion del 
recurso de aDelacion. a aue se refieren los articulos 103 v 
104 del referido Realamento. de manera Dersonal. 

Dado en la Casa de Gobierno. en Lima, a los diecisiete 
dias del mes de marzo del ano dos mil diecisiete. 

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD 

Presidente de la ReDublica 
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